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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ δ) Την ύπ’ άριθ. 16409/18.11.75 προκήρυξιν του Νο- 

' μάρχου Κυκλάδων νομίμως δημοσιευθεϊσαν καί τοιχοκολλη- 

472 Πεοί ο ι 1 Δ 1 Λ τ Λ Γ Μ Λ τ Λ _ θεΐσαν, προτάσσει τοϋ Έμετέρου έπί της Βιομηχανίας 

ο ' παραχωρησεως μεταλλείων μικτών 'Τπουργοϋ, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν : 

Κυκλάδων εις τήν εταιρείαν 

λ ι*ο ττ \ , Τ °Μ0ΊΆΛ Ε.Π.Ε.».. 1 1 Παραχωροΰμεν εις την έν Άθήναις εδρεύουσαν Έται- 

ε Ρ^_ ορίστιχής ταμαχωρήσεως μεταλλείου χαλκού ρείανύπότήν επωνυμίαν «ΟΡΤΚΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.» δι- 

εν Νομόν Ειδροί» εις τους Γεώργιον Θεολ. Καρο- καίωμα μεταλλιοκτησίας, ήτοι άναζητήσεως έξορύξεως καί 

474 π' ' *?* '·^- νοίσ τάσ!ον Κων/νου Βαγκόπουλον.2 έκμεταλλεύσεως μικτών θειούχων καί λοιπών μεταλλευτι- 

ε Ρ/ οριστικής χαραχωρήσ-εως μεταλλείων μικτών κών ορυκτών, πλήν τών ύπέρ τοϋ Δημοσίου Ιξηρημένων 

ρούχων Χ5ί ί χ.^κού έν τώ Νομώ "Εβρου εις τούς τής παραχωρήσεως τούτων δυνάμει τών κειμένων διατάξεων 

^ωργιον θεολόγου Καραφεΐζην καί Αναστάσιον «περί Μεταλλείων», έπί τή βάσει τής άπό 14.6.71 άρχικής 

, ηΐ . Βαγκότουλον.3 αίτησεως τοϋ Δημητρίου Έρωτ. Θεοδωράτου, έφ’ ής έξεδόθη 

/Ο. 11 «ρι ε/.τελέσειος τού Ν.Δ, 1266/72 περί έκτελε- υπό τοϋ Νομάρχου Κυκλάδων ή ύπ’ άριθ. 3346/74 άδεια 

σεως των · δημοσίων έργων.4 μεταλλευτικών ερευνών, νομίμως δημοσιευθεϊσα είς τό ύπ’ 

^ = ==== : · ---— . . —= = άριθ. 246(τ.Β) της28.2.74 φύλλον τής Έφημερίδοςτης Κυ- 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ βερνήσεως έπί χώρου κειμένου εις τήν περιφέρειαν τής Κοινό- 

(Ν τητος Βάρης Σύρου τοϋ Νομοΰ Κυκλάδων έκτάσεως στρεμ- 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 472 ; Ρ άτων 7.850καίΙχοντοςγύρωθεντάέξης δρια : 

Πς,ρι οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου μικτών θειούχων 1. $Τ.Σ. 1 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=:—4700 Ψ= + 13800, 
77 Κομόρ Κυκλάδων εις τήν Εταιρείαν «ΟΡΐΚΤΟΜΕ- έκεϊθεν είς 

■ Ε · Π · Ε ·» 2. Τ.Σ.2 ’Αζ/καί Συντ/ναι Χ=- 4650 Ψ= + 14150, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ έκεϊθεν είς 

„ , ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 . Τ.Σ.3 Άζ/καΙ Συντ/ναι X—4600 Ψ= + 14350, 

. , Γ Κχονφεςί ύπ’_ οψει : έκεϊθεν είς 

α ' 1 ας διατάξεις τοϋ άρθρου 180 τοϋ Ν.Δ.210/73 «περί 4. Τ.Σ.4 ’Αζ/καί Συντ/ναι Χ=—4500 Ψ= + 14440, 
Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/τ.Α/5.10.73), ώς οδτος έκεϊθεν είς 

ετροποποιηθη ύπό τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 180/74 (ΦΕΚ 5. Τ.Σ.5. ’Αζ/καί Συντ/ναι X—4100 Ψ= + 14500, 
«ο'^ 20 ; 11 · 74 ) καί τοϋ Νόμου 274/1976 (ΦΕΚ 50/τ.Α/ έκεϊθεν είς 

07/6) και τάς τοιαύτας τών άρθρων 4, 15, 16, 17, 19, 6. Τ.Σ.6 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-4040 Τ'= + 14450, 

’π’ η , κ '^ π · τ °ύ Μεταλλευτικού Κώδικος (Ν.Δ. τής 28 έκεϊθεν είς 
κτωβριου 1929 «περί κωδικοποιήσεως είς ένιαΐον κείμε- 7. Τ.Σ.7 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=—3920 Ψ= + 14540, 

νον του ΝομουΓΦΚΔ/1910 περί μεταλλείων κ.λπ.» (ΦΕΚ έκεϊθεν είς 

°>07/τ.Α τήζ 11.11.29) ώς αυται άντικατεστάθησαν, έ- 8. Τ.Σ.8 ’Αζ/καί Συντ/ναι Χ=~3/80 Ψ= + 14480, 

φοποποιήθησαν καί συνεπληρ ώθησαν διά μεταγενεστέρων έκεϊθεν είς _ η 

διατάξεων καί ιδία ύπό τοϋ Α.Ν. τής 17/31 ’Οκτωβρίου 9. Τ.Σ.9 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=~32υ0 X = + 14870, 

^35 και τοϋ Ν.Δ. 4029/59 κ.λπ. " ' έκεϊθεν είς , , /η _ 

β) Τάς διατάξεις το 5 Ν.Δ. 175/1973 (ΦΕΚ 230/τ.Ά/24. 10. Τ.Σ.10 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-30ο0 Τ - + 143υ0, 

( ( 'ί ^/ κ ΓοΓ. τάς τ<κ «ύτας τοϋ ύπ’ άριθ. 396/1973 Π.Δ/τος έκεϊθεν είς . οακη Ψ- 4- 14850 

(ΦΕΚ 289/τ.Α/8.10.73) «περί θέσεως έν ίσχύι τών διατά- 11. Τ.Σ.11 Αζ/και Συντ/ναι Χ=-2980 I- + 148.Α), 

ηΪ·Τ^Χ " 5 ' 1973 Τ*-"-* Σ ^” λ1 ” Τώ Άζιμ/καΙ Συντ/ναι Χ=-2900Τ= + <««·. 

^ έ "ΐ3 ’Αζ/καί αυν/ναι Χ=-2790 Τ= + «46», 

Ρενη διά τών ύπ’ άριθ. 103974/29.11.73 καί 105559/29.4.74 έκεϊθεν εις , ν , Υ ο-.α , 4 4600 

^μβολαίων τοϋ ,^βολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κων. 14 Τ.Σ.14 Άζ/και Συντ/ναι Χ=-2550 3 - + 14600, 

“|ΥΙΐ5 ’Αζ/καί' Συντ/ναι Υ- + !««. 

7 “ίβΓτΙΐβ 'Αζ,καΙ Συντ,ν.ι Χ=-2380 Υ- + 14900. 

^μίαν «ΟΡΤΚΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.» έκεϊθεν είς 
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17. Τ.Σ.17 Άζ/καί Συντ/ναι, Χ=-2320 Ψ= + 15000, 
έκεΐθεν εΐε ■ 

18. Τ.Σ.18 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-2400 'Τ= + 15100, 
έκεΐθεν εις 

19. Τ.Σ.19 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-2180 Τ= +. 15450, 
έκεΐθεν εις 

20. Τ.Σ.20 Άζ/καί Συντ/ναι, Χ=-2000 Ψ= + 15280, 
έκεΐθεν είς 

21. Τ.Σ.21 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-2050 Ψ= + 15000, 
έκεΐθεν εις 

22. Τ.Σ.22 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-2090 ψ= + 14750, 

έκεΐθεν εις , 

23. Τ.Σ.23 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-2050 ψ= + 14700, 
έκεΐθεν εις 

> 24. Τ.Σ.24 Άζ/καί Συντ/ναι £=-2200 ψ= + 14600, 
έκεΐθεν εις 

^ 25. Τ.Σ.25 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=~2190 ψ== + 14500, 

έκεΐθεν εις 

26. Τ.Σ.26 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-1700 Ψ= + 14580, 
έκεΐθεν εις 

5 27. Τ.Σ. 27 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=-1820 Ψ= + 15030, 

έκεΐθεν εις 

28. Τ.Σ. 28 Άζ/καί Συντ/ναι Χ = —1970 Ψ = +16230, 
έκεΐθεν εις. 

29. Τ.Σ.29 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=—3970 Τ= + 16230, 
έκεΐθεν είσ 

30. Τ.Σ.30 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=—5100 Τ=17970, 

έκεΐθεν είε 

31. Τ.Σ 31 Άζ/καί Συντ/ναι Χ=—5150 ψ= + 10920, 

καί έκεΐθεν εις το αρχικόν σημεΐον, ώς ταϋτα καθορίζονται 
έπι τοϋ εις τετραπλοϋν ύποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορ- 
θωθέντος καί θεωρηθέντος ύπό τοϋ ’Επιθεωρητοϋ Μεταλ¬ 
λείων Νοτίου Ελλάδος. 

2. Αι Άζιμουθιακαί συντεταγμέναι άναφέρονται εις τό 
Κρατικόν Τριγωνομετρικόν δίκτυον (Φ.Χ. ΕΡΜΟΤΠΟΛΙΣ 
Κλΐμαξ 1 : 50.000 φ=37° 15' λ= + 1° 15' . 

3. Τό παραχωρούμενον δικαίωμα μεταλλειοκτησίας ισχύει 
επί μίαν πενταετίαν άρχομένης άπό της δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος Π.Δ/τος δυνάμενον νά παρ'αταθή ύπό τάς προϋπο¬ 
θέσεις των διατάξεων τοϋ άρθρου 8 τοϋ Νόμου 274/1976. 

Εις τον 'Ημέτερον έπί της Βιομηχανίας 'Τπουργόν, άνα- 
τίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Δια¬ 
τάγματος. 

Έν Άθήναις τη, 19 Ιουνίου 1976 
■ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1 ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 


γ) Την ύπ’ άριθ. 21797/75 προκήρυξιν τοϋ Νομάρχου 
"Εβρου νομίμως δημοσιευθεΐσαν καί τοιχοκολληθεΐσαν, ποο- 
τάσει τοϋ Ήμετέρου έπί της Βιομηχανίας 'Τπουργοϋ, άπε- 
φασίσαμέν καί διατάσσομεν : . 

1. Παραχωροϋμεν εις τούς Γεώργιον Θεολ. Καραφεΐζην 
έπιχειρηματίαν, καί Αναστάσιον Κων/νου Βαγκόπουλον 
οδοντίατρον, άμφοτέρους κατοίκου; Διδυμοτείχου δικαίωμα 
μεταλλειοκτησίας, ήτοι άναζητήσεως έξορύξεως καί έκμε- 
ταλλεύσεως Χαλκού καί λοιπών, μεταλλευτικών ορυκτών, 
πλήν των υπέρ τοϋ Δημοσίου έξηρημένων της παραχωρήσεως 
τούτων δυνάμει τών κειμένων διατάξεων «περί Μεταλλείων» 
έπί τη βάσει της άπό 27.6.72 άρχικής αίτήσεως τών ώς άνω 
έφ’ ής έξεδόθη ύπό τοϋ Νομάρχου "Εβρου ή ύπ’ άριθ. 4654/ 
1973 άδεια μεταλλευτικών ερευνών, δημοσιευθεΐσα είςτόύπ’ 
άριθμ. 360 (τ.Β) της 26.3.73 φύλλον της Έφημερίδος της 
Κυβερνησεως έπί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν τών 
Κοινοτήτων Δαδιάς καί Μεγάλου Δερείου τοϋ Νομοΰ Έβρου 
έκτάσεως στρεμμάτων 8.136 καί έχοντας γύρωθεν τά εξής 
όρια : 

(1) Τριγωνομετρικόν σημεΐον «Μαύρη Κορυφή)) ύψοδ. 
760 δριον της ύπ’ άριθ. 3565/72 (ΒΝ 340) Α.Ν.Ε.,τελούσης 
ύπό παραχώρησιν άζ/καί συντ/ναι (γραφικαί) Χ= + 4670 
Ψ=—11730, έκεΐθεν εις 

(2) Τριγωνομετρικόν σημεΐον «Λυπούς» ύψοδ. 707 
άζ/καί συντ/ναι (γραφικαί) Χ= 0 Ψ=-—11300, έκεΐθεν εις 

(3) Τ.Σ.Α. δριον της ύπ’ άριθ. 3565/72 (ΒΝ 340) Α.Μ.Ε. 
τελούσης ύπό παραχώρησιν, άζ/καί συντ/ναι X— + 3130 

—8100 καί έκεΐθεν εις τό άρχικόν- σημεΐον, ώς ταϋτα 
καθορίζονται έπί τοϋ είς τετραπλοΰν ύποβληθέντος σχεδιαγριμ, 
ματος διορθωθέντος καί θεωρηθέντος ύπό τοϋ Έπιθεωρητου 
Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. 

2. Αί άζιμουθιακαί συντεταγμέναι άναφέρονται εις το 
κέντρον τοϋ φύλλου τοϋ Επιτελικού Χάρτου «ΑΙΣΤΜΗ» 
Κλΐμαξ 1 : 100.000 φ=4ΐ° 15' λ= + 2° 15' 

3. Τό παραχωρούμενον δικαίωμα μεταλλειοκτησίας ισχύει 
έπί μίαν πενταετίαν άρχομένης άπό της δημοσιεύσεως του 
παρόντος Π.Δ/τος δυνάμενον νά παραταθη ύπό τάς προϋπο¬ 
θέσεις τών διατάξεων τοϋ άρθρου 8 τοϋ Νόμου 274/1976. 

Εις τον 'Ημέτερον έπί της Βιομηχανίας Υπουργόν, ανα- 
τίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Δια¬ 
τάγματος. 

Έν Άθήναις τη 19 Ιουνίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ* ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΪ 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 473 ' 

Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου Χαλκοΰ έν τ< 
Νομώ Έβρου είς τούς Γεώργιον Θεολ. Καραφεΐζην κο 
Αναστάσιον Κων/νου Βαγκόπουλον. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ 6 ψει : 

α) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 180 τοϋ Ν.Δ. 210/73 «πες 
Μεταλλευτικού Κώδικας» (ΦΕΚ 277/τ.Α75.10.73), ώ 
οΰτος έτροποποιήθη ύπό τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 180/7- 
(ΦΕΚ 347/τ.Α/20.11.74) καί τοϋ Νόμου 274/1976 (ΦΕϊ 

4 ο ση τοιαύταςτών άρθρων 4,15,16, 17 

19,^20,21,31 κ.λπ. τοϋ Μεταλλευτικού Κώδικος (Π.Δ. τή 
28 Οκτωβρίου 1929 «περί κωδικοποιήσεώς είς ένιαΐον κείαιέ 
ενοντου Νόμου ΓΦΚΔ/1910 περί μεταλλείων κ.λ.π» (ΦΕΙ 
396/τ.Α/της 11.11.29), ώς αδται άντικατεστάθησαν, έτροπο 
ποιηθησαν και συνεπληρώθησαν διά μεταγενεστέρων διατά 
ξεων καιι ΛυπίτοϋΝ.Δ.τής 17/31 Όκτωβρίου 1935 κα 
του Ν.Δ. 4029/59 κ.λπ. 

διατάξεις, τοϋ Ν.Δ. 175/1973 (ΦΕΚ 230/τ.Α/24 
^Υπουργείων»! 1?5/1973 ^ Υπαο Ρ^ Συμβουλίου κ« 


(3) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 474 

Περί οριστικής παραχωρήσεως μεταλλείου μικτών θειουχαυν 
καί Χαλκού έν τφ Νοιχφ "Εβρου είς τούς Γεώργιον Θεολό¬ 
γου Καραφεΐζην καί Αναστάσιον Κων/νου Βαγκόπουλον. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ίχπ’ οψει: . , 

α) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 180 τοϋ Ν.Δ. 210/73 «πε?ι 
Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/τ. Α75.10.1973) ως 
ούτας έτροποποιήθη ύπό τών διατάξεων τού Ν.Δ. 180/ Η 
(ΦΕΚ 347/τ. Α720Λ1.74) καί τοϋ Νόμου 274/19/6 
(ΦΕΚ 50/τ. Α76.3.1976) καί τάς τοιαύτας τών άρθρων 
4, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, κλπ. τοϋ Μεταλλευτικού Κω¬ 
δικός (Π.Δ. τής 28 Όκτωβρίου 1929 «περί κωδικοποίησές 
είς ένιαΐον κείμενον τού Νόμου ΓΦΚΔ/1910 περί μεταλλείων 
κλπ.» (ΦΕΚ 397/τ. Α' τής 11.11.29), ώς αδται άντικατε- 
σταθησαν, ετροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν "δια μετά/- 
νεστέρων διατάξεων καί ιδία ύπό τοϋ Α.Ν. τής 17/31 Όκτω¬ 
βρίου 1935 καί τοϋ ΝΆ. 4029/59 κλπ. 

- 8) Τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 175/1973 (ΦΕΚ 230/τ. Α / 
24.9.1973) και τάς τοιαύτας τοϋ ύπ’ άριθ. 396/19/3 Π. 
(ΦΕΚ 289/τ. Α /8.10.1973) «περί θέσεως έν ίσχυι τών δια 
τάξεων τοϋ Ν.Δ. 175/1973 «περί Υπουργικού Συμ/βαυλκ» 
και Τπουργείων». 

„ Τ’) Την ύπ αριθ. 246/5/73 προκήρυξιν του Χομάρχ&ν 
Εορου νομίμως δημοσιευθεΐσαν καί τοιγονολληθεΐσίΓ· 1 - 
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σζι τοΰ Ήμβτερου έχί τής Βιομηχανίας Υπουργού, άχεφατί- 
σαμεν και διατάσσομβν: _ 

1 . Παραχωροΰμεν είς τους Γεώργιον Θεολόγου Καραφεΐζην 
επιχειρηματίαν κάί Αναστάσιον Κων/'νου Βαγκόχουλον οδον¬ 
τίατρον, άμφοτέρους κατοίκους Διδυμοτείχου, δικαίωμα μεταλ- 
λειοκτησίας, ήτοι άναζητήσεως έξορύξεως καί έκμεταλλεό- 
σεως μικτών θειούχων, Χαλκού καί λοιπών μεταλλευτικών 
ορυκτών, πλήν των υπέρ τοΰ Δημοσίου εξηγημένων τής παρα- 
χωρήκως τοιούτων δυνάμει τών κειμένων διατάξεων «περί 
Μεταλλείων», επί τή βάσει τής από 27.6.1972 αρχικής αΐ- 
τήσεως τών ώς άνω, έφ’ ής έξβδά·&η υπό τοΰ Νομάρχου 
"Εβρου ή ύπ’ άρι-8. 4658/1973 άδεια, μεταλλευτικών ερευνών, 
νομίμως δημοσιευ-δείσα εις τό ϋπ’ άρι-8. 360 (τ. Β') τής 26. 
3.1973 φύλλον τής ’Εφημερίδος τής Κυδερνήσεως έπί χώρου 
κειμένου εις την περιφέρειαν τών κοινοτήτων Δαδιάς καί Μ. 
Δερείου τοΰ Νομού "Εβρου Ίκτάσεως στρεμμάτων. 6652 και 
έ'χοντος γύρω^εν τά έξης όρια: 

1) Τριγωνομετρικόν σημεΐόν «Μαύρη Κορυφή» ύψοδ. 760 
όριον τών ύπ’ άρι-9. 3565/72 (Β·.Ν. 346) καί 4654/73 
(Β.Ν. 356) Δ-ΔΙ.Ε. τελουσών ΰπό παραχώρησιν, άζιμουύια- 
καί συντ/ναι (γραφικαί) X = +4670 Ψ = .—11730. 

2) Τριγωνομετρικόν σημεΐον «-Γιαβριλίτσα ύψοδ. 557 οριον 
τής ϋπ’ άρι-8. 3565/72 {Β.Ν. 340) Α.Μ.Β. τελούσης ΰπό 
παραχώρησιν άζιμ/καί συντ/ναι (γραφικαί) X — +-8630 
Ψ = -—7970 ίεΡοεΐΰεν εις 

3) ’ Τριγωνομετρικόν σημεΐον «Τρεις Βρύσες» ύψοδ. 826 
άζιμ/καί συν»τ/ναι (γραφικαί) X — +5270 Ψ = —14520 
και έκιεϊ-8εν εις τό αρχικόν σημεΐον, ώς ταϋτα καθορίζονται 
επι τοΰ εις τετραπλοΰν ΰποβλη-δέντος σχεδιαγράμματος διορ- 
ΰωΰέντος καί ·8εωρη-8έντος ύπό του Έπι-δεωρητοΰ Μεταλ¬ 
λείων Βορείου Ελλάδος. 

Αί άζιμου-8ιακαί συντεταγμένα: άναφέρονται εις τό κέν- 
τρον τοΰ φύλλου τοΰ επιτελικού χάρτου «ΑΙΣΥΜΗ» Κλΐμαξ 

1:100.000 φ = 41°15' λ = +2°15'. 

Τό παραχωρούμενον δικαίωμα μεταλλειοκτησίας ισχύει έπί 
μιαν πεντηκονταετίαν άρχομένης από τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος Π .Δ. δυνάμενον νά παραταΦή ΰπό τάς προϋποθέσεις 
τών διατάξεων τοΰ άρ-δρου 8 τοΰ Νόμου 274/1976. 

Εις τόν Ήμέτερον έπί τής Βιομηχανίας Υπουργόν, άνατί- 
νεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Διατάγμα¬ 
τος. ... 

Εν ’Α-δήναις τή 24 Ιουνίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ' 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 475 

Περί έκτελέσεως τοΰ Ν.Δ. 1266/1972 περί έκτελέσεως 
τών δημοσίων έργων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ δψει : 

*) Πας διατάξεις τών άρθρων 2 παραγρ. 1, 3 παραγρ. 1 
3, 5 παραγρ/5, 6 , παραγρ. 3, 8 παραγρ. 5, 9 παραγρ. 3} 
10 παραγρ. 1 , 11 παραγρ. 6 , 12 παραγρ. 6 , 13 παραγρ. 3, 
14 παραγρ. 4, 16 παραγρ. 12 καί 19 παραγρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 
1266/1972 «περί έκτελέσεως τών δημοσίων έργων», ως 
καί τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 271/1969 «περί εργοληπτών 
ήλεκτρο μηχανολογικών δημοσίων έργων». 

β) Τήν ύπ’ άριθ. 21/1.12.75 πράξιν τοΰ Συμβουλίου 
Δημοσίων "Εργων. 

Ύ) Τήν ύπ’ άριθ. 74/5.2.1976 γνωμοδότησιν του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, προτάσει του Τπουργοΰ Δημο¬ 
σίων "Εργων, άπεφασίσαμεν καί διατμσσομεν : 

"Αρθρον 1. 

Συστήματα δημοπρατήσεως. 

> 1 * Διά τήν δημοπράτησιν της κατασκευής «τών· έργων. 
ε ψαρμόζονται τά άκόλουθα -συστήματα : 


α) Προφορική δημοπρασία. 

β) Δημοπρασία διά ποσοστού έκπτώσεως μετά γενικοΰ 
ορίου. / 

γ) Δημοπρασία δι’ έπί μέρους ποσοστών έκπτώσεως. 
δ) Δημοπρασία διά συμπληρώσεως τιμολογίου, 
ε) Δημοπρασία μετ’ άξιολογήσεως προσφορών, 
στ) Δημοπρασία άπολογιστικών έργων. 

Εις πάντα τά λοιπά,- πλήν τοΰ πρώτου, συστήματα δη¬ 
μοπρατήσεως αί προσφοραί είναι έγγραφοι καί κατατίθενται 
ενσφράγιστοι (μυστικαί δημοπρασίαι). 

2. Τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον συστήματα 
έφαρμόζονται εις δημοπρασίας κατασκευής έργων ώς άκο- 
λούθως : 

α) Ή προφορική δημοπρασία έφ’ ίσον κατά τήν διακή- 
ρυξιν γίνονται δεκτοί καί έμπειροτέχναι. 

β) Τό διά ποσοστού έκπτούσεως μετά γενικό^ όρίου 
έφ’ όσον πρόκειται περί καταρτίσεως συμβάσεως κατά τό 
' έδάφιον β' της παραγράφου 6 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 1266/72 
ώς καί προκειμένου περί έργου συνολικής κατά τόν προϋ¬ 
πολογισμόν τής μελέτης δαπάνης μέχρι 4.000.000. δραχ. 

γ) Τό δι’ έπί μέρους ποσοστών έκπτώσεως έφ’ όσον πρό¬ 
κειται περί οίκονομικοΰ έργου συνολικής δαπάνης άίωτέρας 
τοΰ όρίου τής προηγουμένης παραγράφου. 

δ) Τό διά συμπληρώσεως τιμολογίου είς πάσας τάς 
λοιπάς περιπτοόσεις, συμπεριλαμβανομένων καί τών περι¬ 
πτώσεων κατ’ άποκοπήν τιμήματος ή χρησιμοποιήσεως προ- 
κατεσκευασμένων στοιχείων διά τό σύνολον ή μέρος τών 
εργασιών. ; 

ε) Τό μετ’ άξιολογήσεως προσφορών είς έργα οίασδηποτε 
δαπάνης, δημοπρατούμενα μετά τής έκπονήσεως τής μελέ¬ 
της, ώς καί οσάκις κρίνεται ένδεδειγμένη ή διενέργεια τοΰ 
διαγωνισμοΰ καί έπί τών τεχνολογικών καί λοιπών χαρα¬ 
κτηριστικών τών. έργων κατά τά είδικωτέρον είς τό άρθρον 
12 τοΰ παρόντος βριζόμενα. 

στ) Τό τής δημοπρασίας άπολογιστικών έργων προκει- 
μένης τής άπολογιστικής κατασκευής τών έργων. 

3. Τό έφαρμοστέον είς έκάστην συγκεκριμένην περί- 
πτωσιν σύστημα.δημοπρατήσεως καθορίζεται υπό τής προϊ- 
σταμένης τής διευθυνούσης τά έργα Υπηρεσίας Αρχής. 
Διά τήν εφαρμογήν τοΰ συστήματος μετ άξιολογήσεως 
προσφορών ή άπόφασις λαμβάνεται μετά γνώμη_ν τοΰ αρμο¬ 
δίου τεχνικοΰ συμβουλίου. Τά δύο τελευταία τών κατα τήν 
προηγουμένην παράγραφον συστημάτων, συντρεχουσων τών 
διά ταΰτα προβλεμομένων προϋποθέσεων, έφαρμόζονται 
ώς ειδικά καί έπί τών έργοσν τών έμπιπτόντων εις τας λοιπας 
περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου. Τα τέσσαρα 
τελευταία τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον συ¬ 
στημάτων δύναται νά έφαρμοσθοΰν καί έν συνδυασμω μετα¬ 
ξύ των είς τό αυτό έργον. 

"Αρθρον 2. 

Τεύχη δημοπρατήσεως. 

1. Αί δημοπρασίαι διενεργοΰνται βάσει έγκεκριμένης 
μελέτης κατά τά έν τή σχετική διακηρυςει οριζόμενα. 

2 . 'Η ώς άνω μελέτη περιλαμβάνει πλήν των ^τεχνικού 
περιεχομένου στοιχείων (διαγραμμάτων, τεχνικιυν υπο 
λογισμών, τεχνικών προδιαγραφών κ.λπ.) καί του σχεδίου 
-ϋΙ δ^ακηρύξεως καί τά άκόλουθα τεύχη δημοπρατήσεως 
έν ολω η έν μέρει άναλόγως πρός τό σύστημα δημοπρατήσεως. 

α) Τεχνικήν περιγραφήν, 
β) Τιμολόγιον μελετης.^, 
γ) Π ροϋπολογισμόν μελετης. 
δ) Συγγραφάς υποχρεώσεων. 

3 'Η τεννική περιγραφή περιλαμβάνει τούς άναγκαίους 

δημοπρατουμένου έργου άπό τεχνικής άπόψεοι,, τους σ^ 
«κούς πρός τήν φύσιν, τόν χαρακτήρα, την θέσιν και την 
’ ζ 0 ~ ΐόγου καί, είς περιπτώσεις συνθέ.ου έργου, 

άνάλυσιν τών £!γχροτούντων «ύτό έπί μέρους 
έργων, τών διακρινομένων υπό αυτοτελείας ε X Π 

έννοια. 
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4. Τό τιμολόγιου μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφήν 
έκάστου είδους εργασίας καί τάς τιμάς μονάδος των εργα¬ 
σιών ώς και τυχόν γενικούς ορούς αφορώντας εις την εφαρ¬ 
μογήν τών τιμών, εάν οδτοι δεν περιλαμβάνωνται εις τήν 
συγγραφήν υποχρεώσεων. Εις τάς τιμάς μονάδος του τιμο¬ 
λογίου μελέτης δεν συμπεριλάμβάνεται ποσόν διά γενικά 
καί έπισφαλή έξοδα, έργαλεΐα, εγκαταστάσεις, κ.λπ. διά 
πάσης «ρύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του άναδόχου ώς καί 
δι’ δφελος αύτοΰ. 

5. Ό προϋπολογισμός μελέτης, ελέγχεται πάντοτε υπό 
της υπηρεσίας προ της έγκρίσεως διεξαγωγής τής δημοπρα¬ 
σίας, αναθεωρούμενος ή μή κατά τήν κρίσιν ταύτης, δέον 
δέ νά είναι άπηλλαγμένος λογιστικών λαθών. Έάν παρά τούτο 
υφίστανται τοιαϋτα λογιστικά λάθη εις τά γινόμενα τών πο¬ 
σοτήτων επί τάς αντιστοίχους τιμάς ή εις τά αθροίσματα 
τών δαπανών καί τον υπολογισμόν ή άθροισιν του ποσοστού 
γενικών εξόδων, ό συμμετέχων εις τήν δημοπρασίαν έργο- 
ληπτης ύποχρεοΰται νά διορθώση τά λογιστικά ταΰτα λάθη 
του προϋπολογισμού μελέτης. Εις άνάλογον διόρθωσιν προ¬ 
βαίνουν και αι επιτροπαι διαγωνισμών, ένεργοΰσαι περαι¬ 
τέρω επι τού ουτω διορθωθέντος προϋπολογισμού τής με-- 
λέτης. Ό προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει : 

α) Ι*ας εκτελεστέας εργασίας, ώς ακριβώς αύται περι- 
γραφονται εν τώ τιμολογιω κατ’ είδος καταχωρουμένας 
κατα κατηγορίας εργασιών, τους αριθμούς τών αντιστοίχων 
άρθρων τού τιμολογίου, τό είδος μονάδος καί τήν ποσό¬ 
τητα έκαστου είδους εργασίας, τήν τιμήν μονάδος έκάστου 
είδους εργασίας, τας ες αυτου προκυπτούσας κατά τήν με¬ 
λέτην δαπανας κατ είδος εργασίας, καί τό άθροισμα τών 
δαπανών κατά κατηγορίαν έργασιών, συμβολιζόμενον διά 
τού συμβόλου Σ. μέ δείκτην τον τής αντιστοίχου κατηγορίας 
ως και το γενικόν άθροισμα του συνόλόυ τών δαπανών συμ- 
βολίι,ομενον δια τού σύμβολού Σ.σ. Αί ώς άνω κατηγορίαι 
ε, 'ή διαχωρίζεται ο προϋπολογισμός κατά τήν σύνταξιν 
και εγκρισιν τών προς δημοπράτησιν τού έργου τευχών 
περιλαμβάνουν, τας συγγενείς ή άποτελούσας τήν αυτήν 
ενότητα εργασίας προς εφαρμογήν τών διατάξεων τού άρ¬ 
θρου 10 και τής παραγρ. 4 τού άρθρου 11 τού παρόντος 
και δεν, ταυτίζονται υποχρεωτικώς πρός τάς κατηγορίας 
και^κεφαλαια τών διατάξεων περί άναθεωρήσεως τής συμβα¬ 
τικής αξίας τών έργων. 1 "" " 

Εκαστη , εκ τών ' άνω κατηγοριών δύναται νά διαχωρί- 
ζεται εις ομάδας όμοειδών έργασιών πρός εφαρμογήν τών 
διατάξεων τής παργρ. 1 τού άρθρου 12 τού Ν.Δ. 1266/72. 
Ο διαχωρισμός εις ομάδας δέον νά είναι σαφής εντός έκάστης 
Κατηγορίας. ,Λιά νά χαρακτηρισθή τό σύνολον Κατηγορίας 
τίνος ως ομας δέον τούτο νά άναγράφεται ρητώς διά τής 
ενδειξεως «Κατηγορία καί όμάς»5. Είς Κατηγορίαν μή δια- 
χωριζομένην εις ομάδάς ή μή χαρακτηριζομένην κατά τά 
,'', ω “ ς ,^ ια °/, ας > έκαστον κονδύλιον ταύτης άποτελεί 
ίδιαν ομαδα. Εαν χορηγούνται υπό τού κυρίου τού έργου 
υλικά των οποίων η αξία έμπεριέχεται είς τάς τιμάς μονάδος 
των εργασιών εις ας ταΰτα χρησιμοποιούνται, άφαιρεϊται 
..εκ του^ ως άνω γενικού αθροίσματος δαπανών, συμβολιζο- 
μένου εις την περιτρτωσιν ταύτην διά τού συμβόλου Σσ' ή άξία 
των υλικών τούτων καί ή προκύπτουσα διαφορά άποτελεί 
εν τοιαυτη περιπτωσει το άθροισμα δαπανών τήε μελέτης 
συμβολιζομενον δια του συμβόλου Σσ'. ς 

, Τ° Χβ^ματικόν ποσόν διά γενικά καί έπισφαλή έξοδα 
εργαλεία εγκαταστάσεις, κ.λπ., διά πάσης «ρύσεως βάρη 
ή υποχρεώσεις του άναδόχου ώς καί δι’ δφελος αύτοΰ, ύπο- 

ϊήΓυεΕς καΓϊι/ 00 ~ ? Υ ^ κ ° ΰ άθ Ρ°^ ατ °ζ Σπανών 

>»?β' Τ ϋΚ Γ” Τ- ά ” α' 

και β ποσών οπερ αποτελεί την κατά τήν μελέτην άξίαν 
«ου έργου, συμβολιζομενην διά τού> συμβόλου ΣΣ 
δ) Ποσόν κα τ> εκτίμησιν διά δαπάνας άπροβλέπτουε λ 

υναμένας να εκτιμηθοΰν έκ τών προτέρων. Τό άρθοισαα 
της κατα άνω κατα την μελέτην άξίας (ΣΣ) καί τού κατά τό 


παρόν έδάφιον ποσού δαπανών, αποτελεί τήν κατά τήν Με¬ 
λέτην συνολικώς προβλεπομένην δαπάνην τού έργου. μ " 
, 6 ; Είς , περιπτώσεις έργων δυσχερούς προμετρήσεοκ 
αντι των εν εδαφιω α τής προηγουμένης παραγράφου στοι¬ 
χείων, αναγράφεται μόνον τό έκτιμόμενον γενικόν άρθοίσω. 
τού συνόλου τών δαπανών Σσ,'. άντί δέ τού έν έδαφίωδ 
τής προηγουμένης παραγράφου ποσού δι 5 απροβλέπτους 
καί λοιπάς δαπάνας, αναγράφεται ποσόν πρός στρογγύλευσιν 
τού προκύπτοντος έκ τού ώς άνω ποσού Σσ καί τού κατά τό 
έδαφ. β ποσού αθροίσματος ΣΣ. 

7. Αί συγγραφαί υποχρεώσεων, γενικαί ή είδικαί περι¬ 
λαμβάνουν τούς διά τήν κατασκευήν τού έργου συμφωνου- 
μενους γενικούς η ειδικούς δρους πάσης φύσεως ώς, οικο¬ 
νομικούς, κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας, πίνακας 
τυχόν χορηγούμενων υπό τού κυρίου .τού έργου υλικών μετά 
τής άποτιμήσεώς των κ.λπ. 

8 . Ιο προστιθέμενον εις .τον προϋπολογισμόν κατά τήν 
παραγρ. 5 περίπτωσιν β' τού παρόντος άρθρου ποσοστόν 
γενικών εξόδων, καί οφέλους κ.λπ. άναδόχου (έργολαβι- 
κον ποσοστον) ορίζεται εις δέκα οκτώ τοΐς εκατόν (18%) 
προκειμενου περί έργων χρηματοδοτούμενων έκ τού προϋ¬ 
πολογισμού δημοσίων επενδύσεων ή έκ πηγών άπολαυου- 
σών ανάλογου απαλλαγής εκ τών, υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και εις εικοσιν οκτώ τοΐς έκατόν ( 28%) διά πάσαν άλλην 
περίπτω'σιν. 

"Αρθρον 3. 

Διακήρυξις δημοπρασίας. 

Ε Υφιστάμενης εγκρίσεως τού κυρίου τού έργου περί 
όιαθεσίως της δαπανης, ή άρμοδία προΐσταμένη Αρχή 
εκδίδει διακηρυξιν διεξαγωγής δημοπρασίας καί δημοσιεύει 
περιληψιν ,ταύτης κατα τά έν παραγρ. 3 τού παρόντος άρ- ' 
θρου οριζόμενα. 

2. Εν τή. διακηρύξει προσδιορίζονται : 

α.) Η προκηρύσσουσα τήν δημοπρασίαν Αρχή, 
β) _Το σύστημα δημοπρατήσεως. 

γ) Το είδος και η θέσις τού δημοπρατουμένου έργου 
δια συνοπτικής^ περιγραφής συνιστώιτης τον τίτλον τής συ- 
σταθησομένης εργολαβίας καί ή κατά τον προϋπολογισμόν 
τ *Κ συνο ^ ι ·^ό>ς προβλεπομένη δαπάνη τού έργου. 

δ) Η ημερομηνία, ή ώρα καί δ τόπος διενεργείας τής 
δημοπρασίας, ο χρονος καί δ τόπος χορηγήσεως τών τευχών 
της μελετης τού έργου είς τούς ένδιαφερομένους καί, εν 
περιπτωσει δημοπρασίας διενεργουμένης ταυτοχρόνως εις 
πλειονας τοπους, αι ένέργειαι έκάστης τών έπί μέρους επι¬ 
τροπών διεξαγωγής τής δημοπρασίαςίκαίή έκτών έπιτροπών 
τούτων προβαινουσα είς τήν άνακήρυξιν τού μειοδότου ώς 
και ο χρονος και δ τόπος τής τοιαύτης άνακηρύξεως. 

ε) Οι εις, την δημοπρασίαν δεκτοί, άναλόγως έργολη- 
πτικου πτυχίου. Έάν πρόκειται περί έργου ίδιαζούσης φύ¬ 
σεως δεκτικού ειδικών τρόπων κατασκευής ή. διακήρυξή 
περιλαμβάνει και τά τυχόν π/ρόσθετα ζητούμενα προσόντα 
ως και,τα άποδεικτικά τούτων. 

, στ ) τευ Χ γ 1 τής μελέτης τού έργου προσδιορίζομε^ 1 * 
απαραίτητος, δια τών στοιχείων τών οικείων έγκριτικών 
Χυ . Τί ζ ν απο< Ρ°ισεων, τά τεύχη δημοπρατήσεως ώς και 
7 τχν τερον στοιχείου επί τού όποιου θά βασισθή ή καταρτι- 
έ ΡΥ ολα β ικ 'ύ σύμβασις. 

„ -' Α 1 διατάξεις κατά τάς όποιας θέλει γίνει ή διεξαγωγή 
της δημοπρασίας, η ανάδειξις τού άναδόχου καί ή άναθεσις 
της κατασκευής τού έργου είς αύτόν, ή τυχόν νόμφ έπιτρεπται 
απο τούτων παρεκκλίσεις. 

3. Περιληψις τών διακηρύξεων δημοσιεύεται διά τού τύπου 
ώς άκολούθως .* 

Προκειμενου περί προφορικών δημοπρασιών, πέντε 
Ρ' τουλάχιστον ήμέρας πρό τής διεξαγωγής των είς μι« ν 
ήμερησιαν εφημερίδα. 

β) Προκειμένου περί δπιχοποασιών διά ποσοστού έκπτω- 
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δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ήμέρας προ της διεξαγωγής 
των εις τρεις τουλάχιστον εφημερίδας, έξ ών ή μία έκ των 
έν Άθήναις εκδιδομένων εύρείας κυκλοφορίας γενικών ει¬ 
δήσεων και μία έκ των εν Άθήναις ειδικών εφημερίδων 
δημοσιεύσεων δημοπρασιών. - · 

γ) Προκειμένου περί δημοπρασιών μετ’ άξιολογήσεως 
προσφορών, ώς ανωτέρω εν έδαφίφ β, άλλα τριάκοντα (30) 
ήμέρας τουλάχιστον προ της διεξαγωγής των. 

δ) Προκειμένου περί επαναληπτικών .δημοπρασιών, διε¬ 
ξαγόμενων βάσει της μελέτης καί τών ορών της αρχικής 
τοιαύτης καί έφ’ δσον δεν παρήλθεν τρίμηνον από της διε¬ 
ξαγωγής ταύτης, ή περίληψις δημοσιεύεται τουλάχιστρν 
δέκα (10) ήμέρας προ τής επαναληπτικής δημοπρασίας.. 

4. 'Η δημοσιευομένη περίληψις διακηρύξεως περιλαμβάνει 
συνοπτικήν μνείαν άπαραιτήτως τών κατά-τάς περιπτώσεις 
α' Ιως καί ε' τής παρ. 2 στοιχείων. Τά κατά τήν περίπτωσιν 
στ' τής αυτής παραγράφου στοιχεία δέον να εύρίσκωνται 
κατατιθεμένα εις τήν δημοπρατοΰσαν υπηρεσίαν άπό του χρό¬ 
νου δημοσιεύσεως τής περιλήψεως τής διακηρύξεως μέχρι 
τής διεξαγωγής τής δημοπρασίας. 

Άρθρον 4. 

Έγγύησις συμμετοχής εις δημοπρασίαν. 

1. "Εκαστος τών είς τάς δημοπρασίας συμμετεχόντων 
καταθέτει έγγύησιν διά τήν συμμετοχήν είς ταύτην. Ή έγ- 
γύησις ορίζεται ίση προς δύο έπί τοΐς εκατόν (2%) έπί τής 
προϋπολογιζομένης δαπάνης τσΰ δημοπρατουμένου έργου 
και παρέχεται κατά τά υπό τοϋ νόμου οριζόμενα. 

2. 'Η έπιστροφή τής κατά τά ανωτέρω έγγυήσεως 
είς τον άνακηρυχθέντα άνάδοχον γίνεται μετά τήν παρ’ αύτοϋ 
κατάθεσιν τής έγγυήσεως καλής έκτελέσεως καί τήν υπο¬ 
γραφήν τής συμβάσεως κατά τό άρθρον 15 του παρόντος. 

3. Είς τούς λοιπούς συναγωνιζομένους αί έγγυήσεις 

συμμετοχής άποδίζονται μετά τήν εγκρισιν του αποτελέ¬ 
σματος τής δημοπρασίας. Δύναται, τή.αιτήσει τοϋ ένδιαφε- 
ρομένου, νά έπιστραψή ή κατατεθεϊσα κατά τήν δημοπρασίαν 
έγγύησις καί πρότερον, πάντως όμως μετά τήν έκπνοήν τής 
προθεσμίας πρός υποβολήν ενστάσεων, έφ’ δσον οδτύς, 
δεν ύπέβαλεν ενστασιν καί κατά τήν κρίσιν τής δημοπρα- 
τούσης αρχής δέν πιθανολογείται ανατροπή τοϋ αποτελέ¬ 
σματος τής δημοπρασίας καί άνακήρυξις τοϋ αίτοΰντος, την 
επιστροφήν τής έγγυήσεως συναγωνιζομένου, ώς άναδοχου 
που έργου. ' ' 

Άρθρον 5. 

Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας. 

ί· Αί δημοπρασίαι διεξάγονται έπιμελεία τής προϊστα- 
μενης Αρχής παρ’ έπιτροπης έκ τριών τουλάχιστον^ μελών. 
Ταϋτα καί ό έκ τούτων πρόεδρος ορίζονται μετά τών αναπλη¬ 
ρωτών των υπό τοϋ προϊσταμένου τής ανωτέρω Αρχής. 

, 2· Η έπιτροπή διεξαγωγής τής δημοπρασίας συνέρχεται 
ε^τον διά τής διακηρύξεως όρισθέντα τόπον διεξαγωγής 
ήμισειαν ώραν προ τής έν τή διακηρύξει όριζομένης. 

Άρθρον 6. 

Συμμετοχή είς δημοπρασίας. 

1; Δεκτοί είς τάς δημοπρασίας γίνονται μόνον οί έχοντες 
ή «παίτούμενονπτυχίον έργολήπτου δημοσίων έργων,^κατα 
εν τή διακηρύξει. Έμπειροτέχναι γίνονται δεκτοί υπο 
ΐ?ίή πε Ρ ιο Ρ^σμούς τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ.1266/ 

72, εφ δσον τοΰτο προβλέπεται ρητώς εν τή διακηρύξει 
κ *τα τά έν αυτή είδικώτερον οριζόμενα ως προς ^ την 
επαγγελματικήν ειδικότητα αύτών. Τό κατά τήν αυτήν 
παράγραφον 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν·Δ. 1266/72, οριον, μέχρι 
π°υ όποιου γίνονται δεκτοί είς δημοπρασίας απλών έργων 
έμπειροτέχναι, αυξάνεται είς δραχμάς 800.000, εις δε την 
ι , ικ ’θ ν περίπτωσιν καθ’ ήν οδτος κέκτηται πτυχιον δημο- 
αυ, ' ,.ι . | πα γγ ? χμ ατ ι κ ης σχολής από πενταετίας του- 

ρό τής διακηρύξεως τής δημοπρασίας εις δ^^μας 
'Ομοίως αυξάνεται είς δραχμάς 400.000 το 
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κατά τήν παραγρ. 5 τοϋ άρθρ. 4 τοϋ Ν.Δ. 271/1969 «περί 
εργοληπτών ηλεκτρομηχανολογικών δημοσίων Ιργων» 
δριον αναληψεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων ύπό έμπει- 
ροτεχνών. 

2. Εις πασας ,τας δημοπρασίας οί συναγωνιζόμενοι έμ- 
φανίζονται μόνον αυτοπροσώπως. Αί Ανώνυμοι Έταιρεΐαι 
εκπροσωπούνται ύπό μέλους τοϋ Διοικητικού αύτών Συμβου¬ 
λίου, προσερχομένου αυτοπροσώπως. Ούτος καταθέτει 
κατά τήν δημοπρασίαν πρακτικόν τοϋ Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου τής εταιρείας, έγκρίνοντος τήν συμμετοχήν ταύτης 
εις τον συναγωνισμόν πρός άνάληψιν τοϋ δημοπρατουμένου 
έργου καί όρίζοντος τόν έκπροσωποϋντα ταύτης 

3. Κοινοπραξίαι έργοληπτών δημοσίων έργων ή τεχνικών 
εταιρειών, κατόχων πτυχίου έργολήπτου έταιρείας, γίνονται 
δεκταί μόνον έφ’ δσον τούτο δέν άποκλείεται ρητώς υπό τής 
διακηρύξεως καί ύπό τόν δρον δτι έκαστος τών συμμετε¬ 
χόντων είς τήν κοινοπραξίαν κέκτηται τά ύπό τής διακηρύ- 
ξεως οριζόμενα προσόνα. Οί κοινοπρακτοϋντες εΰθύνονται 
έκ τής συμμετοχής είς τήν δημοπρασίαν άλληλεγγύως καί 
είς ολόκληρον. Αί ύποβαλλόμεναι προσφοραί δέον νά εΐναι 
ύπογεγραμμέναι ύπό -πάντων τών κοινοπρακτούντων καί 
έν περιπτώσει εταιρειών ύπό τών νομίμων αύτών έκπροσώπων 
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον. Αί προσφοραί έπι- 
δίδονται παρά πάντων τούτων, αύτοπροσώπως παριστα- 
μένων, ή ύπό κοινοΰ εκπροσώπου άριζομένου διά συμβο¬ 
λαιογραφικού πληρεξουσίου. Αί έγγυήσεις συμμετοχής 
παρέχονται κοινώς διά πάντας τούς κοινοπρακτοϋντας. 
Ούδείς δύναται νά συμμετέχη είς πλείονας τής μιας κοινο¬ 
πραξίας, συμμετεχούσας είς τόν αυτόν διαγωνισμόν. 

4. Ούδείς δύναται είς τήν αύτήν δημοπρασίαν νά έκπρο- 
σωπήση πλείονας τής μιας έταιρείας ή κοινοπραξίας, ούδέ 
δύναται νά συμμετάσχη κεχωρισμένως δι’ έαυτόν είς 
ταύτην ’ ό έκπροσωπών συμμετέχουσαν έταιρείαν ή μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου τοιαύτης έταιρείας. 

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην άποκλείονται πασαι αί τοιαΰπαι 
πολλαπλαΐ προσφοραί, πλήν &ν άποσυρθοϋν ύπό τών ένδια- 
φερομένων πάσαι αί λοιπαί πλήν μιας. Δέν δύναται έπίσης 
νά μετάσχη είς τήν δημοπρασίαν δι’ ίδιον λογαριασμόν 
ύπάλληλος εταιρείας συμμετεχούσης είς αύτήν ή σύμβουλοι 
ειδικοί, άμειβόμενοι ύπ’ αύτής έπί μισθφ ή καθ’ οίονδήποτε 
.έτερον τρόπον. 

5. Οί δροι τών προηγουμένων παραγράφων 2 έως 4, 
έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί άλλοδαπών, ούχί κατόχων 
ελληνικού πτυχίου έργολήπτου δημοσίων έργων, έφ’ δσον 
έπιτρέπεται ή συμμετοχή τούτων ύπό τής διακηρύξεως κατά 
τά έν άρθρω 3 τής παραγρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 1266/72 δριζόμενα. 
Άλλοδαπαί έταιρεΐαι εκπροσωπούνται κατά’τό καταστατικόν 
των, ό δέ εκπρόσωπός των δέν είναι άναγκαΐον να είναι 
μέλος τού Διοικητικού αύτών Συμβουλίου. 


Άρθρον 7. 

Γενικά διεξαγωγής δημοπρασιών. 

1. Αί διατάξεις τού παρόντος άρθρου εφαρμόζονται έπί 
ντων τών συστημάτων δημοπρατήσεως, ,συμπληρουνται 
δι’ εν έκαστον τών συστημάτων τούτων απο τας ειοικας 
τάξεις τών επομένων άρθρων 8 εως 13. 

2. Αί προσφοραί τών προφορικών δημοπρασιών γίνονται 
όπιον τής επιτροπής διεξαγωγής τής δημοπρασίας, κότα 
, ή μέραν τής δημοπρασίας, άπό τής εν τη διακηρυςει 
,ζομένης ώρας καί έφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται ανευ δια- 
τής ή μειοδοσία. 

3 Αί προσφοραί τών μυστικών δημοπρασιών γίνονται 
ιταί ύπό τής έπιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας, 
τά τήν ήμέραν τής δημοπρασίας κα μέχρι της έν ΤΒ **- 
ούξει όριζομένης ώρας καί παραδίνονται έντός Βίου έ- 
ραγισμένου φακέλλου, έφ’ οδ αναγράφεται υπό του συνα 
νιζομένου 0 τίτλος τοϋ δημοπρατουμένου έργου, Λ | λέξις 
[ΡΟΣΦΟΡΑ» καί ή επωνυμία αυτου. Η κηρυξις της 
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ένάρξεως της συνεδρίας τής έπιτροπής γίνεται ύπδ του προέ¬ 
δρου αότης προ της ώρας ταύτης, μεθ’ δ έκαστος των συνα- 
γωνιζομένων εγχειρίζει την προσφοράν του. Περελθούσης 
της εν τη διαξηρύξει ώρας, κηρύσσεται λήξασα ή παράδοσις 
.προσφορών καί αναγράφεται τοϋτο εις τα πρακτικά, άπα- 
γορευομένης δι’ οίονδήποτε λόγον τής άποδ,οχής προσφοράς 
μετά τήν κήρυξιν λήξεως τής παραδόσεως, έπί ποινή άκυ- 
ρότητος τής δημοπρασίας, πλήν άν ή έπίδοσις των προσφορών 
άρξαμένη πρύ τής έν τή διαξηρύξει ώρας συνεχίζεται άνευ 
διακοπής. 

.4. Πρό τής έκφωνήσεως προσφοράς ύπό συναγωνιζομένου 
καί προ τής παραλαβής προσφοράς ύπό τής έπιτροπής εις 
μυστικήν δημοπρασίαν, ελέγχονται παρόντων τών συνα- 
γωνιζομένων α) ή αυτοπρόσωπος έμφάνισις τών συναγωνι- 
ζωμένων ή ή νόμιμος - Ικπροσώπησις αυτών, δπου επιτρέ¬ 
πεται αύτη, β) τό έργοληπτικόν πτυχίον καί τά πιστοποιητικά 
έκπληρώσεως τών νομίμων ύποχρεώσεων διά τήν ίσχύ\τ 
τοΰ πτυχίου, γ) τά πιστοποιητικά έκπληρώσεως οικονο¬ 
μικών ύποχρεώσεων, έφ’ όσον ή έκπλήρωσις αδτη αποτελεί 
κατά νόμον προϋπόθεσιν συμμετοχής εις δημοπρασίαν. 
Οί κρινόμενοι ώς μή πληροϋντες τάς προϋποθέσεις ταύτας 
αποκλείονται της 7ΐεραιτέρω διαδικασίας τής δημοπρασίας. 
Εις τάς μυστικάς δημοπρασίας οί ούτως άποκλειόμενοι, 
έάν δηλώσουν τήν πρόθεσίν των προς ύποβολήν ένστάσεως, 
δύνανται νά ζητήσουν τήν παρά τής έπιτροπής παραλαβήν 
τοΰ φακέλλου τής προσφοράς των, δστις τηρείται άναποσφρά- 
γιστος. 

5. Έπί μυστικής δημοπρασίας, μετά τόν 'κατά τά άνω- 
τέρω έλεγχον, ή έπιτροπή τής δημοπρασίας παραλαμβάνει 
καί αριθμεί κατά σειράν Ιπιδόσεως τούς φακέλλους τών δι- 
καιουμένων περαιτέρω συμμετοχής εις τήν δημοπρασίαν 
καί καταγράφει έν τώ πρακτικώ, εις έπήκοον τών παριστα- 
μένων, τά έν έκάστω φακέλλω εύρισκόμενα έγγραφα, περι- 
ληπτικώς μέν άλλά κατά τρόπον έμφανίζοντα τό σύμφωνον 
ή ού πρός τούς ορούς τής διακηρύξεως καί τόν νόμον. 'Ο 
έν τώ φακέλλω εύρισκόμενος έσωτερικός φάκελλος ό περιέ- 
χων τήν^προσφοράν δέν αποσφραγίζεται, είοέτι, άνάγράφεται 
δέ έπ’ αύτοΰ ό ίδιος αύξων αριθμός τοΰ έξωτερικοΰ φακέλλου. 
Ληξάσης τής καταγραφής τοΰ περιεχομένου όλων τών 
φακέλλων, οί συναγωνιζόμενοι άποσύρονται καί ή έπιτροπή 
έν μυστική συνεδριάσει ελέγχει τά περιεχόμενα εις τούς φα¬ 
κέλλους στοιχεία συμμετοχής καί αποφασίζει περί τών τυ¬ 
χόν αποκλεισμένων. Έάν διά τής διακηρύξεως προβλέπεται 
άξιολόγησις τών προσφορών ή έπιτροπή, μετ’ έλεγχον 
τών σχετικών στοιχείων, άποφαίνεται έπί ταύτης συμφώνως 
πρός τά ύπό τής διακηρύξεως οριζόμενα κριτήρια. Άπο-' 
καθισταμένης εΐτα τής συνεδριάσεως δημοσίας, ή έπιτροπή 
ανακοινώνει τα ονοματα τών τυχόν αποκλεισμένων τής 
περαιτέρω συμμετοχής εις τήν δημοπρασίαν ώς καί τούς 
λόγους αποκλεισμού έκαστου τούτων καί διά τήν περίπτωσιν 
δημοπρασίας μετ άξιολογήσεως τών προσφορών, τάς συμ¬ 
φώνως τ ή διακηρύξει αποφάσεις αυτής έπί τής άξιολογήσεως 
τών προσφορών. 'Η έπιτροπή δύναται νά διακόψη τήν μυ¬ 
στικήν συνεδρίασιν αυτής πρός έλεγχον καί άξίολόγησιν, 
άνακοινοΰσα, έν τή περιπτώσει ταύτη τήν ημέραν καί ώραν 
συνεχίσεως τής δημοπρασίας πρός άνακοίνωσιν τών απο¬ 
τελεσμάτων. 

6. Μετά τόν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον έλεγχον 
άποσφραγίζονται ύπό τής έπιτροπής δημοσία οί ειδικοί 
φάκελλοι οί ( φέροντεςτήν έπιγραφήν «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οί 
ανηκοντες εις τους μη αποκλεισθέντας, μονογραφούνται 
υφ όλων τών μελών τής έπιτροπής τά εις έκαστον τοιοΰτον 
φακελλον στοιχεία προσφοράς καί καταχωροΰνται εις 
πίνακα, αποτελοΰντα απόσπασμα τού πρακτικού διεξαγωγής 
τής δημοπρασίας, το όνομα έκάστου τών συνεχιζόντων νά 
συμμετέχουν-^τής δημοπρασίας συναγωνιζομενών καί τά 
αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς των. Ή 
επιτροπή εκφωνεί, εις επηκοον τών παρισταμένων τό όνομα 
έκαστου συναγωνιζομένου καί τά κατά περίπτωσιν καί 
αναλογως τού έφαρμοζομέναυ συστήματος δημοπρατήσεως 
συνολικά οικονομικά στοιχεία της αντιστοίχου προσφοράς. 


Όμοίως ανακοινώνει τούς τυχόν αποκλεισμένους περαιτέ¬ 
ρω τής δημοπρασίας ένεκα παραβάσεων εις τά έγγραφα τοΰ 
-φακέλλου τούτου. Έάν ή καταγραφή - καί 6 έλεγχος τών 
προσφορών, ένεκα ιδίως τοΰ πλήθους τών συναγωνιζομένων 
καί τών έν ταϊς προσφοραϊς -κονδυλίων, έπιβάλλει τήν δια¬ 
κοπήν τής συνεδριάσεως τής έπιτροπής άνακοινοϋται ύπό 
τοΰ Προέδρου δημοσία τούτο ώς καί ή ημέρα καί ώρα καθ’ 
ήν θά συνέλθη έκ νέου ή έπιτροπή διά νά συνέχιση τό έργον 
της. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην πάντα τά στοιχεία τής δη¬ 
μοπρασίας -περικλείονται έντός καλώς- σφραγιζομένου καί 
κλεισμένου δί ισπανικού _κηροΰ φακέλλου καί έξασφαλί- 
ζονται ταΰτα μερίμνη τοΰ Προέδρου τής Έπιτροπής. Περί 
τής διακοπής, τοΰ χρόνου έπαναλήψεως τής συνεδριάσεως 
καί τής σφραγίσεως. τών στοιχείων γίνεται μνεία εις τά 
πρακτικά. Προκειμένης δημοπρασίας διά . συμπληρώσεως 
τιμολογίου καταχωροΰνται πρώτον είς τόν ανωτέρω άνα- 
φερόμενον πίνακα αί τιμαί μονάδος πάντων τών συμμετα- 
σχόντων καί έπεται ή καταχώρησις τών λοιπών στοιχείων 
τοΰ πίνακος καί ό έλεγχος τών προσφορών, ώστε, είς περί- 
πτωσιν διακοπής τής συνεδριάσεως τής έπιτροπής, νά 
έχουν, κατά τό δυνατόν, άνακοινωθή καί καταχωρηθή 
τουλάχιστον αί έν λόγω τιμαί μονάδος. 

7. Είς πάσαν δημοπρασίαν φανεράν ή μυστικήν, προσφο- 
ραί άντιστοιχοΰσαι είς αξίαν έργου ΐσην ή μεγαλυτέραν τής 
κατά τήν μελέτην αξίας τοΰ έργου ΣΣ θεωρούνται ώς μή 
γενόμεναι, ουδόλως λαμβανόμεναι ύπ’ οψιν πρός έξαγωγήν 
τοΰ άποτελέσματος τής δημοπρασίας καί οί προσενεγκόν- 
τες αύτάς άποκλείονται τής περαιτέρω συμμετοχής είς αυτήν. 
Μυστικαί προσφοραί μή υπογεγραμμένα 1 , ίδιοχείρως ύπό 
τοΰ μειοδότου, όταν είναι φυσικόν πρόσωπον, ή ύπό του 
έξουσιοδοτημένου . διά τήν έκπροσώπησιν όταν πρόκειται 
περί έργοληπτικής εταιρείας, θεωρούνται ώς μή γενόμεναι 
με τάς αύτάς ώς άνω συνέπειας., 

8. Αντιρρήσεις κατά τοΰ κύρους δημοπρασιών υποβάλ¬ 
λονται έγγράφως καί άπευθύνονται μόνον πρός τόν πρόεδρον 
τής έπιτροπής τής δημοπρασίας, κατατιθέμεναι είς τό πρω- 
τόκολλον τής διενεργούσης τήν δημοπρασίαν υπηρεσίας, 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο ήμερων από τής ημέ¬ 
ρας καθ’ ήν έγένετο είς δημοσίαν συνεδρίασιν ή ανακοι- 
νισσις τοΰ τελικοΰ άποτελέσματος τής δημοπρασίας. Αντιρ¬ 
ρήσεις ώς άνω, μή ύποβαλλόμεναι συμφώνως πρός τα εν 
τώ προηγούμενα» έδαφίω, θεωρούνται ώς μή ύποβληθεΐσαι. 
Ό πρόεδρος τής έπιτροπής τής δημοπρασίας, μετά την παρε- 
λευσιν τής προθεσμίας υποβολής άντιρρήσεων,' υποβάλλει 
τό πρακτικόν τής δημοπρασίας καί τάς τυχόν έμπροθεσμως 
ύποβληθείσας αντιρρήσεις παρέχων καί πάσαν πληροφορία 
άναγκαίαν διά τήν κρίσιν τοΰ άποτελέσματος τής δημοπρ* 
σίας. Έπί τών άντιρρήσεων άποφαίνεται ή Προϊστάμενη 

’ Α ρχή· 

9. Μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας υποβολής αντι Ρ 
ρήσεων κατά τοΰ κύρους της δημοπρασίας, είς τους συνάγω 
νισθέντας, οίτινες τυχόν έπεκλείσθησαν δί οίονδηπΰτε λογον 
τής περαιτέρω συμμετοχής είς τήν δημοπρασίαν και ε „ 
ύπέβαλον έμπροθεσμως άντιρρήσεις κατά τοΰ ατοκλεισμο^ 
των, έπιστρέψονται, τή αιτήσει των, οί ύπ’ ^ αυτών ( κα ™ 
τεθέντες φάκελλοι στοιχείων πρός συμμετοχήν είςτην η 
μοπρασίαν. Είς τά στοιχεία ταΰτα δέν περιλαμβ^^^ 
αί άποσφραγισθεΐσαι προσφοραί. Έπιτρέπετα^ι και , 
τής παρελεύσεως τής προθεσμίας πρός υποβολήν 0 ί ντ 'ή?ί 
σεων ή έπιστροφή φακέλλου, έφ’ όσον ό συναγωνι ^ 
δηλώση έγγράφως πρός τόν πρόεδρον τής επιτροπής 
τησιν άπό τοΰ δικαιώματος υποβολής αντιρρήσεων·^, „ 
τούς ύποβαλλόντας έμπροθέσμως κατά του αποκλει^μ 
των αντιρρήσεις, οί φάκελλοι έπιστρέφονται με τ '* ^ ι 
κρισιν τής δημοπρασίας, ή, τή αιτήσει των, μετά την . 
λευσιν τής κατά νόμον προθεσμίας ισχύος τής π Ρ 0 Γ^ ) ° ι;ε ς, 
Οί έσωτερικοί έσφραγισμένοι φάκελλοι οί περ ι ^° ΰχ)νΆ 1 
έν περιπτώσει μυστικής δημοπρασίας, τήν πρ°σφ°Ρ ίχν 
γωνιζομένων, οίτινες άπεκλείσθησαν τής δημ°'·Ρ , 
ουδέποτε άνοίγονται άλλ’ έπιστρέφονται εσφρ«Υ ι ί" 1 
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μετά των λοιπών στοιχείων, ώς άνωτέρω ορίζεται. 

Άρθρον 8.’ 

' Προφορικά! δημοπρασίαι. 

Ι. Αί προφορικά! δημοπρασίαι διεξάγονται μόνον διά 
προφορικών προσφορών 'ένώπιον της έπιτροπης διεξαγωγής 
της δημοπρασίας. ? Η έπιτροπή καταγράφει έν τω πρακτικώ 
τχ στοιχεία έκάστου συναγωνιζομένου και τήν δηλουμένην 
ΰπ’ αύτοΰ κατά τά κατωτέρω εκπτωσιν. 

Έκαστος συμμετέχων δύναται, μετά τήν ύπό έτέρου συμ- 
μετέχοντός έκφώνησιν καί καταγραφήν εύνοΐκωτέρας διά 
τον κύριον τοΰ έργου προσφοράς, νά προσφέρη εκ νέου. Τό 
πρακτικόν κλείεται άμα τή περαιώσει τοΰ συναγωνισμού 
καί προσυπογράφεται ύπό τοΰ τελευταίου μειοδότου. 

2. Εις τάς προφορικάς δημοπρασίας, έκαστος συναγωνι- 
ζόμενος προσφέρει ποσοστόν έκπτώσεως επί τοΰ τιμολο¬ 
γίου τής μελέτης ένιαΐον δι’ δλας τάς τιμάς, έκπεφρασμέ-' 
νον εις άκεραίας μονάδας επί τοΐς εκατόν. 

3. Μειοδότης άναδεικνύεται δ πρώτος προσενεγκών τό 
μεγαλύτερου ποσοστόν έκπτώσεως. 

’Άρθρον 9. 

Δημοπρασία διά ποσοστού έκπτώσεως μετά γενικοΰ ορίου. 

1. Εις τάς μυστικός δημοπρασίας δι εκπτωσεως μετά 
γενικοΰ ορίου, έκαστος των συναγωνιζομενοχν προσφέρει 
ποσοστόν έκπτώσεως επί τοΰ τιμολογίου της μελετης, 
ένιαΐον δι’. δλας τάς τιμάς, έκπεφρασμένον εις ακεραιας 
μονάδας έπί τοΐς εκατόν. Τό ποσοστόν αναγραφεται ολο¬ 
γράφως καί άριθμητικώς, έάν δέ δφισταται διάφορά μεταξύ 
των δύο τούτων τιμών λαμβάνεται ύπ οψιν το ολογράφως 
άναγραφόμενον ποσοστόν. 

2. Έάν ή υπό τοΰ συναγωνιζομένου προσφερομενη^ έκ- 

πτωσις είναι άνωτέρα τοΰ είκοσι πέντε τοΐς εκατόν (25 / 0 ) 
ή προσφορά του δέον νά συνοδεύεται υπο εκθεσεως δικαιο- 
λογήσεως ταύτης, άλλως ό συναγωνιζόμενος αποκλείεται 
τοϋ περαιτέρω συναγωνισμού. 'Η εκθεσις δικαιολογησεως 
συνοδεύει τήν προσφοράν καί δέον νά τυγχανη μονογεγραμ- 
μένη κατά σελίδα καί υπογεγραμμένη έν τέλει ως και η κυ¬ 
ρίως προσφορά. Έν.τή εκθέσει ή δικαιολόγησις γίνεται δια 
τό σύνολον τής δαπάνης τοΰ έργου. Προς τοΰτο υποβάλ¬ 
λονται στοιχεία κοστολογήσεως τών εργασιών, περιλαμ¬ 
βανόμενων πάντων τών συντελεστών τοΰ κοστους, ίδια δε 
τής εργασίας, τών έργοδοτικών έπί ταύτης επιβαρύνσεων, 
τών ύλικών, της άπασχολήσεως μηχανημάτων, τών^ γένι 
κων εξόδων καί τών φορολογικών υποχρεώσεων τοΰ ανα- 
δοχου. Διά τήν περίπτωσιν δημοπρασίας, άνευ προμετρη 
σεως ή κοστολόγησις γίνεται διά μιαν εκαστην των τιμών 
τ «ΰ τιμολογίου ή μόνον διά τάς βασικας εκ τούτων, ως 
αδται προσδιορίζονται είς τήν διακήρυξιν. 'Η κατα την πα¬ 
ρούσαν παράγραφον δικαιολόγησις, άποβλέπουσα^ μονον εις 
τον περί τοΰ εύλογου της έκπτώσεως σχηματισμόν γνώμης 
παρά της ύπηρεσίας, δεν αποτελεί στοιχεΐον της συμβασεως, 
ουδέ δύναται νά στηριχθοΰν έπ’ αυτής οιαιδηποτε αντιρ 
ρήσεις κατά τοΰ κύρους τής δημοπρασίας. , 

3· 'Η Επιτροπή τής διεξαγωγής τής δημοπρασίας ανα- 
δεικνύει ώς .μειοδότην τον προσενεγκόντα το μεγαλυτερον 
ποσοστόν έκπτώσεως, έάν ή προσφορά τούτου ειναρ κατώ¬ 
τερα ή ϊση Χ0 ΰ είκοσι πέντε τοΐς εκατόν (25%) τ ° υ προϋ¬ 
πολογισμού τής ύπηρεσίας. Έάν η προσφορά του προσ^ 
νεγκόντος τό μεγαλύτερου ποσοστόν έκπτώσεως είναι ανώ¬ 
τερα τοΰ ώς άνω όρίου, ή Έπιτροπή τοΰ διαγωνισμού δεν 
«Κηρύσσει τελευταίου μειοδότην κατατασσουσα __ απλώς 
τ *ζ μή άποκλεισθείσας τοΰ περαιτέρω συναγωνισμού προσ- 
Φ°ράς κατά τό βψος τής προσφερθείσης εκπτωσεως, κλείε 
^ τό πρακτικόν της ίνα έπακολουθηση η καια το αρ ρο 
^ ^γκρισις η ου της δημοπρασίας. 

’Άρθρον 10. 

δημοπρασία δι’ έπί μέρους ποσοστών έκπτώσεως, 


φερομένους ύπό τής έν τή διακηρύξει όριζομένης ύπηρεσίας. 
Η «Προσφορά έκπτώσεων» περιλαμβάνει κατά σειράν τάς 
ενδείξεις τών κατηγοριών εργασιών καί τής δαπάνης έκάστης 
κατηγορίας, ώς αί κατηγορίαι αόται καί ή δαπάνη έχουν εις 
τόν κατά τήν παράγρ. 5 τοΰ άρθρου 2 προϋπολογισμόν με¬ 
λέτης, έναντι δέ έκάστης κατηγορίας θέσιν διά τήν όλόγρα- 
φον καί άριθμητικήν άναγραφήν τής ύπό τοΰ συναγωνιζο- 
μένου προσφερομένης έκπτούσεως έπί πασών τών τιμών 
μονάδος τών περιλαμβανομένων είς τήν άντίστοιχον κατη¬ 
γορίαν έργασιών, τέλος δέ τό συνολικόν ποσόν έκάστης 
κατηγορίας ώς τοΰτο διαμορφοΰται μετά τήν έφαρμογήν 
έπ’ αύτοΰ τής προσφερομένης ύπό τοΰ συναγωνιζομένου 
έκπτώσεως. 

2. Εις τήν «Προσφοράν έκπτώσεων» συμπληροΰνται 
ύπό τοΰ συναγωνιζομένου διά μελάνης ή γραφομηχανή; 
ολογράφως καί άριθμητικώς τά ύπ’ αύτοΰ προσφερόμενα 
ποσοστά έκπτώσεως έπί τών τιμών έκάστης κατηγορία; 
έργασιών, τά ποσά τής κατά κατηγορίαν δαπάνη; ώς ταΰτα 
διαμορφοΰνται μετά τήν έκπτωσιν καί τό γενικόν άθροισμα 
τοΰ συνόλου τών δαπανών, έξ ου διά συγκρίσεως πρός τό 
αντίστοιχον γενικόν άθροισμα τοΰ προϋπολογισμού μελέ¬ 
της προκύπτει ή μέση έκπτιοσις δημοπρασίας. Τά προσφε¬ 
ρόμενα ποσοστά δέον νά είναι έκπεφρασμένα εις άκεραίας 
μονάδας έπί τοΐς εκατόν. 'Η «Προσφορά έκπτώσεων» ύπο- 
γράφεται ΐδιοχείρως ύπό τοϋ συναγοινιζομένου, άπαγορεύε- 
ται δέ ή άλλοίωσις τοΰ κειμένου ταύτης ή ή προσφορά έτέ- 
ρας συμπληρωματικής έκπτώσεως έπί τοΰ συνόλου τή; προσ¬ 
φοράς ή έπί τινων Κατηγοριών έργασιών ταύτης πλέον τοΰ 
κατά τά άνωτέρω σημειουμένου δι* έκάστην κατηγορίαν 
έργασιών ποσοστού έκπτούσεως. 

3. Τά προσφερόμενα ύφ’ έκάστου συναγωνιζομένου πο¬ 
σοστά έκπτούσεως δύναται νά είναι διάφορα δι έκάστην 
κατηγορίαν έργασιών, δέν άποκλείεται δέ η διά τινας κατη¬ 
γορίας προσφορά ποσοστοΰ αύξήσεως άντί μειώσεως (άρνη- 
τική εκπτιοσις), τούτου σημειουμένου εις τάς αντιστοίχους 
θέσεις τοΰ έντυπου τής προσφοράς έκπτώσεως διά της προ- 
τάξεως πρό τής αριθμητικής μέν τιμής τοϋ συμβόλου τής 
προσθέσεως (-)-) πρό τής όλογράφου δέ τοιαύτης τής λέ- 
ξεως «αΰξησις». 

4. Προσφορά μή έχουσα συμπεπληρωμένην , έκπτωσιν 
έστω καί εις μίαν τών κατηγοριών, ή περιλαμβάνουσα είς 
τινα κατηγορίαν διάφορον άριθμητικήν άπό τής όλογράφου 
τιμής, ή εχουσα συμπεπληρωμένην -μόνον τήν μίαν τούτων 
είναι Απαράδεκτος. Απαράδεκτος έπίσης είναι ή προσφορά 
έάν δέν συνοδεύεται, έψ’ όσον συντρέχει πρός τούτο περί- 
πτωσις, ύπό τής κατά τάς έπομένας παραγράφους έκθέσεως 
δικαιολογησεως ταύτης ώς καί δι’ έτέρας, τυχόν παραβάσεις 
τών είς τάς παραγράφους 2 καί 3 τοΰ παρόντος άρθρου Απαι¬ 
τήσεων. Λογιστικά λάθη είς τάς κατά κατηγορίαν δαπάνας 
μετά τήν έφαρμογήν τής έκπτώσεως, τα Αθροίσματα τού¬ 
των καί λοιπάς Αριθμητικές πράξεις της προσφοράς δέν 
συνεπάγονται τό άπαράδεκτον της προσφοράς, άλλα δωρ- 
θοΰνται ύπό τής Έπιτροπης καί ή προσφορά ισχύει ως ούτω 
διαμορφοΰται. 

5. Τά προκύπτοντα κατ’ έφαρμογήν τών προσφερθεισων 

έκπτώσεων ποσά τής κατά κατηγορίαν δαπάνης *£*»**■ 
ται νά είναι ανώτερα τοΰ 1,10 ουδέ κάτω .,,α Ο,Μ 

τής κατά τόν προϋπολογισμόν της υπηρεσίας Οαπανης μετά 
-ήν έπί ταύτης έφαρμογήν τής μέσης εκπτωσεως τηι; προ¬ 
φοράς. Προσφορά! μή πληροΰσαι την ανωτέρω κρουπΈσ 
έμαλότητος έ'στω καί διά μίαν κατηγορίαν είναι «παρα¬ 
δεκτοί. ι , 

6. Δι’ οσας κατηγορίας έργασιών προσφέρεται αρνητική 
Ικπτωσις ή εκπτωσις άνωτέρα τοΰ είκοσι πέντε τοις =.κα.^ 
,ππ η/ \ .< —δίην νά συνοδεύεται υπό εκθέσεως λ- 



1. Τό 


*· έντυπον τής κατα την αηγ^ι-γ^—· - - , κ 

«Προσφοράς έκπτώσεων» χορηγείται εις 


/ τπαένη κατά σελιοα και 

κατά τήν δημοπρασίαν υποβ Μ ^ ώς κα ί ή κυρίως προσφορά. 
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βάλλονται στοιχεία κοστολογησεως των έργασιών, περι- 
λαμβανομένων πάντων των συντελεστών του κόστους, ιδία 
δέ τής εργασίας, των έργοδοτικών επί ταύτης επιβαρύνσεων, 
των ύλικών, της άπασχολήσεως μηχανημάτων, των γενικών 
εξόδων καί των φορολογικών υποχρεώσεων του άναδόχου. 'Η 
κατά την παρούσαν παράγραφον δικαιολόγησις, άποβλέ- 
πουσα μόνον εις τον περί του εύλογου της έκπτώσεως σχη¬ 
ματισμόν γνώμης παρά τής υπηρεσίας, δεν άποτελεϊ στοι- 
χεϊον τής συμβάσεως, ούδέ δύναται νά στηριχθοϋν έπ’ αυτής 
οίαιδήποτε αντιρρήσεις κατά τοϋ κύρους τής δημοπρασίας. 

7. Ή έπιτροπή διεξαγωγής τής δημοπρασίας άναδέι- 
κνύει ώς μειοδότην τόν προ τενεγκόντα τήν μεγαλυτέραν μέσην 
εκπτωσιν, εάν εις την προσφοράν τούτου δεν περιλαμβάνων- 
ται κατηγορίαι με αρνητικήν εκπτωσιν ή μέ έκπτωσιν με¬ 
γαλυτέραν τοϋ είκοσι πέντε τοϊς εκατόν (25%) άλλως δέν 
ανακηρύσσει τελευταΐον μειοδότην, κατατάσσουσα άπλώς 
τάς μη άποκλεισθείσας τοϋ περαιτέρω συναγωνισμού προσ¬ 
φοράς κατά τό ύψος τής προσφερθείσης μέσης έκπτώσεως, 
κλείει δέ τό πρακτικόν της ίνα έπακολουθήση ή κατά τό 
αρθρον 14 εγκρισις ή οΰ τής δημοπρασίας. 

11 . 


’Άρθρον 

Δημοπρασία διά συμπληρώσεως τιμολογίου. 

. 1. Τά κατά τήν δημοπρασίαν υποβαλλόμενα «τιμολόγιον 
προσφοράς» και «προϋπολογισμός προσφοράς» χορηγούνται 
εις τους ενδιαφερομένους υπό τής έν τή διακηρύξει οριζό¬ 
μενης υπηρεσίας. Το τιμολογιον προσφοράς καί ό προϋπο¬ 
λογισμός προσφοράς είναι πανομοιότυποι προς τά αντί¬ 
στοιχα κατα το αρθρον 2 του παρόντος τεύχη δημοπρατησεως 
μέ μόνην τήν διαφοράν οτι τυγχάνουν ασυμπλήρωτοι «ί 
θεσεις των τιμών μοναδος καί των βάσει τούτων προκυπτόν- 
των ποσών. 

2. Εις το τιμολογιον προσφοράς συμπληροΰνται ύφ’ έκά- 
στου > συναγωνιζομένου εις τάς οικείας θέσεις, όλογράφο ς, 
και άριθμητικώς, αί προσφερόμεναι τιμαί μονάδος, είς άς 
δέν περιλαμβάνεται τό έργολαβικόν ποσοστόν. Είς τόν προ¬ 
ϋπολογισμού προσφοράς συμπληροΰνται ύφ’ έκάστου συνα- 
γωνιζομένου εις τάς οικείας θέσεις α) αί διά τοϋ τιμολο- 
γωυ προσφοράς προσφερθεϊσαι τιμαί, β) ή δαπάνη έκάστου 
είδους εργασίας, γ) τά αθροίσματα τών κατά τήν προσφοράν 
δαπανών δι’ έκάστην > ατηγορίαν έργασιών, έκφραζόμενα διά 
του συμβόλου Π μέ δείκτην τόν τοιοΰτον τής αντιστοίχου 
κατηγορίας, ώς καί τό γενικόν άθροισμα τοϋ συνόλου τών 
δαπανών έκφραζόμενον διά τοϋ συμβόλου Σπ, δ) χρηματικόν 
ποσον δια γενικά η επισφαλή έξοδα, έργαλεΐα, έγκαταστά- 
σεις κλπ. ? δια πασης φύσεως βάρη καί υποχρεώσεις του 
αναδοχου, καθοριζόμενον βάσει τοϋ συνολικού αθροίσματος 
των δαπανών Σπ καί τοϋ έργολαβικοΰ ποσοστού, ε) τό 
άθροισμά τών_κατά τά προηγούμενα έδάφια γ καί δ ποσών 
δπερ αποτελεί την κατά τήν προσφοράν αξίαν του έργου 
συμβολιζομενην διά τού συμβόλου (ΣΓΙ), στ) τό άθροισμα 
• τΤ| 5 * Κτα τα ανωτέρω συνολικής κατά τήν προσφοράν αξίας 
του έργου και τού κατεχωρημένου έν τω τεύχει προϋπολο¬ 
γισμού προσφοράς ποσού απροβλέπτων δαπανών, δπερ 
άθροισμά αποτελεί τήν κατά τήν προσφοράν συνολικώς προ- 
βλεπομενην δαπανην τού έργου. 

« 3 · Δια την ύπό τών συναγονιζομένων συμπλήρωσιν καί 
υποβολήν των κατα την προηγουμένην παράγραφον στοι¬ 
χείων ισχύουν τά ακόλουθα : 

α) 1 Απαγορεύεται ή χρήσις άντιγράφων, έστω καί κατά . 
παντα ακριβών των ως ανω τιμολογίων ή προϋπολογισμών 
προσφοράς, επιβαλλόμενης απαραίτητος της χρήσπως αύ- 
.ουσιων των υπό της υπηρεσίας χορηγουμένων τοιούτων. 

Γ' Λ7 5 α Υ 0 Ρ 2 υεται οιαδηποτε τροποποίησις τού κειμένου 
του τιμολογίου η προϋπολογισμού προσφοράς ή τών έν 
αυτοις ττεριεχομενων αριθμών. 1 

γ) Απαγορεύεται οιαδηποτε διόρθωσις, διαγραφή ή 
προσθήκη η ιδιαιτέρα έκπτωσις έπί τών ήδ^' συμπληρω¬ 
μένων τιμών τού τιμολογίου ή ποσών τού προϋπολογισμού 
προσφοράς. Ως διορθώσεις έμπίπτουσαι είς τήν άνωτίρω 
απαγορευσιν δέν νοούνται «ί συνήθεις κατά τήν γραφήν ή 


δακτυλογράφησή τοιαύται κατά τήν κρίσιν τλε - 

τοϋ διαγωνισμού. η της επιτροπής 

δ) Τό Τιμολογιον προσφοράς αποτελεί τό κύριον ϊ 
γραφον τής προσφοράς τού συναγωνιζομένου αίδέώ’αότίπ 
προσφερομεναι τιμαί μονάδος συμπληροΰνται είς ^ 
ολογράφως και άριθμητικώς. Έν άσυμφωνία μεταξύ τη 
ολογραφου και αριθμητικής τιμής κατισχύει ή δλόγοαφο 
τοιαυτη_. Παρ,αλειψις της ολογραφου έγγραφης τήςτι!^ 
καθιστά την προσφοράν άπαράδεκτον. Ώς ολόγραφος Πΐ 
γραφη της τιμής νοείται ή περιλαμβάνουσα ολογράφως τοϋ- 
λαχιστον το ακέραιον μέρος της τιμής. 

ε) προϋπολογισμός προσφοράς αποτελεί συαπληρω- 
ματικον έγγραφον τής προσφοράς τού συναγωνιζομένου 
όεον^όε να είναι συμπεπληρωμένος είς άπαντα τά κονδύλια 
αυτου^ Απαντα τα γινόμενα στρογγυλεύονται είς «κεραίας 
δραχμας προκυπτον δε: κλάσμα της δραχμής μέχρι μ έν τών 
πεντε^ δέκατων (0,50) αυτής αμελείται, μεγαλύτερον δέ 
εωρειται ως ακέραια δραχμή. Έν περιπτώσει άναγραφής 
εις τον προϋπολογισμόν τιμών τινων διαφόρων από τών εις 
το τιμόλογιον προσφοράς άναγεγραμμέμων ή έν περιπτώσει 
λογιστικών σφαλμάτων είς τόν προϋπολογισμόν, διορθοϋν- 
ται αι σχετικαί έγγραφαί ύπό της Επιτροπής τοϋ διαγω- 
νισμου η δε προσφορά έν γένει ισχύει ώς διαμορφοΰται ύπο 
της .Επιτροπής μετά τάς ανωτέρω διορθώσεις. 'Όπου έφε- 
ξης γίνεται παραπομπή είς τήν προσφοράν ή είς έπί μέρους 
στοιχεία ταύτης ή παραπομπή νοείται είς τήν ουτω διορθω- 
θεΐσαν προσφοράν. 

στ) Τοσον το Τιμολογιον προσφοράς όσον καί ό Προϋ¬ 
πολογισμός προσφοράς συμπληροΰνται διά μελάνης ή γρα- 
Ψ^^χκνης και υπογράφονται ύπό τοϋ συναγωνιζομένου, 
οστις μονογραφεί η υπογράφει έπίσης ταΰτα καί κατά ψύλ¬ 
λον. - 

4. Αι τιμαι μονάδος καί τά προκύπτοντα έξ αυτών οικο¬ 
νομικά μεγεθη τής προσφοράς πρέπει νά πληρούν τάς ακο¬ 
λούθους απαιτήσεις· όμαλότητος': 

<κ) Εκαστον τών μερικών αθροισμάτων Π, τών αντί- 


στοιχουντων εις τό κατά τήν προσφοράν σύνολον τής δαπά¬ 
νης τής αντιστοίχου κατηγορίας έργασιών, πρέπει νά μή 
είναι μικροτερον τών όγδοήκοντα εκατοστών (0,80), ούτε 
μεγαλύτερον τού ενός καί δέκα εκατοστών (1,10) τού άθροί¬ 
σματος Σ τής αντιστοίχου κατηγορίας τοϋ προϋπολογισμού 
της μελετης, μειουμένου κατά τό γινόμενον τού άθροισμα- 
τος τουτου Σ επι τήν γενικήν τρκμαρτήν εκπτωσιν τής προσ- 
φοράς, ως εν παραγράφω 6 τοϋ παρόντος άρθρου. 

Εκαστη τών τιμών μονάδος τής προσφοράς πρέπει 
να μη είναι μικροτέρα τών όγδοήκοντα. εκατοστών (0,80) 
ούτε μεγαλύτερα τού ένός καί δέκα εκατοστά (1,10) της 
αντίστοιχου τιμής μονάδος τού προϋπολογισμού της μελέ¬ 
της, μειουμενης κατά τό γινόμενον ταύτης έπί τήν ειδικήν 
οια την κατηγορίαν τεκμαρτήν εκπτωσιν της προσφοράζ> 
ως εν παραγραφω 6 τού παρόντος άρθρου. 

βή Εα,ραβασις οίασδήποτε τών κατά τάς παραγράφους 
ο και 4~απαιτησεων ή άπαγορεύσεων συνεπάγεται τήν απορ- 
ριψιν τής προσφοράς. Ώς διορθοόσεις τών ήδη συμπεπλη- 
ρωμενων τιμών, κατά τήν περίπτωσιν γ τής παραγρ. 3, δεν 
νοούνται αι συνήθεις κατά τήν γραφήν ή δακτυλογραφήσω 
τοιαύται, κατα τήν κρίσιν τής Επιτροπής. 

. ~6. Η διαφορά άπό τού γενικού αθροίσματος δαπανών 
τής μελέτης Σσ τού αντιστοίχου άθροίσματος δαπανών τής 
προσφοράς Σπ, διαιρουμένη διά τοϋ γενικού άθροίσματος 
δαπανών της μελέτης Σσ, αποτελεί τήν έκ της δημοπρασίας 
προκύπτουσαν γενικήν τεκμαρτήν εκπτωσιν. Ή διαψορ» 
απο του μερικού άθροίσματος δαπανών έκάστης κατηχο* 
ριας εργασιών Σι τού αντιστοίχου μερικού άθροίσματος τη-5 
Προσφοράς Πι, διαιρουμένη διά τού μερικού αθροίσματος 
α πανών Σι, αποτελεί τήν έκ τής δημοπρασίας προκυτιτο» 
σαν ειδικήν τεκμαρτήν εκπτωσιν τής κατηγορίας ταύτης- 
„ ^' Δι προσφοραι έξ ών προκύπτει ή γενική τεκ Τ- ι ^ , | 
έκπτωσις ανωτέρα τού είκοσι πέντε τοϊς εκατόν (25/ο/ 
όεον νά συνοδεύωνται υπό έκθέσεως δικαιολαγήσεως της 
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κρ οσφοράς. Ή Ικθεσις περιλαμβάνεται εντός τοΰ έσωτερικοΰ 
φακέλλου της προσφοράς, εφαρμόζονται δέ επί ταύτης' α! 
διατάξεις της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 9 τοΰ παρόντος/ 
Διά την άνακήρυξιν μειοδότου εφαρμόζονται καί έν προ- 
κειμένω αί διατάξεις της παραγράφου 3 τοϋ αύταϋ άρθρου 

9. / 

8. Έν περιπτώσεΓ πλειόνων προσφορών -με τήν αυτήν 
γενικήν τεκμαρτήν Ικπτωσιν ή άνακήρυξις τοΰ μειοδότου 
γίνεται διά κλήρου. 

"Άρθρον- Ί2. ·· - 

Δημοπρασία μετ’ άξιολογήσεως προσφορών. 

1. Κατά τό σύστημα τοΰτο, διά της διακηρύξεως παρέ¬ 
χεται ελευθερία εις τούς συναγωνιζομένους όπως καθορίζουν 
διά τής προσφοράς των, επί πλέον τών κατά τάς διατάξεις τοϋ 
προηγουμένου άρθρου τιμών καί δαπανών, καί στοιχεία άνα- 
φερόμενα ίδίφ εις : 

α) Τήν μελέτην τοΰ όλου έργου ή τμήματος αότοϋ, 

β) τόν καθορισμόν τεχνολογικών χαρακτηριστικών άφο- 
ρώντων είς στοιχεία τοΰ έργου, 

γ) τάς προθεσμίας έκτελέσεως τοΰ έργου, 

'2. Τά κριτήριοΆξίολογήσεως τής προσφοράς καί οί συντελε- 
σται επιρροής τούτων ορίζονται πάντοτε διά τής διακηρύξεως, 
ήτις είς τήν περίπτωσιν αυτήν έγκρίνεται κατόπιν συμφώνου 
γνώμης τοΰ αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου. Διά της διακη- 
ρύξεως ορίζονται ομοίως, κατά τήν αυτήν διαδικασίαν, τά 
άπαιτούμενα πρός υποβολήν ύπό τών συναγωνιζομένων κατά 
τήν δημοπρασίαν τεύχη, σχεδιαγράμματα καί λοιπά έγγραφα 
καθοριστικά τών έν,παραγράφω 1 τοΰ παρόντος στοιχείων. 

Διά της διακηρύξεως δύναται νά χαρακτηρισθοΰν τά ως 
«νω στοιχεία ώς έγγραφα έμπιστευτικά, μή ανακοινώσιμα 
είς τούς λοιπούς συναγωνιζομένους, είς ήν # περίπτωσιν κρι- 
νεται ότι τοιαΰτα στοιχεία αποτελούν επαγγελματικόν 
άπόρρητον τών συμμετεχόντων είς τήν δημοπρασίαν. 

3. Τ ! άξιολόγησις τών κατά τά ανωτέρω στοιχείων γί¬ 
νεται ύπό της επιτροπής διεξαγωγής τής δημοπρασίας. Η 
δεακήρυξις, είς περιπτώσεις καθ’ άς ή περί άξιολογήσεως κρι- 
σις απαιτεί είδικάς έπιστημονικάς γνώσεις, δύναται να προ- 
βλέπη ειδικήν πρός τοΰτο επιτροπήν άξιολογήσεως. Η 
περί άξιολογήσεως κρίσις γίνεται πάντοτε προ τής αποσφρα- 
γίσεως τών οικονομικών προσφορών καί διατυποΰται εν 
ίδιο) πρακτικώ δπερ άνακοινοΰται είς τούς συμμετασχοντας 
τής δημοπρασίας. Έάν κατά τήν προηγουμένην· παράγραφον 
έχουν χαρακτηρισθή ώρισμένα στοιχεία τής προσφοράς ους 
εμπιστευτικά, περί τούτων συντάσσεται ίδιρι εμπιστευτικη 
έκθεσις, έκ τής οποίας περιλαμβάνεται εις το ανακοινουμενον 
“ραπτικόν άξιολογήσεως μόνον ή τελική επι τών στοιχείων τού¬ 
των κρίσις, σονδοαζομένη μετά τής έκ τών λοιπών μή εμαιστεο- 
τιαών στοιχείων κρίσεως. Κατά τήν αξιολογησιν αποκλείονται 
τής περαιτέρω συμμετοχής είς τήν δημοπρασίαν συναγω- 
νιζόμενοι τών όποιων τά ύποβληθεντα στοιχεία κρινονται ως 
μή πληροΰντα τάς άρχάς τής τεχνικής η τής έπίστημης. 
Εις ήν περίπτωσιν διαπιστοΰνται άποκλισεις εκ τών ορών 
τής διακηρύξεως, καλοΰνται οί παρουσιάζοντες ταυτας συνα- 
γωνιζόμδνοι νά παρέξουν εγγράφους, εντός τασσόμενης προ¬ 
θεσμίας, πάντα τά στοιχεία ύποστηρίξεως τών αποκλίσεων, 
ατινα, έμπροθέσμως ύποβληθέντα, λαμβανονται ύπ οψιν 
ύπό τής Επιτροπής άξιολογήσεως διά τήν τελικήν κρισιν. 

4. 'Η έπιτροπή διεξαγωγής τής δημοπρασίας ^Ανακοι¬ 
νώνει έν δημοσία συνεδριάσει τά άποτελεσματα της^ ας,ιο 
λογησεως τών κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, αρ ρου 
ύποβαλλομένων στοιχείων καί ακολούθως προβαίνει εις 
τήν άποσφράγισιν τών ύποβληθεισών οικονομικών προσφο¬ 
ρών τών μή άποκλεισθέντουν κατά τό στάδιον άςιολογησεως 
τυναγώνιζομένων καί έν συνεχεία είς τόν έλεγχον των στοι¬ 
χείων τών οικονομικών προσφορών αυτών. Είτα η επι- 
τροπή προβαίνει, βάσει τοΰ αποτελέσματος^ τής τελικής 
κρίσεως τής επιτροπής- άξιολογήσεως, εις τον προσ ιορ^ι 
σμόν τής έκ τής άξιολογήσεως τών στοιχείων επιρροής 
επι τής οικονομικής προσφοράς, είς απόλυτα μ-Υ' η 


φραζόμενα είς δραχμάς καί περαιτέρω είς τόν καθορισμόν 
τοΰ έκ τής άξιολογήσεως ταύτης προκύπταντος ΰψους τήζ 
προσφοράς δπερ αντιπροσωπεύει την μετ’ αξιολόγησή 
προσφοράν. 

5. 'Η έπιτροπή άναδέικνύει ώς μειοδότην τόν προσενεγ- 
κόντα τήν χαμηλοτέραν προσφοράν, λαμβανομένης ύπ’ όψιν 
καί τής άξιολογήσεως, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών 
διατάξεων τοΰ προηγουμένου άρθρου πλήν τής παραγράφου 7 
αύτοΰ. 

"Αρθρον 13. 

Δημοπρασία απολογιστικών έργων. 

1. Κατά τό σύστημα τοΰτο, είς τά έν άρθρω 2 τοΰπα- 
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2. Έκαστος συναγωνιζόμενος προσφέρει ποσοστόν έκ- 
πεφρασμένον είς άκεραίας μονάδας έπί τοΐς έκατόν δπερ, 
έφαρμοζόμενον έπί τών άπολογιστικώς διά, λογαριασμόν 
τοΰ κυρίου τοΰ έργου πραγματοποιηθησομένων δαπανών, 
καθορίζει την άποζημίωσιν αύτου διά γενικά ή άλλα· έξοδα 
ώς καί δι’ δφελος αύτοΰ. Ή έπιτροπή διεξαγωγής τής δημο¬ 
πρασίας άναδεικνύει ώς μειοδότην τόν προσενεγκόντα τό 
κατά τά ανωτέρω μικρότερον ποσοστόν. Έν περιπτούσει 
ύπάρξεως πλειόνων τής μιας προσφορών μέ τό αύτό ποσο¬ 
στόν ό μειοδότης άναδεικνύεται διά κλήρου. 

’Άρθρον 14. 

Έγκρισις -Άκύρωσις - Μερική έπανάληψις δημοπρασίας. 

1. 'Η δημοπρασία δέν τελειοϋται πρίν ή έγκριθή ύπό τής 
προϊσταμένης Αρχής. 

2. Έπί δημοπρασίας διενεργηθείσης κατά τό σύστημα 
έκπτώσεως μετά γενικού- όρίου (άρθρον 9) ή διά συμπληρώ- 
σεως τιμολογίου (άρθρον 11) καθ’ ήν προ σεψέρΟη έκπτωσις 
άνωτέρα τοΰ είκοσι πέντε τοϊς έκατόν (25%), ή έγκρισις 
ύπό τής προϊσταμένης αρχής γίνεται μετά γνώμην ^τοϋ άρ- 
μοδίου συμβουλίου. Έάν, κατά τήν γνώμην τοΰ άρμοδίου 
συμβουλίου, κριΟή ότι ή δικαιολόγησις τής προσφοράς δέν 
είναι ικανοποιητική, ή προϊσταμένη άρχή δύναται νά άπορ- 
ρίψη τήν περιλαμβάνουσαν τήν μεγαλυτέραν έκπτωσιν 
προσφοράν, εξετάζουσα δέ τάς έπομένας κατά σειράν μεγέ¬ 
θους προσφοράς, νά κατακυρώση τήν δημοπρασίαν ίπ’ 
όνόματι τοΰ έκ τών συναγωνιζομένων προσενεγκόντος τήν 
πρώτην έπαοκώς δικαιολογηΟεΐσαν ή μή χρήζουσαν δικαιο- 
λόγήσεως προσφοράν ή καί νά άκυρώση τήν δημοπρασίαν. 

3. Διά δημοπρασίας διενεργηθείσας έν δλω ή' έν μέρει 
κατά τό σύστημα μετ’ άξιολογήσεως προσφορών άπαιτεΐται 
διά τήν έγκρισιν σύμφωνος γνώμη τοΰ άρμοδίου τεχνικού 

συμβουλίου. , , 

4 Τό αποτέλεσμα τών δημοπρασιών, έπιφυλασσομένων 
τών* διατάξεων τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος άρθρου, 
ώς καί τών λοιπών διατάξεων τοΰ παρόντος ΙΙρ. Δ)τος 
τών άπαγγελουσών ακυρότητας ή έτέρας εΐδικωτέρας κυ¬ 
ρώσεις, επιτρέπεται νά άκυρωθή μόνον δια «να έκ των άκο- 
λούθων λόγων : α) Διά παράτυπον διεξαγωγήν αυτών, άλλα 
(χόνον έφ’ όσον έκ τής παρατυπίας επηρεάζεται τό άποτέ- 
λεσμα τής δημοπρασίας, β) έάν τό αποτέλεσμα της δημο¬ 
πρασίας κρίνεται ούχί ικανοποιητικόν δια τόν κύριον του 
έργου καί γ) έάν ό συναγωνισμός κατκ την κρισιν της 
προϊστάμενης Αρχής ύπήρξεν άνεπαρκης η εαν υπαρχουν 
σοβαραί^ενδείξεις ότι έγένετο συνεννοησις των συναγω- 
ίζομένων πρός άποφυγήν πραγματικού συναγουνισμου 
'Η άκύρωσις μυστικών δημοπρασιουν γίνεται με-α γνώμη 
τοΰ τεχνικού συμβουλίου. . 

5. Έάν ή δημοπρασία άκυρωθή ή δέν εγκριΟη Μ οΐον- 
δήποτε λόγον τό αποτέλεσμα αυτής, ούδεις των συμμετασχον- 
των είς ταύτην δικαιούται οίασδήποτε άποζημιωσεως. 

• 6. Έάν έγένοντο δεκτοί είς τήν δημοπρασίαν ^συναγωνι- 
ΓΑιιενοι μή κεκτημένοι τά νόμιμα προσόντα ή μη πληρου - 
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άλλα λάθη, επιτρέπεται ή μερική άκύρωσις της δημοπρασίας 
άπδ τοΰ σημείου καθ’ δ έγένετο ή παρατυπία τήτά λάθη^καί_ 
ή έπανάληψις ταύτης κατά τάς διατάξεις τοΰ νόμου, αφ ου 
σημείου ήκυρώθη αδτη. Διά της περί μερικής ακυρωσεως 
καί έπαναλήψεως άποφάσεως ορίζεται ό τόπος και ο χρό¬ 
νος τής έπαναλήψεως καί τά μέλη τής επιτροπής διεξαγωγής, 
τής μερικής ταύτης έπαναλήψεως τής δημοπρασίας. ^ Ή 
προθεσμία διά την συνέχισιν τής δημοπρασίας είναι τουλά¬ 
χιστον πέντε (5) ήμέραι. Διά την εγκρισιν, είς την περι- 
πτωσιν τής παρούσης παραγράφου, λαμβάνονται ύπ’ οψιν 
τά πρακτικά τόσον τής αρχικής δσον καί τής κατά συνέχι- 
σιν δημοπρασίας. 

7. Τά έξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως τής 
άρχικής καί τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν 
τον άνάδοχον τοΰ έργου. 

8. Έάν εις τον μειοδότην δεν κοινοποιηθή. ή άπόφασις 
έγκρίσεως τής δημοπρασίας έντός τής υπό τοΰ άρθρου 4 
τοΰ Ν.Δ. 1266/72 προθεσμίας ισχύος τής προσφοράς του 
δύναται οδτος νά δηλώση έγγράφως ότι άνακαλεΐ όριστι- 
κώς ταύτην. Έν τοιαύτη περιπτώσει έπιστρέφεται είς αύτόν 
έντός δέκα (10) ημερών, ή κατατεθεϊσα έγγύησις συμμετο¬ 
χής. Τά αυτά Ισχύουν καί διά τάς έγγυήσεις τών λοιπών 
συναγωνιζομένων, αν αδται δεν έχουν έπιστραφή κατά την 
παράγρ. 3 τοΰ άρθρου 4 τοΰ παρόντος. 

"Αρθρον 15. 

Σύμβασις κατασκευής έργου. 

1. 'Η πρός κατασκευήν τοΰ έργου δύμβασις συνάπτετα 1 
βάσει τής άποφάσεως περί έγκρίσεως τής δημοπρασίας 
διά συνολικόν χρηματικόν ποσόν τό έκ τής δημοπρασίας 
προκϋπτον μετά τών απροβλέπτων. 'Η άπόφασις έγκρίσεως 
κοινοποιείται είς τόν ύπέρ οδ ή κατακύρωσις, καλούμενου 
δπως είς ώρισμένον τόπον καί χρόνον, έντός προθεσμίας, 
ούχί έλάσσονος τών οκτώ ουδέ μείζονος τών δέκα πέντε 
ήμερών, προσέλθη πρός υπογραφήν τής συμβάσεως καί κατα- 
θέση τήν κατά τό επόμενον άρθρον άπαιτουμένην πρός τοΰτο 
έγγύησιν καλής έκτελέσεως. 

2. Έάν ό κληθείς μειοδότης δεν έμφανισθή έντός τής 
ταχθείσης προθεσμίας κηρύσσεται έκπτωτος δι’ άποφά¬ 
σεως τοΰ προϊσταμένου τής διευθυνούσης Υπηρεσίας. 
Διά τήν έκπτωσιν ταύτην δεν απαιτείται κοινοποίησις 
είδικής προσκλήσεως. Μή έμφάνισιν τοΰ μειοδότου συνιστά 
καί ή μή εμπρόθεσμος προσκόμισις τής άπαιτουμένης διά 
τήν υπογραφήν τής συμβάσεως έγγυήσεως. Ή μή εμφάνι- 
σις πρός υπογραφήν τής συμβάσεως συνεπάγεται τήν ύπέρ 
τοΰ κυρίου τοΰ έργου κατάπτωσιν τής έγγυήσεως συμμετο¬ 
χής είς τήν δημοπρασίαν λόγω ειδικής πρός τοΰτο ποινής. 

"Αρθρον 16. 

Έγγύησις καλής έκτελέσεως. 

1. Διά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως άπαιτεΐται ή υπό 
τοΰ άναδόχου τών έργων προσκόμισις έγγυήσεως καλής 
έκτελέσεως ήτις ορίζεται είς πέντε τοΐς εκατόν (5%) 
έπί τής έκ τής προσφοράς τοΰ άναδόχου προκυπτούσης ' 
συνολικής δαπάνης· τοΰ έργου, περιλαμβανομένων καί τών 
άπροβλέπτων δαπανών. 

2. Συμπληρωματική έγγύησις καλής έκτελέσεως άπαι- 
τεΐται καί έπί πάσης μεταγενεστέρας αύξήσεως τοΰ χρη¬ 
ματικού άντικειμένου τής συμβάσεως κατά τό αυτό πο"σο- 
στόν^τής προηγουμένης παραγράφου λογιζομένη έπί τοΰ 
ποσοΰ, τής αύξήσεως. 'Η συμπληρωματική αυτή έγγύησις 
κατατίθεται ύπό τοΰ άναδόχου είς τήν διευθύνουσαν Υπη¬ 
ρεσίαν έπί τή κοινοποιήσει πρός τόν άνάδοχον τής έγκρι- 
τικής άποφάσεως καί έν πάση περιπτώσει προ τής έκδό- 
σεως της εντολής πληρωμής επι τοΰ πρώτου λογαριασμοΰ, 
τοΰ συντασσομένου καθ’ ύπέρβασιν τοΰ ποσοΰ τής συμβά- 
σεως. Έν μή καταθέσει τής έγγυήσεως ταύτης παρακρα- 
τεΐται αυτή εκ τών τοιούτων λογαριασμών πληρωμής καί 
μέ τό αύτό ποσοστόν έπί παντός καθ’ ύπάρβασιν τοΰ χρη¬ 
ματικού αντικειμένου πιστοποιούμενου ποσοΰ. Είς περί¬ 


πτωσή μειώσεως τοΰ συμβατικού άντικειμένου, αιτήσει 
τοΰ άναδόχου επέρχεται άνάλογως μείωσις τών έγγυή- 


σεων. 


3. ' Η έγγύησις καλής έκτελέσεως συμπληροΰται διά τών 
κρατήσεων έπί τών έκάστοτε έκδιδομένων κατά τάς διατά¬ 
ξεις τοΰ άρθρου 51 τοΰ παρόντος έντολών πληρωμής. 'Η 
κράτησις αδτη ορίζεται είς ποσοστόν πέντε έπί τοΐς έκατόν 
(5 %) επί τής συνολικής, κατά τήν έλεγχθεϊσαν πιοτο- 
ποίησιν, άξίας τών έκτελεσθεισών έργασιών καί είς ποσοστόν 
δέκα έπί τοΐς έκατόν (10 %) έπί τής άζίας τών τυχόν περι- 
λαμβανομένων είς τήν πιστοποίησιν ύλικών. Τάς κρατή¬ 
σεις ταύτας δύναται ό άνάδοχος οποτεδήποτε νά άντικατα- 
στήση δι’ εγγυητικών έπιστολών κατά τό άρθρον 5 τοΰ 

Ν.Δ.' 1266/727 

4. Αί κατά τάς άνωτέρω παραγράφους 1—3 έγγυήσεις 
καλής έκτελέσεως καλύπτουν έν τώ συνόλω των, αδια¬ 
κρίτως τήν πιστήν εφαρμογήν πάντων τών ορών τής συμ¬ 
βάσεως καί οίανδήποτε άπαίτησιν τοΰ κυρίου τοΰ έργου 
κατά τοΰ άναδόχου, προκύπτουσαν ένεκα τοΰ έ'ργου. 

5. Τό αύνολον τής κατά τάς παραγρ. 1 έως καί 3 του πα¬ 
ρόντος άρθρου έγγυήσεως μειοΰται, κατά τήν διάρκειαν τής 
κατασκευής τών έργων, κατά ποσοστόν έπί τής άξίας τών 
τελικώς έπιμετρηθεισών έργασιών, τών οποίων ή έπιμέτρησις 
ήλέγχθη καί έγένετο άποδεκτή ύπό τής ύπηρεσίας. Τό ποσο¬ 
στόν τής τοιαύτης μειώσεως ανέρχεται είς τόσας έπί τοΐς 
έκατόν μονάδας, όσαι αί κατά* τήν παρ. 1 έφαρμοζόμεναι 
είς _ τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν μονάδες έγγυήσεως, 
προσηυξημέναι κατά μίαν άκεραίαν μονάδα. 'Η κατά τά 
άνωτέρω μείωσις γίνεται δι’ άποφάσεως τοΰ προϊστάμενου 
τής διευθυνούσης 'Τπηρεσίας, έκδιδομένης έπί σχετικής 
αίτήσεως τοΰ άναδόχου. Διά τής αίτήσεως ταύτης ύποβάλλε- 
ται ειδικός απολογισμός έμφαίνων τήν έκκαθαρισθεΐσαν, 
βάσει τών γενομένων άποδεκτών τελικών επιμετρήσεων, 
δαπάνην. 

6. Αί λοιπαΐ εγγυήσεις αποδίδονται μετά τήν οριστικήν 
παραλαβήν. Προ ταύτης επιτρέπεται άποδέσμευσις μέρους 
τών ώς άνω έγγυήσεων μετά συντέλεσιν τής προσωρινής 
παραλαβής, κατόπιν αίτήσεως τοΰ άναδόχου καί έφ’ όσον 
ήθελε κριθή οτι αί άπομένουσαι έγγυήσεις έξασφαλίζουν τα 
συμφέροντα τοΰ κυρίου τοΰ έργου κατά τόν μέχρι της 
οριστικής παραλαβής χρόνον. 'Η κατά τά άνωτέρω άποδε- 
σμευσις δεν δύναται νά είναι μείζων ποσοΰ άντιστοιχοϋντος 
είς ποσοστόν δύο έπί τοΐς έκατόν (2 %) επί τ ή? άξίας τών 
παραλαμβανομένων έργασιών. 

7. Είς περιπτώσεις συμβάσεως κατασκευής δημοσίου 
έργου δι’ άπ’ ευθείας άναθέσεως, άνευ δημοπρασίας, καθο¬ 
ρίζεται διά τής άποφάσεως έγκρίσεως τό Ίφαρμοστεον κατα 
την παράγραφον 1 τοΰ παρόΛος ποσοστόν, ούχί ελασσον του 
κέντε τοΐς έκατόν (5%). 

8. Είς περιπτώσεις έργων ίδιαζούσης φύσεως ή σημασίας 
ιδία δε όταν ένεκα ταύτης τό έπιτυχές τής κατασκευής του 
έργου δεν δύναται νά έλεγχθή είμή μόνον μετά τήν άποπερα- 
.τωσιν καί δοκιμήν αύτοΰ ή δταν ή άκριβόχρονος έκτελεσίζ 
τοΰ έργου είναι ιδιαιτέρως απαιτητή δύναται νά καθορισθη 
πρόσθετος έγγύησις παρεχόμενη κατά τήν κατάρτισιν της 
συμβάσεως. 'Η παροχή τοιαύτης προσθέτου έγγυήσεως 
έγκρίνεται μόνον ώς παρέκκλισις, διά τής σχετικής δέ άπο- 
φασεως καθορίζεται καί τό ποσοστόν ή ποσόν ταύτης και τα 
τής μειώσεως ή άποδόσεως αυτής, ήτις άπόδοσις άλλως $'■&' 
γεργεΐται μετά τήν οριστικήν παραλαβήν τοΰ έργου. 

"Αρθρον 17. 

Έπίβλεψις κατασκευής έργου. 

1. Η έπίβλεψις άποσκοπεΐ είς τήν πιστήν έκτρληρωσιν 
τών όρων τής συμβάσεως ύπό τοΰ άναδόχου και εις την 
κατασκευήν τοΰ έργου κατά τούς κανόνας τής τέχνης, 
τρόπον άνταποκρινόμενον πρός τόν προορισμόν του~ κ<* 1 
ασκείται συνεχώς κατά τήν διάρκειαν τής κατασκευής-, 

, 2. Ο προϊστάμενος .τής διευθυνούσης τό έργον Υπηρεσίας 
ορίζει τον επιβλέποντα τοΰ έργου καί τούς βοηθούς τουτου. 
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Έπί έργου έκ πλειόνων αότοτελών τμημάτων ή συνθέτων 
δύνανται νά όρισθοΰν έπιβλέποντες κατά αυτοτελή τμήματα 
ή κατηγορίας. Εις περιπτώσεις φορέων έκτελέσεως έργων 
μή διαθετόντων τεχνικάς υπηρεσίας ό έπιβλέπων ορίζεται 
ύπό του κυρίου του έργου. 

3. 'Ο έπιβλέπων αποτελεί τον άμεσον βοηθόν τοϋ προϊ¬ 
σταμένου της διευθυνούσης 'Υπηρεσίας έν τη διευθύνσει 
τοϋ έργου καί πλέον τών ’ είς τάς λοιπάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος καθηκόντων καί ενεργειών αυτοΰ, επιμελείται διά 
την κατασκευήν τοϋ έργου συμφώνως' προς την μελέτην 
καί τούς όρους της μετά τοϋ άναδόχου συμβάσεως. Ό έπι¬ 
βλέπων φέρει άκεραίαν την ευθύνην διά τάς ποσότητας των 
έλεγχθεισών επιμετρήσεων καί των συναφών πιστοποιή¬ 
σεων καί λογαριασμών, επί δέ τής ποιότητος πλήν τοϋ έπι- 
βλέποντος εύθύνεται καί ό προϊστάμενος τής διευθυνούσης 
Υπηρεσίας. Οί βοηθοί τοϋ έπιβλέποντος εύθύνονται διά τάς 
συγκεκριμένας ένεργείας τάς κατά τήν άσκησιν τής έπι- 
βλέψεως άνατεθείσας εις αυτούς. Έπί πλειόνων άσκησάν- 
των διαδοχικώς καθήκοντα προϊσταμένου ή έπιβλέποντος 
ή βοηθοΰ έκαστος εύθύνεται διά τό άντίστόιχον μέρος τών 
έργασιών. 

4. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου τελοΰν ύπό τήν 
έπιφύλαξιν άκεραίας τής ευθύνης τοϋ άναδόχου κατά τάς 
διατάξεις τοϋ νόμου καί τής συμβάσεως. 

— ’Άρθρον 18. 

Έγκατάστασις άναδόχου. 

1. Εντός δέκα ημερών άπό τής υπογραφής τής συμβά¬ 
σεως ή διευθύνουσα Υπηρεσία καλεϊ έγγράφως τόν άνάδο- 
χον πρός έγκατάστασιν έντός προθεσμίας ούχί έλάσσονος 
τών οκτώ ουδέ μείζονος τών δέκα πέντε ημερών. Διά τής 
προσκλήσεως ορίζεται" ό τόπος, ή ημέρα καί ώρα τής 
έγκαταστάσεως. Περί τής έγκαταστάσεως συντάσσεται 
σχετικόν πρωτόκολλον ύπογραφόμενον ύπό τοϋ προϊστα¬ 
μένου τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας καί τοϋ άναδόχου; Διά 
της συμβάσεως δύναται νά άρίζηται άλλως ό χρόνος τής 
έγκαταστάσεως. Κατά τήν έγκατάστασιν παραδίδονται εις 
τόν άνάδοχον πάντα τά τεύχη τής μελέτης ή λοιπά προβλε- 
πόμενα ύπό τής συμβάσεως στοιχεία, μνημονευομένου τούτου 
λεπτομερώς εις τό οίκεΐον πρωτόκολλον. Έάν ό άνάδοχος 
αμφισβητη τήν δυνατότητα ένάρξεως τών έργασιών συμφώ- 
νως πρός τούς όρους τής συμβάσεως ύπογράφει τό πρωτό¬ 
κολλον μετ’ έπιφυλάξεως. Έν τη περιπτώσει ταύτη τοΰτο 
επέχει θέσιν πράξεως τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας ή δέ 
κατά τούτου ένστασις ύποβάλλεται έντός προθεσμίας πέντε 
ημερών άπό τής μετ’ έπιφυλάξεως υπογραφής του ύπό τοϋ 
αναδόχου. 

2. Έάν παρέλθη μην άπό τής ύπογραφής τής εργολαβικής 
συμβάσεως, χωρίς νά κληθη ό άνάδοχος πρός έγκατάστασιν, 
δυναται ουτος νά ζητήση διάλυσιν τής έργολαβίας. Διά τής 
συμβάσεως δύναται ή προθεσμία αϋτη νά όρίζηται μεγα¬ 
λύτερα τοϋ μηνός, έάν συντρέχουν ειδικοί πρός τούτο λογοι. 

Η πρός διάλυσιν αΐτησις περιλαμβάνει καθαράν, άνευ αιρέ¬ 
σεων ή όρων, δήλωσιν περί διαλύσεως και υποβάλλεται 
^Ρος τόν προϊστάμενον τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας, όστις 
οφείλει νά ύποβάλη ταύτην είς τήν προϊσταμένην ^ Αρχήν 
μετά τών τυχόν παρατηρήσεων αυτοΰ έντός πέντε ημερών 
απο τής έπιδόσεως ταύτης. 'Η προϊσταμένη ’Αρχή,^ μετά 
γνώμην τοϋ αρμοδίου τεχνικού Συμβουλίου ως προς το 
νόμιμόν τής αίτήσεως, άποφαίνεται έπί ταύτης εντός , δυο 
(2) μηνών άπό τής ύποβολής τής δηλώσεως. ΓΙαρελθουσης 
άπρακτου τής προθεσμίας ταύτης ή σύμβασις θεωρείται 
οιαλελυμένη. 

3· · Εν περιπτώσει διαλύσεως κατά τήν ,προηγουμένην 
"^αραγραφον έπιστρεφεται είς τόν άνάδοχον η κατατεθε.ΐσα 
®Ρήησις καί άναγνωρίζεται ύπέρ αότοϋ άποζημιωσις δια 
τ«ζ πραγματικάς του δαπάνας έκ τής έκδόσεως εγγυητικών 
επιστολών, δη^ιοσιεύσεως τής διακηρύξεως και τελών εν 
γίνει τής προσφοράς του κατά τήν δημοπρασίαν και ^ τής 
συμβάσεως καί έξ έπί πλέον ποσού κανονιζομένου, δι ^απο 
φάσεως τής προϊσταμένης Αρχής μετά γνώμην τοϋ αρμο¬ 


δίου τεχνικού συμβουλίου, άναλόγως πρός τάς λοιπάς ζημίας 
αυτου μη δυνάμενον νά ύπερβή τό έν διακοσιοστόν τοϋ 
συμβατικού προϋπολογισμού τοϋ έργου. 

4. Έάν ό άνάδοχος δέν προσέλθη πρός έγκατάστασιν 
έντός τής κατά τήν παρ. 1 τού παρόντος άρθρου προθεσμίας 
ό προϊστάμενος τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας δύναται νά 
κηρύξη αυτόν έκπτωτον, έφαρμοζομένων έν τοιαύτη π*ρι- 
πτώσει τών διατάξεων τού άρθρου 44 τοϋ παρόντος άνευ 
κοινοποιήσεως ειδικής προσκλήσεως. 


’Άρθρον 19. 

' Τόπος διαμονής τοϋ άναδόχου. 

1. Έκτος άν άλλως προβλέπεται είς τά συμβατικά τεύχη 
ό άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως δηλώση, κατά τήν κατάρ- 
τισιν τής συμβάσεως, τόν τόπον καί τήν διεύθυνσιν τής κατά 
τήν, διάρκειαν τών έργων διαμονής του, άμα δέ διορίση 
άντίκλητον, άποδεκτόν ύπό τής υπηρεσίας, κάτοικον τής 
έδρας τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας, έξουσιοδοτημένον διά 
τήν παραλαβήν τών κοινοποιουμένων αύτώ έγγράφων τής 
' Υπηρεσίας. 'Ομοϋ μετά τού διορισμού τού άντικλήτου κατα¬ 
τίθεται καί έγγραφον άποδοχής τού διορισμού τούτου ΰπ’ 
αύτοΰ. Ό ούτω οριζόμενος άντίκλητος δύναται νά άντικατα- 
σταθή μεταγενεστέρως κατόπιν αίτήσεως τού άναδόχου 
ύποβάλλοντος καί δήλιυσιν άποδοχής τοϋ νέου άντικλήτου. 
'Η τυχόν δηλουμένη διά τής αυτής αίτήσεως παύσις τής 
έξουσιοδοτήσεως τοϋ πρότερον όρισθέντος άντικλήτου έπέρ- 
χεται μόνον μετά τήν ύπό τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας 
έγγραφον αποδοχήν τού νέου τοιούτου. Ή υπηρεσία δύναται 
πάντοτε νά ζητήση τήν άντικατάστασιν τού άντικλήτου, 
οπότε ό άνάδοχος ορίζει κατά τά άνωτέρω έτερον τοιοΰτον. 

2. Έν περιπτώσει μή έξευρέσεως τοϋ κατά τά άνωτέρω 
άντικλήτου είς τήν δηλωθεΐσαν διεύθυνσιν ή άρνήσιως 
τούτου πρός παραλαβήν έγγραφου τής υπηρεσίας, ή κοινο- 
ποίησις γίνεται.είς τόν άνάδοχον ή τόν άντίκλητον κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, τών έξόδων 
ταύτης βαρυνόντων τόν άνάδοχον. 

Άρθρον 20. 


Πρόγραμμα κατασκευής έργων. 


1. Έντός καθοριζαμένης διά τών συμβατικών τευχών, 
προθεσμίας ό άνάδοχος όφείλει νά ύποβάλη είς τήν διευθύ- 
νουσαν "Υπηρεσίαν πρόγραμμα κατασκευής τοϋ έργου 
άνταποκρινόμενον πρός τάς έκ τής συμβάσεως ύποχρεοϋσεις 


του. 


2. Τό πρόγραμμα κλιμακοΰται έντός τών ύπό τών συμ¬ 
βατικών τευχών όριζομένων τμηματικών προθεσμιών καί 
συντάσσεται μέ βασικήν έπιδίωξιν τόν συντονισμόν τών 
δραστηριοτήτων πρός άπόδοσιν κατά τό έφικτόν όλοκλη- 
ρωμένου κατά χρησιμοποιήσιμα τμήματα έργου. 

3. Τό πρόγραμμα συντάσσεται ύπό τύπον γραμμικού δια¬ 
γράμματος καί άπεικονίζει τήν έν τώ χρόνω άνάπτυξιν τών 
έπί μέρους έργων ή έργασιών πρός έπίτευξιν τοϋ κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον σκοπού. Τό πρόγραμμα συνο¬ 
δεύεται ύπό έκθέσεως άναλυούσης καί αίτιολογούσης πλήρως 
τόν προτεινόμενον προγραμματισμόν. 

4. Έπί σημαντικών έργων δύναται νά περιληφθή είς τά 
συμβατικά τεύχη ύποχρέωσις τοϋ άναδόχου περί έφαρμογής 
τής μεθόδου τής δικτυίυτής άναλύσεως και τής μετατροπής 
τοϋ δικτύου είς γραμμικόν διάγραμμα. 


5. 'Η διευθύνουσα Υπηρεσία άποφαίνεται έπί του υπο- 
ληθέντος προγράμματος, δυναμένη νά τροποποίηση τας 
ροτάσεις τοϋ άναδόχου ώς πρός τήν σειράν καί την διαρ- 
ιιαν κατασκευής τών έργων καί τήν έν τφ χρονω ΗΛίμα- 
ωσιν τών πιστώσεων. Εκτός άν άλλως ορίζεται διαίτων 
,ιμβατικών τευχών, ή κατά τά άνωτέρω άπόφασις έκδι- 
;ται έντός μηνός άπό τής ύποβολής υπό του άναδόχου 
>ϋ προγράμματος καί τών συνοδευόντων αυτό στοιχείων. 
3άν ή άπόφασις αυτή δέν εκδοθή έντός τής, κατα τα άνω- 
ίρω προθεσμίας, ή έάν έντός τής προθεσμίας ταύτης δέν 
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ζητηθή έγγράφως ύπό της διευθυνούσης 'Υπηρεσιας τυχόν 
διευκρίνισές ή άναμόρφωσις ή συμπλήρωσις τοϋ προγρα- 
ματος, θεωρείται τοϋτο ώς αυτοδικαίως έγκριθέν. 

6. Τό κατά τά ανωτέρω έγκρινόμενον πρόγραμμα κατα¬ 
σκευής των, έργων τυγχάνει υποχρεωτικόν διά τον άνα- 
δοχον, δστις οφείλει νά άναπτύξη πάσαν έπιμέλειαν και 
δραστηριότητα διά την εφαρμογήν του. 

7. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων περί ευθύνης εκ 
τής μή εμπροθέσμου κατασκευής των εργασιών, τό πρό¬ 
γραμμα, περιπτώσεως τυχούσης, άναθεο>ρεΐται κατά την 
αυτήν ώς άνω διαδικασίαν. 

8. Έν περιπτώσει καθ’ ήν ό άνάδοχος δεν ήθελε συμμορ- 
φωθή προς τάς έκ των άνωτέρω καί των υπό τής συμβά- 
σεώς του όριζομένας υποχρεώσεις διά την υποβολήν προ¬ 
γράμματος, δύναται νά κηρυχθή έκπτωτος, τηρουμένων 
των διατάξεων τοΰ άρθρου 44 τοϋ παρόντος. 

9. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος δεν εφαρμόζονται έπί 
συμβάσεως έργου συναφθείσης κατόπιν φανεράς δημοπρα¬ 
σίας κατά τήν περίπτωσιν β τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 3 τοΰ 
Ν.Δ. 1266/72. Εις τάς περιπτώσεις ταμτας ή διευθύνουσα 
'Τπηρεσία ύποχρεοΰται νά' κοινοποιή εγκαίρως είς τόν 
άνάδοχον πίνακα των έκάστοτε εκτελεστέων ύπ’ αύτοΰ 
εργασιών. 'Ο πρώτος τούτων κοινοποιείται όμοΰ μετά της 
ύπογραφής τόΰ προιτοκόλλου έγκαταστάσεως ή ευθύς μετά 
ταύτην. 

’Άρθρον 21. 

Διεόθυνσις των έργων ύπό τοΰ άναδόχου. 

1. Τήν τεχνικήν διεύθυνσιν τών έργων έχει καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής κατασκευής των είτε αυτοπροσώπως ό 
άνάδοχος είτε ό αντιπρόσωπος αύτοΰ, διπλωματούχος μη¬ 
χανικός ή πτυχιοΰχος υπομηχανικός, είδικώς προς τούτο 
εξουσιοδοτούμενος. Διά τήν υπογραφήν από μέρους τοΰ 
άναδόχου οίωνδήποτε εγγράφων σχετιζο μενών προς τήν 
εκτέλεσιν τής συμβάσεως εφαρμόζονται αί περί έκπροσω- 
πησεως τών Εταιρειών καί περί πληρεξουσιότητος κεί- 
μεναι διατάξεις. Προκειμένης τής υπογραφής τοΰ πρωτο¬ 
κόλλου έγκαταστάσεως, τών επιμετρήσεων, τών πρωτο¬ 
κόλλων άφανών εργασιών καί τών πιστοποιήσεων μετά τών 
συνοδευόντων ταύτας στοιχείων ό άνάδοχος δύναται νά 
άντιπροσωπεΰθή μόνον ύπό διπλωματούχου μηχανικού ή 
πτϋχιούχου υπομηχανικού. 'Ο κατά τά άνωτέρω τεχνικός 
άντιπρόσωπος δύναται νά είναι έν δλω ή έν μέρει καί- πλη¬ 
ρεξούσιος ή έκπρόσωπος τοΰ άναδόχου. 

2. Διά τών συμβατικών τευχών δύναται νά όρίζωνται τά 
είδικά προσόντα τά όποια δέον όπως κέκτηται ό κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον διευθύνων τά έργα. 

3. Ό άνάδοχος ή ό άντ’ αύτοΰ διευθύνων τά έργα, 
προσκλήσει τής υπηρεσίας, ύποχρεοΰται όπως συνοδεύη 
τόν έπιβλέποντα, διευθύνοντ.α ή έπιθεωροΰντα τά έργα τε¬ 
χνικόν ύπάλληλον τοΰ έργοδότου κατά τάς έπί τόπου τών 
έργων μεταβάσεις των προς έπίβλεψιν, έλεγχον, ή έπιθεώ- 
ρησιν τών έργων. 

’Άρθρον 22. 

Συμμόρφωσές τοΰ άναδόχου προς τήν σύμβασιν καί τάς 
διαταγάς τής ύπηρεσίας. 

1. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται νά έφαρμόζη πιστώς τά 
εγκεκριμένα διαγράμματα,-νά τηρή τάς διαστάσεις καί τήν 
διαταξιν των διάφορων μερών των έργων καί νά συμμορ- 
φοΰται επακριβώς προς τάς διατάξεις τών οικείων συγγρα¬ 
φών υποχρεώσεων καί τάς ένδείξεις τών σχετικών στοιχείων 
τής συμβάσεως. 

2. Έάν κατά τήν διάρκειαν τής κατασκευής τών έργων 
ό άνάδοχος άντιμετωπίση συνθήκας ή εμπόδια τά όποια 
δεν έχουν προβλεφθή ύπό τής συμβάσεως, όφείλει όπως 
ειδοποίηση άμελλητί καί έγγράφως τήν διευθύνουσαν Υπη¬ 
ρεσίαν,^ υποβάλλων, άμα τάς ιδίας προτάσεις αύτοΰ προς 
περαιτέρω αντιμετώπισιν τών άνακυπτόντων έκ τών λόγων 


τούτων θεμάτων. Πρός τάς άποφάσεις της ύπηρεσίας ύ πο . 
χρεοΰται ό άνάδοχος όπως συμμορφωθή, εφαρμοζόμενων 
έν διαφωνία τών σχετικών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 1266/72 
καί τοϋ παρόντος. 

3. Ό άνάδοχος είς ούδεμίαν άποζημίωσιν δικαιούται 
διά γενομένας άνευ εγγράφου διαταγής μεταβολάς, συνεπα- 
γομένας μείζονα δαπάνην έστω καί άν αί μεταβολαί αδται 
καθιστούν τό έργον στερεώτερον ή βελτιώνουν τήν μορφήν 
αύτοΰ. Διά πάσαν μεταβολήν έξ ής έπήλθεν οικονομία, 
καταβάλλεται είς τόν άνάδοχον μόνον ή ανάλογος πρός 
τήν γενομένην εργασίαν δαπάνη. ’Εάν έκ τής μεταβολής 
προκύπτη θέμα πλημμελούς κατασκευής εφαρμόζονται αί 
σχετίκαι διατάξεις τοΰ παρόντος. 

4- 'Ο άνάδοχος ούδεμίαν έχει ύποχρέωσιν όπως συμμορ¬ 
φωθή πρός διαταγάς διδομένας αύτώ προφορικώς. Εις 
περίπτωσιν καθ’ ήν ή διαταγή λόγφ τοΰ επείγοντος χαρα- 
κτηρος της' δίδεται έπί τόπου τών έργων, καταχωρεϊτοα 
έν τώ ήμερολογίω. Έάν τήν διαταγήν έδωσεν ό έπιβλέπων, 
οφείλει 'νά ένημερώση έγγράφως τήν διευθύνουσαν Υπηρε¬ 
σίαν πρός έκδοσιν κανονικής διαταγής. Έάν διά τής έν λόγω 
διαταγής δεν υΐοθετήται πλήρους ή εντολή τοΰ έπιβλέποντος, 
πάσα εργασία έκτελεσθεϊσα ύπό τοΰ άναδόχου, συμφώνως 
τή έντολή τοΰ έπιβλέποντος, μέχρι τής ημέρας κοινοποιή- 
σεως τής διαταγής τής διευθυνούσης 'Υπηρεσιας θεωρείται 
ώς καλώς γενομένη, άναγνωριζομένης ύπέρ αύτοΰ της προ- 
σηκούσης διά τάς οότω έκτελεσθείσας έργασίας πληρωμής. 

5. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται νά έκτελή τάς έργασίας 
κατά τάς έγκρινσμένας ύπό τής ύπηρεσίας τροποποιήσεις 
τής τεχνικής μελέτης τοΰ έργου, έπιφυλασσομένων τών 
δικαιωμάτων αύτοΰ έκ τής τροποποιήσεως τοϋ προϋπολο¬ 
γισμού τοΰ άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 1266/72. 


ΆρΘρον 23. 


Γένικαί ύποχρεώσεις τοΰ άναδόχου. 

1. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως διαθέτη τό διά την 
κατασκευήν τών έργων άναγκαιοΰν προσωπικόν και παντός 
είδους μηχανήματα, έγκαταστάσεις > μεταφορικά μέσα και 
εργαλεία, πλήν έχείνων δι’ ά ρητώς άλλως ορίζεται εν τή 
συμβάσει. Ό άνάδοχος αναλαμβάνει πάσας τάς σχετικας 
δαπάνας, ιδία δε τούς μισθούς, καί ημερομίσθια, ασφαλι¬ 
στικός εισφοράς καί λοιπάς έργοδοτικάς επιβαρύνσεις,, την 
αξίαν τών πάσης φύσεως ύλικών, τά μισθώματα και απο¬ 
σβέσεις μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων, .τά μισθώματα 
αποθηκών, ορυχείων καί πάντα τά γενικά έξοδα αυτου. 


2. Διά τής συμβάσεως δύναται νά καθορισθή ή υποχρεω- 
σις τοΰ άναδόχου πρός συγκρότησιν έπί τόπου τών έργων 
εργαστηρίου δοκιμασίας ύλικών καί ελέγχου έργων, αΐ 
δαπάναι ίδρύσεως καί λειτουργίας τοΰ όποιου βαρύνουν 
τόν άνάδοχον. Είς τό έργαστηριον τηρείται πλήρες μητρωον 
τών διεξαγομένων ερευνών. 

3. Αί δαπάναι τής έπί τοΰ εδάφους εφαρμογής των εγκε 
κριμένων χαράξεων μετά τών άπαιτουμένων προς ΐουτο 
ύλικών, κατασκευής σταθερών σημείων καί τών αντιστοι 
χων σχεδίων, αί δαπάναι διά τάς καταμετρήσεις εν γεν~ι, 
ή σύστασις τών έργοταξίων, ή συντήρησις τών οδών^πρ 0 , 
'σπελάσεως πρός θέσεις λήψεως τών διαφόρων ύλικών, « 
δαπάναι έλέγχου ποιότητος καί αντοχής των έργων κ«ι 
πάσα έν γένει συμπαρομαρτοΰσα δαπάνη διά την κατασκευή 
τών έργων βαρύνουν τόν άνάδοχον, έφ’ όσον δεν, Υ 1 ^ 2 ,^ 
εξαίρεσις διά μίαν ή πλείονας αύτών έν τή συμβασει. , 
κατασκευή οδών προσπελάσεως βαρύνει τόν άνάδοχον ε 
όσον τοΰτο ορίζεται διά τής συμβάσεως. 


4. 'Ο άνάδοχος βαρύνεται δέ πάντας ανεξαρτήτως, 10 
Τ όρους, τέλη, δασμούς καί εισφοράς ύπέρ τοΰ Δημ° σιου 
τρίτων, κατά τάς κειμένας διατάξεις. 


,5. 'Ο άνάδοχος εύθύνεται διά πάσαν ζημια ν προκαλο^ 

μενην ύπ’ αύτοΰ ή τών ύπ’ αύτοΰ προστηθέγτιον 
κύριον τοΰ έργου ή είς οίονδήποτε τρίτον. ^ΤποχΡ ε00 „^ 
επίσης νά τηρή τάς κειμένας διατάξεις τής ε ΡΥ α ' 
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νομοθεσίας, τάς τοιαύτας περί προλήψεως έργατικών ατυ¬ 
χημάτων καί πάντας έν γένει τούς ίσχύοντας κανονισμούς. 

6. Αί διά τήν έκτέλεσιν ταΰ έργου δραστηριότητες τοϋ 
άναδόχου ύπόκεινται εις τον έλεγχον τοΰ έπιβλέποντος 
ΐίστις, έάν κρίνη ότι 6 ρυθμός έκτελέσεως δέν άνταποκρί- 
νεται εις τάς απαιτήσεις της συμβάσεως, προς διασφάλισιν 
της εμπροθέσμου άποπερατώσεως τοϋ έργου ή τμημάτων 
αΰτοϋ, δύναται .νά διατάξη τήν λήψιν μέτρων προς έπίσπευ- 
σιν της έκτελέσεως των έργων. 'Η σχετική προς τούτο 
διαταγή δίδεται κατά τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην 
υπό τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 48 τοϋ παρόντος. 'Η μή ένά- 
σκησις τοΰ κατά τά ανωτέρω έλέγχου ύπό τοΰ έπιβλέπον¬ 
τος δέν ανατρέπει τάς έκ της συμβάσεως υποχρεώσεις τοΰ 
άναδόχου διά τήν εμπρόθεσμον έκτέλεσιν' των έργων. 

’Άρθρον 24. 

Εκλογή τοΰ προσωπικού τοΰ άναδόχου. 

1. Διά τήν επί τόπου των έργων έφαρμογήν της συμβά¬ 
σεως ώς καί διά τάς έπί τόπου καταμετρήσεις, ό άνάδοχος 
δέον νά διαθέτη τό άπαιτούμενον επιστημονικόν καί βοηθη¬ 
τικόν τεχνικόν προσωπικόν. Διά της συμβάσεως δύναται νά κα 
θορίζηται ό κατ’ εκτίμησιν αριθμός προσωπικού άνωτάτης, 
άνωτέρας καί μέσης έκπαιδεύσεως, τον όποιον άπαιτεΐται νά 
διαθέτη ό άνάδοχος διά τήν κατασκευήν τοΰ έργου. Ό αρι¬ 
θμός οδτος προσαρμόζεται έκάστοτε κατά τάς άπαιτησεις τοΰ 
έργου συμφώνως πρός τό πρόγραμμα αύτοΰ. Επίσης ό άνά¬ 
δοχος δέον νά διαθέτη τό άπαιτούμενον λοιπόν προσωπικόν 
εις υπαλλήλους, έργατοτεχνίτας καί χειριστάς μηχανημά¬ 
των καί μεταφορικών μέσων. Πάντες ούτοι δέον νά έχουν την 
άπαιτουμένην καταλληλότητα καί τά νόμιμα προσόντα δια 
τον σκοπόν δι’ δν χρησιμοποιούνται. 

2. 'Η Διευθύνουσα 'ΐπηρεσία δικαιούται νά διατάξη την 
έκ των έργων άπομάκρυνσιν των άπειθών ή άκαταλλήλων 
έκ τοΰ προσωπικού τοΰ άναδόχου. 

3. Ό άριθμός τοΰ δι’ έκάστην ειδικήν εργασίαν άναγκαιου 
προσωπικού διά τήν κατασκευήν των έ'ργων δέον νά είναι 
ανάλογος πρός τήν συμαντικότητα τοΰ έργου, τον όγκον των 
εργασιών, τά χρονικά όρια έκτελέσεως των έ'ργων, την ανάγ¬ 
κην της πρός διευκόλυνσιν ή έξασφάλισιν τοΰ έργου έγκαι¬ 
ρου καί κατ’ έξαίμεσιν άπό τοΰ προγράμματος περαιωσεως 
ώρισμένων εργασιών, τάς συνθήκας εργασίας καί^τον τοπον 
τοΰ έργου. 'Η διευθύνουσα 'Τπηρεσία δικαιούται να διατασση 
τήν ένίσχυσιν των συνεργείων τοΰ άναδόχου. 

4. "Απαντα τά μέτρα τά άφορωντα τήν επιλογήν και 
πρόσληψιν, μεταφοράν, πληρωμήν, τροφοδοσίαν και στέγασήν 
των εργαζομένων ύπόκεινται εις τάς σχετικας διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. 

5· 'Ο άνάδοχος Θά λαμβάνη τήν ένδεικνυομένην μέριμναν 
καί Θά καταβολή πάσαν προσπάθειαν πρός αποτροπήν εντός 
τοΰ εργοταξίου κακής ή άντικειμένης εις τήν δημοσίαν ταξιν 
συμπεριφοράς τοΰ έν γένει προσωπικού του. 

"Αρθρον 25. 

Πληρωμή τοΰ προσωπικού τοΰ αναδοχου. 

1. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοΰται νά καταβαλη τακτικως εις 
«παν τό προσωπικόν τοΰ έργοταξίου του, το συνδεόμενου 
μετ’ αυτοΰ έπί σχέσει εργασίας τάς-άποδοχας του κατα τας 
οικείας διατάξεις τής εργατικής νομοθεσίας. Συστηματική 
παράλειψις τής ύποχρεώσεως ταύτης πλήν των λοιπών συνε¬ 
πειών, συνιστά διά τόν άνάδοχον παράβασιν των έπαγγελμα- 
τικών του ύποχρεώσεων, συνεπαγομενην ^τήν^ κατα 
οικείας περί έργοληπτών διατάξεις πειθαρχικήν αυτου οιωςιν. 

2. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται έπισης να καταβαλη^ εγκαι 
ρως άπάσας τάς πρός έκτέλεσιν τοΰ έργου κατα την σύμβασή 
δαπάνας, ιδία δέ τάς άσφαλιστικάς εισφοράς, την αξίαν των 
ύλικών καί τά μισθώματα μηχανημάτων η μεταφορικών 

μέσων. 

3. Έν περιπτώσει καθυστερήσεως τοΰ^άναδοχου εις τήν 
πληρωμήν τών άποδοχών τοΰ έν παρ. 1 τοΰ παρόντος ρ Ρ ου 


προσωπικού, ή διευθύνουσα Υπηρεσία, τή έγγράφφ όχλήσει 
τών ενδιαφερομένων, προβαίνει εις έξακρίβωσιν τής όφειλής 
καί καλεΐ τόν άνάδοχον ΐνα εντός 10 ήμερων έξοφλήση τούς 
δικαιούχους. Τούτου μή γεναμένου ή διευθύνουσα ' Υπηρεσία 
συντάσσει καταστάσεις πληρωμής τών όφειλομένων καί 
έντέλλεται τήν διά λογαριασμόν τοΰ άναδόχου πληρωμήν τού¬ 
των άπ’ ευθείας εις τούς δικαιούχους έκ της πιστώσεως τοΰ 
έργου έναντι τοΰ λαβεΐν τοΰ άναδόχου. Κατ’ έφαρμογήν τής 
παρούσης παραγράφου δύναται νά πληρωθούν άποδοχαί μέχρι 
τριών τό πολύ μηνών, 'Η πρός τούτο δχλησις άσκεΐται έντός 
άνατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών άπό τής ήμέρας 
ήν αφορά ή καθυστέρησις τών άποδοχών. 

"Αρθρον 26. 

Ποιότης καί προέλευσις ύλικών. 

1. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται νά προμηθεύση τά διά τό 
έ'ργον άναγκαιοΰντα, μή προερχόμενα έκ του έμπορίου υλικά 
έκ τών ύπό τής συμβάσεως όριζομένων μερών ή θέσεων, 'Η 
δαπάνη διά τήν άποκάλυψιν τών λατομείων καί όρυχείων, διά 
τήν άποζημίωσιν τών ιδιοκτητών διά τήν χρήσιν τούτων καί 

η* 



νεται είς τάς τιμάς μονάδος τών άντιστοίχων έργασιών, πλήν 
άν άλλως ορίζεται έν τη συμβάσει. Δύναται διά της συμβάσεως 
νά προβλέπεται ή ύπό τοΰ κυρίου τοϋ έργου παραχώρησις είς 
τόν άνάδοχον τής χρήσεως λατομείων ή όρυχείων άνηκόντων 
είς αύτόν ή ύπ’ αύτοΰ προσκτωμένων. ΕΙς τήν περίπτωσιν 
ταύτην καθορίζονται ύπό τής συμβάσεως οί όροι τής τοιαύ- 
της χρήσεως ώς καί.οί τυχόν είς βάρος τοϋ άναδόχου όροι τής 
προσκτήσεως τών πρός έγκατάστασιν τών λατομείων ή όρυ¬ 
χείων χώρων. 

2. Έάν έκ τών πραγμάτων προκύπτη άδυναμία χρησιμο- 
ποιήσεως έν δλιρ ή έν μέρει τών έν τή συμβάσει πηγών λήψεως 
υλικών, ό άνάδοχος ύποχρεοΰται νά άνεύρη καί προτείνη έτέ- 
ρας πηγάςτούτων. 'Η χρήσις τών πηγών τούτων γίνεται μόνον 
μετ’ έγκρισιν τής διευθυνούσης Υπηρεσίας, κανονιζομένων 
τιμών μονάδος νέων έργασιών διά τυχόν έπί πλέον ή έλαττον 
δαπάνας. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται νά ^συμμορφωθή πρός 
τήν τοιαύτην έγκριοτν τής Υπηρεοΐ&ζ·· έ άνάδοχος 
ήδη νομίμως προβή είς προκαταρκτικές έργασίας ή δαπάνας 
διά την προμήθειαν ύλικών έκ τών συμβατικών πηγών, 
άποζημιοΰται διά τό άναπόσβεστον μέρο_ς τών γενομένων υπ 
αύτοΰ δεδικαιολογημένων δαπανών, τοϋ ποσοϋ τής άπο,η- 
μιώσεως προτεινομένου ύπό τής διευθυνούσης Υπηρεσίας 
καί έγκοινομένου άρμοδίως μετά γνώμην του αρμοδίου 
τεχνικού Συμβουλίου. Έάν δέν προβλέπωνται έν τη συμβάσει 
ττηγαί λήψεως ύλικών, ό άνάδοχος ύποχρεοΰται να άνευρ_η 
καί δηλώση ταύτας είς τήν διευθύνουσαν Υπηρεσίαν πρό της 
χρήσεως. 'Η διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να άπαγορευση 
^ν χρήσιν ακαταλλήλων ή άπροσφόρων θέσεων λήψεως 

^^Προκειμένου περί ύλικών τοΰ έμπορίου ό ^ οχ °5 
οφείλει νά χρησιμοποιή τοιαυτα, της καλυτέρας Π 

άγορά ποιότητας άνευ βλαβών ή ( ελαττωμάτων συμμορ- 

φούμένος πάντως πρός τούς ειδικούς ορούς .ής Ι*β 

4. 'Ο άνάδοχος είναι ύπεύθυνος διά την κατούΔηλότητα 

πάντων τών ύλικών κατά τά υπο των οικειον 5ρων ^ 
συμβάσεως προδιαγραφόμενα. ' Η ποιότης των υλακών υπό- 
κειται είς τόν έλεγχον τής^ιευθυνουσης _ ίπηρεσιας, ήτ ς 
δύναται νά άπαγο ρεύση την χρησιμοποιη ' 

τής άσκήσεως τοΰ προσήκοντος ε/,εγ/, ■»· , - 

γρεοΰται νά άπομακρύνη τοΰ εργοταςιου υ* ° 

τής ύπηρεσίας άδόκιμα ύλικά- 'Η μη ενασκησις εΑέγχ^ 
ή ή τυχόν μή διάγνωσις ύπό διενεργηΟέντος ' , γ,!. 

χωμάτων τών είσκομισθέντων και χρησιμοποιηθώ .ω' Λ. 
κώ ν δέν άπαλλάσσει τόν άνάδοχον τής υποχρέωσα,»ς . 
διά τήν καλήν έκτέλεσιν τοΰ έργου. 

5. 'Η κατά τό άρθρον 8 παρ. 3 του Ν.^66(72 

^ 



1216 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


νά εΐναι έπαρκώς ήτιολογημένη. Τα υλικά ταυτα υπόχρεου 
ται νά χρησιμοποιή ό άνάδοχος κατόπιν έγγραφου εντο ης 
της διευθυνούσης 'Υπηρεσίας, εύθυνόμενος εν τοιαυτη περι- 
πτώσει διά τήν έντεχνον χρησιν καί ούχί διά την ποιότητα 
αυτών. 

Άρθρον 27. 

Παλαιά υλικά. 

1. Τά εις όρύγματα η επί τοϋ εδάφους η εις ερείπια 
συναντώμενα υλικά ανήκουν εις τον κύριον^ τοΰ έργου τοϋ 
άναδόχου δικαιούμενου ςίς άποζημίωσιν δια την προς εξα¬ 
γωγήν ή διαλογήν αυτών γενομένην δαπανην. 

2. Έπί καθαιρέσεως παλαιών έργων προς χρησιν τών 
έκ τούτου υλικών ό άνάδοχος οφείλει να λαβή τα καταλληλα 
μέτρα δπως αποτροπή βλάβη εις τά έκ- της καθαιρεσεως 
υλικά ή προξενηθή ή κατά τό δυνατόν μικρότερα. 

- 3. Διά τά υλικά τών προηγουμένων παραγράφων, άτινα 
ό άνάδοχος ΰποχρεοΰται βάσει της συμβασεως η διαταγή 
της υπηρεσίας νά χρησιμοποίηση συντάσσεται υπο του 
έπιβλέποντος πρωτόκολλον εν φ αναγράφεται το είδος, 
τό ποσόν, ή πόιότης καί ενδεχομένως ^ι διαστάσεις τών 
υλικών τούτων. Προ της υπογραφής τοΰ πρωτοκόλλου 
τούτου, ό άνάδοχος δέν, δύναται νά χρησιμοποίηση τα ως 
άνω υλικά. 

Άρθρον 28. 

Αρχαιότητες. 

'Ο άνάδοχος ΰποχρεοΰται νά γνωστοποίηση άμελλητί εις 
την διευθύνουσαν 'Τπηρεσίαν την τυχόν έμφάνισιν κατά 
την κατασκευήν τών έργων άρχαιοτητων ή οίασδήποτε 
φύσεως έργων τέχνης, έφαρμοζομένων τών κειμένων διατά¬ 
ξεων περί άρχαιοτητων. Διά την έκ της αιτίας ταύτης καθυ- 
στέρησιν της προόδου τών έργων έχει έφαρμογήν τό άρ- 
θρον 10 παρ. 2, μη άποκλειομένης καί της έφαρμογης του 
άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 1266/72. 

"Αρθρον 29. 

Διευκόλυνσις 'πρός ετέρους έργολήπτας - Προστασία υφι¬ 
σταμένων κατασκευών. 

1. Ό άνάδοχος ΰποχρεοΰται νά μη παρακωλύη την έκτέ- 
λεσιν εργασιών υπό ετέρων εργοληπτών, χρησιμοποιουμέ- 
νων υπό τοΰ κυρίου τοΰ έργου εις έργασίας μη περιλαμβα- 
νομένας εις την σύμβασίν του ή βραδύτερου έξαιρεθείσας 
νομίμως ταύτης, ως καί εις τό προσωπικόν αύτοΰ ή τοΰ κυ¬ 
ρίου τοΰ έργου ή καί πάσης άλλης άρχής, τούς άσχολουμέ- 
νους μέ την έκτέλεσιν έργου έντδς τοΰ έργοταξίου ή πλησίον 
αύτοΰ. 

2. Ό άνάδοχος ΰποχρεοΰται νά προστατεύη τάς ύπαρ- 
χούσας κατασκευάς καί εκμεταλλεύσεις έναντι ον βλαβών ή 
διακοπής λειτουργίας των, ακτίνες είναι δυνατόν νά έπέλθαυν 
λόγω τών εργασιών αύτοΰ. 

Άρθρον 30. 

Χρήσις τών έργων προ της άποπερατώσεως'. 

1. Πλήν άν εις τήν σύμβασίν ή ώς έκ της φύσεως τών 
εργασιών προβλέπεται ή παράλληλος προς τήν έκτέλεσιν 
τών εργασιών χρήσις τοΰ έργου, τοΰτο παραδίδεται εις 
χρησιν μετά τήν άποπεράτωσιν τών έργασιών. Κατ’ έξαί- 
ρεσιν δι’ άποφάσεως τοΰ προϊσταμένου της. διευθυνούσης 
'Ύπηρεσίας δύναται νά παραδοθή καί πρότερον εις τήν 
κατά τον προορισμόν του χρησιν τό έργον ή άποπερατωθέν 
τμήμα αύτοΰ, εάν κρίνεται δυνατή ή τοιαύτη χρήσις. 

2. Προ της παραδόσεως εις χρησιν συντάσσεται πρακτι¬ 
κόν περί της καταστάσεως τών προς χρησιν έργων. Τό 
πρακτικόν συντάσσεται μεταξύ τοΰ προϊσταμένου τής διευ- 
θυνούσης 'ϊπηρεσίας καί του έπιβλέποντος άφ’ ενός καί τοΰ 
άναδόχου άφ’ ετέρου. Έάν ό άνάδοχος κληθείς δέν παραστη 
τό πρακτικόν συντάσσεται έν άπουσίφ του καί κοινοποιεί¬ 
ται εις αυτόν. Τό αυτό εφαρμόζεται καί έάν ό άνάδοχος 
άρνηθή τήν υπογραφήν τοΰ πρακτικού. 


3. Ή προς χρησιν παράδοσις δέν άναπληροΐ τήν παρα¬ 
λαβήν τοΰ έργου. Διά βλάβας έκ της χρήσεως εφαρμόζεται 
τό άρθρον 43 τοΰ παρόντος. 

Αρθρον 31. 

Κανονισμός τιμών μονάδος νέων έργασιών. 

1. Έάν κατά τήν κατασκευήν τών έργων παραστή άνάγκη 
έκτελέσεως νέας έργασίας, μή,προβλεπομένης υπό τοΰ τιμο¬ 
λογίου τής συμβάσεως, κανονίζεται διά ταύτην άντίστοιχος 
τιμή μονάδας. Ό κανονισμός τών τιμών μονάδος νέων 
εργασιών γίνεται κατόπιν σχετικής αίτήσεως τοϋ άναδόχου, 
περιλαμβανούσης την αιτιολογίαν της άναγκαιότητος έκτε-,. 
λέσεως τής νέας εργασίας, τήν έκ τών πραγμάτων έκτιμω- 
μένην έκτασιν αυτής εις φυσικάς μονάδας καί τον προσδιο¬ 
ρισμόν τής αΐτουμένης τιμής. Έφ’ όλων τών σημείων τής 
κατά τά άνωτέρω αίτήσεως είσηγεϊται έγγράφως ό έπι- 
βλέπων δστις επίσης δύναται νά ζητήση καί οίκοΟεν τον 
κανονισμόν τιμών μονάδος δια νέας εργασίας.^ Η τιμή 
κανονίζεται διά πρωτοκόλλου συντασσομένου υπο του προ¬ 
ϊσταμένου τής διευθυνούσης Κ πηρεσιας κατ αντιπαραστα- 
σιν τοΰ άναδόχου ή καί έν απουσία αυτου, εαν οϋτος κλη¬ 
θείς άρμοδίως δέν έμφανισθή. 

2. Έν περιπτώσει ΰπάρξεως έν τώ συμβατικώ τιμολο- 

γίω παρεμφερών μονάδων έργασίας, η τιμή ^συντάσσεται 
μόνον διά τά έπί πλέον ή έπί έλαττον στοιχεία. ^ ) 

3. 'Ο κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών ενερ- 
- γεΐται ώς ακολούθως : 

α) Διά πλήρεις ή έπί μέρους εργασίας, περιλαμβανο- 
μένας έν ολω ή έν μέρει εις εγκεκριμένα ή συμβατικά 
άναλυτικά τιμολόγια {αναλύσεις τιμών), αι τιμαι καθορι 
ζονται βάσει τοΰ άρθρου του τιμολογίου αυτοΰ. ^ , 
β) Έάν διά τινα έργασίαν ή μέρος ταύτης δέν ^υφισταντ® 
έγκεκριμέναι αναλύσεις ύπάρχαυν όμως εις ^τας συμρα 
τικάς τιμάς όμοειδεΐς ή άνάλογοι έργασίαι αι τιμαι καθο¬ 
ρίζονται κατ’ αναλογίαν πρός ταύτας. 5 

γ) Διά νέας εργασίας,, μή περιλαμβανόμενες εις^τοιαυτα 
άναλυτικά τιμολόγια, ουδέ άναλόγους ή ομοειδεϊς προ£ 
έτέρας συμβατικάς έργασίας, αί αντίστοιχοι τιμαι κα °Ρή 
ζονται βάσει πραγματικών στοιχείων τής εκτελεσεωζ <·* 
παρακολουθήσεως τής άποδόσεως τών έργατοτεχνιτοιν και 
μηχανημάτων καί της άναλώσεως υλικών κατ α τήν οκτε 
λεσιν έπαρκοΰς μέρους τής έργασίας ή δοκιμαστικής ^ 
της. Τοιαΰτα στοιχεία προκύψαντα έξ ετέρων ^εργολαριω 
δέν άποτελοΰν τεκμήριον διά τον κανονισμόν τιμών κατα^.ον 
ώς άνω τρόπον τιμολογήσεως. *Η κατά τον τροπον ιουτον 
τιμολόγησις νέων έργασιών γίνεται μόνον μετ έγκρισή* τη 
Προϊσταμένης Άρχής, αίτιολογούσης πλήρως Χψ αναγκη 
προσφυγής εις τόν τρόπον τούτον καί καθοριζουσης επ 
τον τρόπον διενεργείας τής παρακολουθήσεως. , 

δ) Διά νέας έργασίας δυναμένας νά τιμολογη 
μέρει μόνον κατά τά έν ςδαφίοις α ή β τής παρουσης, 
άντίστοιχοι τιμαι καθορίζονται κατά τό· μέρος ' ίοχ>ί ° Ρ ~ 
τών έδαφίων α ή β καί κατά τό υπόλοιπον μέρος βασει 
έδαφίου γ. , 

4. Πρός καθορισμόν τών κατά τά άνωτέρω τιμω ν 
δος νέων έργασιών, ώς βασικαί τιμαι ημερομίσθιων ■ 
λοιπών άποζημιώσεων δι’ έργασίαν, μισθωμάτων μόλ 
νημάτων καί υλικών καί ειδών έν γένει λαμβανονται 
τοΐς οίκείοις πρακτικοΐς τοΰ χρόνου ^'ψ ιθπ ^ τΓι αφ( ! 0 - 
τοΰ έργου διαλαμβάνόμεναι, ώς αυται τελικώς οωμορ 1 
θησαν κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις. 'Ως τοιαΰτα 
νοούνται τά τών περιφερειακών συμβουλίων Λημ 
"Εργων καί Ειδικής Επιτροπής Διαπιστώσεις , 
μάνσεως Τιμών (ΕΕΔΔ'Τ) κατά τάς περί αυτών ισχύ» 
διατάξεις. Έάν βασικαί τιμαι δέν περιλαμβανωνταή ε , 
κατά άνωτέρω πρακτικά, αύται λαμβάνονται με <Γ Λ σεω( - - 
χουσαν τιμήν των κατά τόν χρόνον τής δημοπρα τγ ] 
'Υλικά καί έξοπλισμός διά τά όποια δέν υπάρξει ει ^ 
άγοράν τρέχουσα τιμή τιμολογούνται βασει των ε ^ 
συγκεκριμένην περίπτωσιν άποδεικτικών τοΰ πραγί 1 
κόστους των, δεόντως έλεγχο μενών. 
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5. Αί οότω κανονιζόμεναι τιμαί μονάδος νέων εργασιών 
ύπόκεινται εις προσαύξησιν κατά τδ εργολαβικόν ποσοστδν 
και εις τήν εκπτωσιν δημοπρασίας. Έπί συμβάσεως καταρ- 
σθείσης κατόπιν δημοπρασίας διά συμπληρώσεως «μόλο- 
γίου, εις έκάστην νέαν τιμήν έφαρμόζεται ή ειδική τεκμαρ¬ 
τή εκπτωσις της κατηγορίας εις την οποίαν ανήκει ή τιμολο- 
γουμένη εργασία. Έπί συμβάσεως καταρτισθείσης κατόπιν 
δημοπρασίας δι’ επί μέρους ποσοστών έκπτώσεως εις έκά- 
οτην νέάν τιμήν εφαρμόζεται ή διά τήν κατηγορίαν εις ήν 
ανήκει αυτή προσφερθεϊσα εκπτωσις. Κατά τον κανονισμόν 
τών νέων τιμών μονάδος είς τάς περιπτώσεις ταύτας καθο¬ 
ρίζεται πάντοτε ή κατηγορία αότη. Έάν ή τιμολογουμένη 
εργασία δεν άνήκη - καταφανώς είς ούδεμίαν τών κατηγο¬ 
ριών της συμβάσεως, εφαρμόζεται κατά περίπτωσιν ή 
γενική τεκμαρτή εκπτωσις ή ή μέση εκπτωσις δημοπρα¬ 
σίας τήςπαραγρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος. 

6. Κατ’ έξαίρεσιν άπό της προηγουμένης παραγράφου 
δέν εφαρμόζεται εκπτωσις δημοπρατήσεως : α) έπί τιμών 
καθοριζομένων κατά τό έδάφ. β της παρ. 3, β) έπί τιμών 
καθοριζόμενων κατά τό έδάφ. γ της αυτής παρ. 3 έστω 
καί έάν είς τούς σχετικούς υπολογισμούς υπεισέρχονται, ώς 
παράγοντες γινομένου στοιχεία τιμολογήοεως έξ αναλύ¬ 
σεων τιμών (π.χ. ήμερησία δαπάνη μηχανημάτων κλπ.) 
καί γ) έπί του μέρους της τιμής τοΰ άντιστοιχοΰντος είς τά 
ειδικά υλικά του τελευταίου εδαφίου τής παρ. 4 του παρόν¬ 
τος άρθρου. Τό είς τάς περιπτώσεις ταύτας Αντιστοιχούν 
ποσόν κατ’ έφαρμογήν ,τοϋ έργολαβικοϋ ποσοστού υποκειται, 
πάντοτε είς τήν αντίστοιχον εκπτωσιν δημοπρασίας. 

7. Έάν ό άνάδοχος άρνηθή τήν σύμπραξιν δια την καταρ- 
τισιν τοΰ πρωτοκόλλου, τοϋτο κοινοποιείται εις αυτόν κατα 
τά ύπό του άρθρ. 19 οριζόμενα. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην 
ώς καί είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν υπογράψη μετ επιφυλα- 
ξεως τό πρωτοκολλάν, δικαιούται είς τήν υποβολήν ενστα- 
σεως κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 16 ,τοϋ Ρν.Δ. 1266/72. 

8. Τό πρωτοκολλάν υποβάλλεται προς εγκρισιν παραχρήμα 
μέν έάν έγένετο άνεπιφυλάκτως αποδεκτόν ύπο τοΰ αναδο- 
χου, μετά δέ τήν υποβολήν ένστάσεως η την παρελευσιν 
άπράκτου τής προς τοϋτο προθεσμίας είς πάσαν άλλην περι- 
πτωσιν. Μετά τοΰ πρωτοκόλλου υποβάλλεται πάντοτε εκθε- 
σις τοΰ προϊσταμένου τής διευθυνοόσης Υπηρεσίας εις ην 
αιτιολογείται ή ανάγκη τής έκτελέσεως νέων εργασιών, ο 
τρόπος τιμολογήσεως αυτών, ή έπιλογή τών προτεινομενων 
νέων μονάδων έργασιών καί παν έτερον χρήσιμον στοιχειών. 
Είς πάσας τάς περιπτώσεις κανονισμοΰ τιμών μοναδος 
νέων έργασιών συντάσσεται μετά τοΰ πρωτοκόλλου απα- 
ραιτήτως καί συγκριτικός πίναξ διά τήν αναλογον τροπο- 
ποίησιν τοΰ προϋπολογισμού. 

9. Αί κανονιζόμεναι. τιμαί μονάδος υποκεινται εις την 
εγκρισιν τής προϊσταμένης αρχής άποφαινομενης μετά 
γνώμην τοΰ άρμοδίου τεχνικοΰ συμβουλίου., Γνώμη τοΰ 
συμβουλίου δέν άπαιτεΐται προκειμένου περί έργων τών 
οποίων ή αξία δέν είναι ή δέν καθίσταται δια τοΰ συνεγκρι- 
νομένου συγκριτικού πίνακος άνωτέρα τών 500.000^ δρχ. 

Ό άνάδοχος δύναται μέν νά προσφυγή είς την ύπο τοΰ 
Ν.Δ. 1266/72 έπίλυσιν τυχόν διαφωνίας του, άλλ’ υποχρε- 
οΰται είς τήν έκτέλεσιν τών νέων εργασιών. 

"Αρθρον 32. 

Τροποποίησις προϋπολογισμού. 

1. Έάν κατά τήν έκτέλεσιν τών έργων παραστή αναγκη 
μεταβολής τών κατά τον προϋπολογισμόν τής ^συμβάσεως 
ποσοτήτων έργασιών ή προσθήκης νέων εργασιών, συντασ- 
σεται συγκριτικός πίναξ προσδιορίζων τας αναγκαίας μετά 
βολάς τών κονδυλίων καί τής αντίστοιχου δαπανης. αν 
ει ς τον συγκριτικόν πίνακα περιλαμβανωνται και εργασιαι 
τάς οποίας δέν ύφίστανται τιμαι μοναδος, ^συνο ευε.αι 
°δτος καί ύπό πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μοναδος 
νέων έργασιών κατά τό άρθρ. 31 τοΰ παρόντος. Ο σοΎ κ Ρ ι 
τικ ός πίναξ συντάσσεται ύπό τοΰ προϊσταμένου της,, ιευ 'ή 
νούσης Υπηρεσίας κατ’ άντιπαράστασιν τοΰ αναδοχου η 


καί έν άπρυσία αότοΰ, έάν οΰτος κληθείς δέν ένεφανίσθη 
Αί διά τοΰ συγκριτικού πίνακος καθοριζόμεναι έργασία 1 
θά έκτελεσθοΰν μέ τάς αΰτάς τιμάς καί τούς αύτούς βρους 
τής αρχικής συμβάσεως, έξαιρέσει τών συμβατικών προ¬ 
θεσμιών, δι’ άς έφαρμόζεται τό άρθρον 36 τοΰ παρόντος. 

2. Ό συγκριτικός πίναξ φέρει τάς'απαραιτήτους στήλας 
περιλαμβανούσας έν άντιστοιχίφ τά μεγέθη τών ποσοτήτων 
καί τής δαπάνης α) τοΰ άρχικοΰ προϋπολογισμού, β) τοΰ 
ίσχύοντος προϋπολογισμού βάσει τοΰ έγκριθέντος προηγου¬ 
μένου συγκριτικού πίνακος καί γ) τοΰ προτεινομένου προ¬ 
ϋπολογισμού βάσει τοΰ ήδη συντασσομένου συγκριτικού 
πίνακος. Ό συγκριτικός πίναξ φέρει έπίσης στήλας περι- 
λαμβανούσας, α) ένδείξεις περί τοΰ είδους τών έργασιών 
διά συνοπτικής περιγραφής αύτών, β) τάς τιμάς μονάδος 
μετ’ ένδείξεων τοΰ οικείου άρθρου τοΰ τιμολογίου τής συμ¬ 
βάσεως ή τών πρωτοκόλλων κανονισμοΰ τιμών μονάδος 
νέων έργασιών καί γ) τάς έκ τής συγκρίσεως τών κον¬ 
δυλίων τοΰ πρότερον ίσχύοντος προϋπολογισμού καί τοΰ 
προτεινομένου τοιούτου προκυπτούσας διαφοράς δαπάνης. 

3. Έάν παρίσταται άνάγκη έκτελέσεως προσθέτου έρ¬ 
γασιών έπείγοντος χαρακτήρος, δύναται νά έγκριθή ή έκτέ- 
λεσις τούτουν, μετά γνούμην τοΰ άρμοδίου τεχνικού συμβου¬ 
λίου, πρό τής συντάξεως συγκριτικού πίνακος. Πρός τοϋτο 
ή διευθύνουσα τό έργον 'Γπηρεσία ύποβάλλει τεχνικήν 
περιγραφήν τών έργασιών, έκτίμησιν τής δαπάνης βάσει 
τών συμβατικών τιμών μονάδος καί δήλωσιν τοΰ άναδόχου, 
ότι άποδέχεται τήν έκτέλεσιν τών Ιργων μέ τάς τιμάς καί 
τούς όρους τής συμβάσεως. Αί είς έκτέλεσιν τής τοιαύτης 
έγκρΐσεως έργασίαι περιλαμβάνονται είς τάς σχετικός πιστο¬ 
ποιήσεις καί προ τής έγκρίσεως τοΰ οικείου συγκριτικού πίνα¬ 
κος. Αΐ έργασίαι Ινσωματοΰνται είς τόν πρώτον συντασσόμενον 
μετά τήν τοιαύτην ειδικήν εγκρισιν των συγκριτικόν πίνακα. 

4. 'Η συνοδεύουσα τόν συγκριτικόν πίνακα αίτιολογική 
έκθεσις αιτιολογεί τάς είς αυτόν μεταβολάς, περιλαμβάνει 
δέ έπί πλέον έκτίμησιν τής δαπάνης τοΰ όλου έργου βάσει 
τών πράγματι άπαιτουμένων διά τήν όλοκλήρωσιν αύτοϋ, 
ποσοστήτων έργασιών, έάν αί ποσότητες αύται δέν έμφανί- 
ζωνται έν τω συνόλφ των εις τόν συγκριτικόν πίνακα δΓ 
οίονδήποτε λόγον. 

5. Αί διατάξεις τών παρ. 7, 8 καί 9 τοΰ προηγουμένου 
άρθρου εφαρμόζονται άνάλόγως. καί διά τάς περιπτώσεις 
τροποποιήσεως τοΰ προϋπολογισμοΰ κατά τό παρόν άρθρον. 

6. Διά τοΰ Συγκριτικοΰ Πίνακος άπαγορεύεται ή έπέ- 
κτασις τών έργασιών εκτός τοΰ συμβατικού αυτών άντικει- 
μένου ώς καί ή αΰξησις τοΰ συνολικοΰ ποσοΰ τής συμβά¬ 
σεως πέραν τοΰ πεντήκοντα τοϊς εκατόν (50%) , μή συνυ- 
πολογιζομένης τής άναθεωρήσεως. Έάν διά το!> Συγκριτι- 
κοΰ Πίνακος επέρχεται τροποποίησις τής μελέτης είς ου¬ 
σιώδη ταύτης σημεία, διά τήν Εγκρισιν άπαιτεΐται ή γνώμη 
τής έγκρινούσης τήν μελέτην υπηρεσίας. Παρέκκλισις από 
τών διατάξεων τής παρούσης παραγράφου έγκρίνεται μόνον 
κατά τάς κειμενας διαταςεις. 


"Αρθρον 33. 

Έκτέλεσις ύπερσυμβατικών έργασιών ύπό άναδόχου. 

1 Έάν ή μεταβολή τών ποσοτήτων τοΰ προϋπολογισμού 
νεπάγεται αίΰξησιν τής δαπάνης «ΰ έργου μ^ ζονα των 
άρθρω 12 παραγρ. 1 καί 2 του Ν.Δ._ί266//2 έρίων 
περσυμβατικαί έργασίαι), ό άνάδοχος νοείται Αποδεχθείς 
ν έκτέλεσιν τών ύπερσυμβατικών εργασιών μέ τας ισχυ- 
σας τιμάς, παραιτούμενος πάσης άξιωσεως δια τας υπο 
ώς άνω όρια ποσότητας, έάν υπογραφή τον περιλάμβα¬ 
να τάς εργασίας ταύτας συγκριτικόν πίνακα ανεπιφυΛα- 
ως καί διά τάς έν αύτώ ποσότητας. 

2. Έάν ό άνάδοχος άρνήται τήν έκτέλεσιν τών υπέρ τα 
ια τής προηγουμένης παραγράφου ^εργασιών, υπογράφει 
υ συγκοιτικόν πίνακα μετ’ έπιφυλάςεως και δηλοι ρητω, 
ϋτο διά τής κατά τοΰ συγκριτικού πίνακος ένσ.ασεως. 
άνάδοχος εις τήν ένστασίν του δύναται να περιπαθή 
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και πρότασιν περί των άξιου μενών υπ αυτοΰ νέων τιμών 
διά την έκτέλεσιν των υπέρ τά υποχρεωτικά όρια ποσοτήτων. 

3. Ό καθορισμός των ύπό του άναδόχου ύποχρεωτικώς 
εκτελεστέων ποσοτήτων εργασιών ίόριακαι ποσότητες^) εκα- 
στης μονάδος εντός τοΰ πλαισίου τών υποχρεωτικών δια 
τόν άνάδοχον ορίων αύξήσεως της παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 1266/72, 
γίνεται, έν περιπτώσει μή άποδεκτών ύπό του άναδόχου 
υπερβάσεων τών ορίων τούτων,, μετ εισηγησιν, της^διευ- 
θυνούσης Υπηρεσίας υπό της προϊστάμενης. Αρχής. 

4. 5 Επί ύποβληθεισών κατά’τάς διατάξεις της παρ., 2 
τοΰ παρόντος άρθρου προτάσεων τοϋ άναδόχου ^διά νέας 
τιμάς προς έκτέλεσιν τών υπερσυμβατικων εργασιών, απο- 
ψαίνεται ή προϊσταμένη Αρχή, ένδεχομένως μετά ,προηγου- 
μένας διαπραγματεύσεις καί πάντως μετά γνώμην τοϋ 
αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου. Διά τής εγκριτικής τοϋ 
σχετικού συγκριτικού πίνακος άποφάσεως, καθορίζονται 
αί δι’ έκάστην εργασίαν νεαι τιμαι και αι κατα τας διατάξεις 
της προηγουμένης παραγράφου αντίστοιχοι όριακαί ποσό¬ 
τητες πέραν, τών όποιων έφαρμόζονται αύται, επιφερομενων 
εις τόν συγκριτικόν πίνακα τών σχετικών διορθώσεων. 

5. Έν περιπτώσει άπορρίψεως τών προτάσεων τοϋ ανα- 
δόχου επί τών νέων τιμών διά τάς ύπερσυμβατικάς ποσό¬ 
τητας ή έν άρνήσει τοϋ άναδόχου προς έκτέλεσιν ύπερσυμ¬ 
βατικών ποσοτήτων ή προϊσταμένη Αρχή κατά την έγκρι- 
σιν τοΰ συγκριτικού πίνακος περιορίζει τάς έν τώ συγκριτι- 
κώ πίνακί ποσότητας έντός τών υποχρεωτικών διά τόν 
άνάδοχον ορίων ή καί διατάσσει την διάλυσιν της έργολα- . 
βίας, έάν διατηρουμένης ταύτης έν ένεργεία κρίνεται απρό¬ 
σφορος ή έκτέλεσις τών λοιπών έργασιών. Διά τόν κατά 
τά ανωτέρω περιορισμόν τών ποσοτήτων^ λαμβάνονται ύπ’ 
όψιν ιδία αί άνάγκαι άποπερατώσεως ημιτελών τμημάτων, 
άποφυγής ζημιών εις τά έκτελεσθέντα έργα καί περαιώσεως 
κατά τό δυνατόν αυτοτελών τμημάτων έργων. Διά της 
έγκριτικής τοΰ συγκριτικού πίνακος άποφάσεως προσδιο¬ 
ρίζονται έν τοιαύτη περιπτώσει τά έκτελεστέα όπό τοΰ άνα¬ 
δόχου τμήματα τοΰ έργου, τά καλυπτόμενα άπό τάς διά 
του συγκριτικού πίνακος έγκρινομένας ποσότητας. 

6. 'Η προϊσταμένη Αρχή .διατάσσει τήν έκτέλεσιν τών 
όπολειπομένων έργασιών, έάν τούτο κρίνεται σκόπιμον, ή 
μέρους τούτων διά συστάσεως ετέρων έργολαβιών ή καθ’ 
οίονδήποτε άλλον πρόσφορον τρόπον. Έάν προκριθη ή 
υπό του άναδόχου απολογιστική ή δι’ υπεργολαβιών έκτέ- 
λεσις, έφαρμόζονται άντιστοίχως τά άρθρα 34 καί 52 τοΰ 
παρόντος. 

7. Αί κατά τάς διατάξεις τών παραγράφων 5 καί 6 
τοϋ παρόντος άρθρου άποφάσεις έκδίδονται πάντοτε μετά 
γνώμην τοϋ,άρμοδίου τεχνικού συμβουλίου. Έφ’ όσον πρό¬ 
κειται περί περιπτώσεως τοΰ άρθρου 3 παράγρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 
1266/72 ή γνοόμη τοΰ συμβουλίου δέον να είναι σύμφωνος. 

’Άρθρον 34. 

'Τπεργολαβική έκτέλεσις ύπερσυμβατικών έργασιών. 

1. Διά τήν σύστασιν ύπεργολαβιών εις τάς περιπτώσεις 
της πάρ. 3 τοΰ άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 1266/72, προηγείται - 
διαγωνισμός βάσει όρων έγκρινομένων ύπό της διευθυνούσης 
Υπηρεσίας μετά γνώμην τοΰ αρμοδίου τεχνικού συμβου¬ 
λίου. 'Ο διαγωνισμός δύναται νά διενεργηθή πρόχειρος μή 
έφαρμοζομένοιν έν όλω ή έν μέρει τών περί δημοπρασιών 
διατάξεων τοϋ παρόντος. Ό διαγωνισμός διενεργεΐται με- 
ρίμνη τοΰ άναδόχου παρουσία έκπροσώπου της διευθυνού- 
σης Υπηρεσίας. Τό αποτέλεσμα τοΰ διαγοονισμοΰ ύπόκειται 
εις τήν έγκρισιν της διευθυνούσης ' Υπηρεσίας. 

2. Αί σχετικαί συμβάσεις ύπογράφονται μεταξύ τοΰ 
ύπεργολάβου καί τοϋ άναδόχου, βάσει της κατά τήν προ- 
γουμένην παράγραφον έγκρίσεως της διευθυνούσης 'Τπηρε- 
σίας. Αί προβλεπόμεναι εγγυήσεις δία τήν άνάληψιν καί 
κατασκευήν τοϋ έργου παρέχονται εις τήν περίπτςασιν ύπερ¬ 
γολαβιών πρός τόν κύριον τοϋ έργου. 

3. Εις τάς κατά τά άρθρα 49 καί 50 τοΰ παρόντος τελικάς 
επιμετρήσεις καί πιστοποιήσεις άξίας έκτελεσθεισών έργα¬ 


σιών, -περιλαμβάνονται εις ίδιον κεφάλαιον αί ύπό τοΰ ΰπερ- 
γολάβου έκτελεσθεΐσάι έργασίαι καί ή δαπάνη τούτων. 

4. -'Ο ψνάδοχος εύθύνεται διά τόν συντονισμόν τοΰ έργου 
τοΰ ύπεργολάβου .καί τών. λοιπών έργασιών, άποζημιού- 
μενος πρός τοΰτο διά ποσοστού 10% έπί της άξίας τών 
έργασιών της υπεργολαβίας. Τό ποσοστών τοΰτο δεν ύπό- 
κειται εις την έκπτωσιν δημοπρασίας. 

5. Διά της συμβάσεως μεταξύ τοϋ κυρίως άναδόχου καί 
τοΰ ύπεργολάβου δεν γεννώνται αξιώσεις τοΰ ύπεργολάβου 
έναντι τοΰ κυρίου τοϋ έργου, άλλα μόνον έναντι τοΰ μεθ’ 
οδ συνεβλήθη οδτος άναδόχου, όστις ενεργεί μέν κατ’ εντολήν 
καί διά' λογαριασμόν τοϋ εργοδότου, ούχί όμως καί ώς 
άμεσος αντιπρόσωπος αύτοΰ. 

6. Διά τυχόν πρός τόν ύπεργολάβον όφειλάς τοΰ εργολά¬ 
βου έκ τοΰ ύπεργολαβικοΰ ανταλλάγματος- έχει άνάλογον 
έφαρμογήν ή παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 25 τοΰ παρόντος Π,Δ 


’Άρθρον 35. 

Διακοπή έργασιών άποδιδομένη εις πταίσμα τοΰ κυρίου 
τοΰ έργου. 


1. 'Η κατά τάς διατάξεις της παρ. 3 τοϋ άρθρου 11 τοΰ 
Ν.Δ. 1266/72 προβλεπομένη υποβολή ειδικής δηλώσεως 
περί διακοπής τών έργων πταίσματι της Αρχής ύποβάλλε 
ται πάντοτε εις τόν προϊστάμενον της διευθυνούσης ' Υπη¬ 
ρεσίας. Διά τής δηλώσεως δέον όπως : α) καθοριζητοα 
συγκεκριμένως τό άποδιδόμενον χϊς τόν κύριον τοϋ ,έργου 
πταίσμα, έξ οδ καθίσταται αναπόφευκτος ή διακοπή,- τών 
έργων, β) δίδωνται στοιχεία περί τών κατασκευασθεντων 
μέχρι τής διακοπής τών έργασιών τμημάτων τοΰ έργου 
καί της έκτιμωμένης άξίας αυτών, γ) περιγράψωνται τα 
υπολειπόμενα πρός έκτέλεσιν τμήματα τοΰ έργου και αι- 
τιολογηται ή δι’ έκαστον έξ αυτών έλλειψις δυνατότητας 
,έπεμβάσεως πρός κατασκευήν, οφειλομένης είς τό εν , εδα- 
φίω α’ πτεαΐσμα, δ) δίδωνται στοιχεία περί τών καταχτη¬ 
τήν ημέραν τής διακοπής υφισταμένων έν τοίς εργοταςιοις 
έγκαταστάσεων καί μηχανικού έξοπλισμοϋ μετά μνείας 
περί τών τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών καί τής θεσεως 
είς ήν ευρίσκοντάι, Δήλωσις μή περιλαμ.βάνουσα τα ως 
άνω στοιχεία ούδέν έννομον αποτέλεσμα παραγει. 

2. 'Η κατά τάς διατάξεις τής παρ. 1 τοΰ παρόντος 
δήλωσις κοινοποιείται καί πρός τόν κύριον τοΰ έργου, 
οσάκις οδτος δέν είναι τό Δημόσιον. 


3. Έπί τή έπιδόσει τής άνω ειδικής δηλώσεως ο, προί 
στάμενος τής διευθυνούσης 'Τπηρεσίας προβαίνει, αμέσως 
είς έξακρίβωσιν τοΰ περιεχομένου ταύτης και αναφερε · 
σχετικώς είς τήν προϊσταμένην Αρχήν έντός δέκα ήμερων 
άπό τής υποβολής τής δηλώσεως. 


4. 'Η προϊσταμένη Αρχή οφείλει όπως πτροβή αμέσως 
είς τήν σύστασιν έπιτροπής έκ τεχνικών ύπαλληλων μεταςυ 
τών οποίων άπαραιτήτως συγκαταλέγεται καί ο,προϊστά¬ 
μενος τής διευθυνούσης 'Τπηρεσίας. 'Η έπιτροττη ,μερψψϊ! 
τοΰ διά τής άποφάσεως συστάσεως αύτής οριζόμενου, ως 
προέδρου, όστις έν πάση περατώσει δέον νά είναι ανω 
τερος ή αρχαιότερος τοΰ προϊσταμένου τής διευθυνουση 
Υπηρεσίας ύπάλληλος, προβαίνει είς επιτόπιο,ν εξετασιν^ 
συντάσσει δέ καί υποβάλλει είς τήν προϊσταμένην Αρχη^ 
έντός είκοσι ήμερών άπό τής συστάσεώς της σ Χ ετ ή ^ 
πρακτικόν. Κατά τήν έπιτόπιον έξέτασιν καλείται και 
άνάδοχος όπως έκθέση τάς απόψεις του καί παρασχη εςη^ 
γήσεις. Έν τώ πρακτικώ εκτίθενται έπαρκώς τα του α7 % 
διδόμενου ύπό τοΰ άναδόχου έ,ν τή δηλώσει πταίσματος 
κυρίου τοϋ έργου, έξ ου ή .διακοπή, έρευνάται η ϋπαρςίζ 
ού εύθύνης τοϋ άναδόχου, έξετάζεται αν έκ τοΰ πταισματ 
τοΰ κυρίου τοΰ έργου καθίσταται όντως άναποφευκτος 
διακοπή τών έργων έν όλω ή έν μέρει, προτείνονται τα 
τήν γνώμην τής έπιτροτής προσήκοντα μέτρα, προς 
φυγήν τών έκ τής διακοπής τών έργων δυσμενών 
διά τόν κύριον τοΰ έργου καί τόν άνάδοχον, και επιβερ , 

οΰται έν όλω ή έν μέρει ή περί τών μηχανημάτων 
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εγκαταστάσεων δηλωσις τοΰ άναδόχου μετά τυχόν μνείας 
περί τής μη άναγκαιήτητος τούτων διά τήν έκτέλεσιν των 
’ΰπολειπομένων εργασιών. 

5. Τά στοιχεία των . προηγουμένων παραγράφων συνε- 
κτιμώνται όμοΰ μετά της τυχόν έπακολουθούσης αΐτήσεως 
-τοΰ άναδόχου περί διαλύσεως εργολαβίας κατ’ άρθρον 37 
του παρόντος. 

6. 'Ο άνάδοχος, μετά την υποβολήν της δηλώσεώς περί 
διακοπής των έργων, δύναται νά άποσύρη έκ των εργοτα¬ 
ξίων μέρος ή καί τό όλσν τοΰ δηλωθέντος μηχανικοΰ του 
εξοπλισμού καί εγκαταστάσεων, υποχρεούμενος δπως άναγ- 
γείλίη πρότερον τοϋτο εις την διευθύνουσαν 'Υπηρεσίαν. 
Άποκόμισις μηχανήματος ή έγκαταστάσεως έκ των έργο- 
ταξίιον άνευ τοιαύτης άναγγελίας, έκτος των λοιπών συνε¬ 
πειών, συνιστα παράβασιν τών έπαγγελματικών καθηκόν¬ 
των τοΰ άναδόχου, συνεπαγομένην τάς κατά νόμον κυρώσεις. 
'Η υπηρεσία δύναται έπίσης νά διατάξη τήν οριστικήν 
άπελευθέρωσιν προς άπομάκρυνσιν μηχανημάτων μή άναγ- 
καιούντων διά τήν έκτέλεσιν τών ύπολειπομένων έργασιών. 

7. Διά τήν κατ’ άρθρον 7 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 1266/72 δια¬ 
κοπήν τών έργασιών ένεκα καθυστερήσεως πληρωμής εφαρ¬ 
μόζονται άναλόγως αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου. Κατ 
έξαίρεσιν άπό της παρ. 4 τοΰ παρόντος άρθρου η προϊστά¬ 
μενη Αρχή δύναται νά μή συγκρότηση τήν έν αύτή επιτρο¬ 
πήν, περιοριζομένη εις τήν υπό τής υπηρεσίας έξακρίβωσιν 
τών πραγματικών περιστατικών, συντασσομενης σχετικής 
εκθέσεως. 

"Αρθρον 36. 

Προθεσμίαι. 

.1. 'Υπό τής συμβάσεως ορίζεται πάντοτε προθεσμία δια 
τήν άποπεράτωσιν τοϋ δλου έργου (συνολική προθεσμία). 
Έκτος αν άλλως ορίζεται έν τή συμβάσει, η συνολική 
προθεσμία άρχεται άπό τής έγκαταστάσεως τοΰ αναδοχου 
εις τά έργα (χρονική άψετηρία). Εντός τής συνολικής 
προθεσμίας δέον νά έχη περαιωθή ή κατασκευή τών εργιυν 
καί νά έχουν διενεργηθή αί έκ τής συμβάσεοις τυχόν επιβαλ- 
λομεναι δοκιμασίαι. 

2. Προθεσμίαι διά τήν περαίωστν τμημάτων τοΰ ^έργου 
(τμηματικαί προθεσμίαι) - ; συνεπαγόμεναι την κατα τας 
διατάξεις τ<μ> άρθρου 39 έπιβολήν ποινικών ρητρών, δύναται 
να τεθούν διά τής συμβάσεως μόνον δια την περαιωσιν δια¬ 
κεκριμένων τμημάτων τοϋ όλου έργου δεκτικών αυτοτε¬ 
λούς χρήσεως. Τά τμήματα ταΰτα προσδιορίζονται εν ~τή 
(Πψβάσει διά σαφούς τεχνικής περιγραφής. Τό τελευταίων 
εδαφιον τής προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται και 
επι τμηματικών προθεσμιών. 

3. 'Η κατά τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 1266/72 

ταρατασις τής συνολικήςή τμηματικής προθεσμίας περαιω- 
σε ως τών έργασιών έγκρίνεται κατόπιν αίτήσεως τοΰ ανα¬ 
δοχου, έφ’ όσον ή καθυστέρήσις δεν οφείλεται εις αποκλει¬ 
στικήν αύτοΰ υπαιτιότητα. Γ , 

4. 'Η παράτασις προθεσμίας έγκρίνεται πάντοτε υπο της 
Προΐσταμένης Αρχής. 

/>· Έάν ή παράτασις υπερβαίνη τήν οριακήν προθεσμίαν 
«υτη έγκρίνεται μετά γνώμην τοΰ αρμοδίου ,συμβουλίου. 
Γνώμη τοΰ συμβουλίου δεν άπαιτεΐται, έάν ή άξια του έργου 
βέν είναι η δεν καθίσταται διά συνεγκρινομένου συγκριτι¬ 
κού πίνακος μεγαλυτέρα τών 500.000 δρχ. 

6· 'Η περί παρατάσεως προθεσμίας αιτησις τοΰ α.αδο^ 
'/βυ περιλαμβάνει πάντοτε τούς λόγους καθυστερήσεως και 
τ 'όν έκτίμησιν τοΰ άπαιτουμένου χρόνου προς περαιωσιν 
αΰτών. __ 

Τ .0 άνάδοχος, τρεις μήνας προ τής ληςεως τής οριακής 
Προθεσμίας, ύποχρεοΰται νά δηλώση εγγραφως εις την ^ευ 
υνουσαν 'ΐπηρεσίαν : α) τον προβλεπομενον χρονον πε 
Ραιώσεως τών έργασιών, τούς λόγους - εις οθς οφείλονται αί 
τΐ) χόν καθυστερήσεις και τήν έκ τούτων^ εκτιμωμενην ιαρ 
κε-ιαν τών έργασιών καί β) έάν συναινή εις την συ /εγισιν 
τ& ν έργων μετά τήν έκπνοήν τής. οριακής προθεσμίας. 


8. Έάν ό άνάδοχος διά τής κατά τήν προηγουμένην πα¬ 
ράγραφον δηλώσεώς του άρνηθή τήν πέραν τής οριακής 
προθεσμίας συνέχισιν τών έργων, ύποχρεοΰται όπως μετά 
τής δηλώσεώς ΰποβάλη καί άναπροσηρμοσμένον πρόγραμ¬ 
μα τών μέχρι τής λήξεως τής προθεσμίας Ικτελεσθησομέ- 
νων έργασιών, εις τάς οποίας εν πάση περιπτώσει .πρέπει 
νά περιλαμβάνωνται αί άπολύτως άναγκαΐαι πρός όλοκλή- 
ρωσιν, έν τώ μέτρω τοΰ έφικτοΰ, αυτοτελών τμημάτων τοϋ 
έργου ως καί οπωσδήποτε άπαραίτητοι διά τήν διασφαλί¬ 
σω. τών έκτελεσθέντων έργων καί άποφυγήν ζημιών είς 
τά έργα ή είς τρίτους. 

9. Έάν ό άνάδοχος δέν ΰποβάλη τήν κατά τήν παρά¬ 
γραφον 7 τοΰ παρόντος άρθρου δήλωσιν ή τό άναπροσηρ¬ 
μοσμένον πρόγραμμα τής προηγουμένης παραγράφου, ή 
διευθύνουσά Υπηρεσία κοινοποιεί πίνακα τών έντός τής 
οριακής προθεσμίας έκτελεστέων ιός έν τη προηγουμένη 
παραγράφω έργασιών. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως έκτι- 
λέση ηάς διατασσομένας έργασίας έμπροθέσμως καί κατ’ 
άπόλυτον προτεραιότητα, έστω καί έάν ή έκτέλεσις τών ώς 
άνω έργασιών συνεπάγεται ύπέρβασιν τών έν άρθριμ 12 
παραγρ. 1 καί 2 τοΰ Ν.Δ. 1266/72 όριακών μεγεθών, έφαρ- 
μοζομένων έν άνάγκη διά ταύτας τών διατάξεων τοϋ τε¬ 
λευταίου έδαφίου τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 12 τοΰ ώς άνω 
Ν.Δ/τος. 

’Άρθρον 37. 


Διάλυσις έργολαβίας. 

1. Τό κατά τάς διατάξεις τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 11 
του Ν.Δ. 1266/72 δικαίωμα τοϋ άναδόχου πρός αίτησιν 
διαλύσεως τής έργολαβίας του έπί τη παρελεύσει τής όρια- 
κής προθεσμίας άσκεϊται δι’ ειδικής περί τούτου δηλώ- 
σεόίς του. Μέχρι τής άποδοχής τής τοιαύτης αίτήσεως αί 
έργασίαι συνεχίζονται. 

2. Τό κατά τάς διατάξεις τών παραγρ. 3 καί 4 τοϋ αύ¬ 
τοΰ ώς άνω άρθρου δικαίωμα άσκεϊται μόνον μετά πάροδον 
τριμήνου άπό τής υποβολής τής κατά τάς διατάξεις ταύτας 
καί τό άρθρον 35 τοΰ παρόντος ειδικής δηλώσεώς περί 
διακοπής ή μή ένάρξεως τών έργων. _ 

3. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή άσκησις τοϋ δι¬ 
καιώματος τοΰ άναδόχου πρός διάλυσιν τής έργολαβίας 
του πραγματοποιείται δι’ υποβολής παρ’ αύτοΰ ^ σχετικής 
αΐτήσεως, επιδιδόμενης έπί ποινή άαυρότητος *ίς τήν διευθυ¬ 
νόταν Υπηρεσίας Ή αίτησις κοινοποιείται καί πρός^τόν κό¬ 
ρων τοΰ έργου, έάν οίτος δέν είναι το Δημόσιον. Δια την περι- 
πτωσιν κα£’ ήν ή περί διαλύσεως αίτησις δέν υπεβλήθη είς 
τάν διευθύνουσαν Υπηρεσίαν, πάσα διαταγή τής υπηρεσίας 
τάύττς εώαι ισχυρά, δέν δικαιούται δέ ύ άνάδοχος μετα^ την 
κοινοποιήσω αυτής νά έπικαλεσ^ή τήν πάροδον τών νομίμων 
προθεσμιών, ουδέ τήν υποβολήν αίτήσεως προς τον κύριον του 
έργου άπ’ ευθείας ή προς έτέραν αρχήν. 

4. 'Ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Τπηρεσίας τήν 
αΐτησιν περί διαλύσεως τής έργολαβίας υποβάλλει άμελλητί 
πρός τήν προϊσταμένην Άρχην μετ εκθέσεως ως πρός .ό 
βάσιμον τών ισχυρισμών τοϋ άναδόχου. Η_ προισταμένη 
’Αρχή, μετά γνώμην τοΰ άρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, 
άποφαίνεται έπί ταύτης κηρύσσουσα την δια/.υσιν η, «πο|- 
ρίπτουσα τήν αϊτησιν. Έν μή εκδόσει τοιαύτης *™ν*; 
σεως έντός δύο μηνών άπό της επιδοσεως τη,δηλωσεω., 
αΰτη θεωρείται γενομένη άποδεκτη. 

5 'Η άποδοχή τής διαλύσεως έπέχει τήν θέσιν τής κατ’ 
άρθρ. 40 τοΰ παρόντος βεβαιώσεως περί περαιωσεως των 

^Γ'Όταν τή διαταγή τής ύπηρεσίας παύσουν όριστικώς 
τά έργα ή σύμβασις θεωρείται αύτοδικαιως διαλυθεισα από 

8™τ(ί «6ν έργων, ήτκ_ίπ!«η< 0ί “’ 

σεως περαιωσεως τών εργασιών. 
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νέργεια καί της οριστικής τοιαύτης, -μη. άπαιτουμένης της 
ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως του χρόνου 
έγγυήσεως, εάν έκ της φύσεως των εργασιών δεν δικαιολο- 
γηται ή συντήρησις αύτών, ούδέ 'άπαιτήται ή διά τοϋ χρό¬ 
νου δοκιμασία της ποιότητάς των. 

8. Αί παράγραφοι 3,4,5 καί 7 τοϋ παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται άναλόγως καί διά την κατ’ άρθρον 7 παράγρ. 

1 τοϋ Ν.Δ. 1266/72 διάλυσιν έργολαβίας μετά διακοπήν 
των εργασιών ένεκα καθυστερήσεως πληρωμών. 

"Αρθρον 38. 

Ματαίωσΐς Διαλύσεως. 

1. Προς ματαίωσιν τής'διαλύσεως, κατά τάς διατάξεις 
της παραγρ. 6 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. 1266/72, ό άνάδο- 
χος υποβάλλει σχετικήν αΐτησιν μετά στοιχείων ύπολο- 
γισμοΰ της ύπ’ αύτοΰ άξιουμένης άποζημιώσεως. Ή προϊ- , 
σταμένη Αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπήν ήτις, συνερ- 
χομένη μερίμνη τοϋ υπό τής αυτής άποφάσεως όριζομένου 
προέδρου αυτής, έρευνα τό βάσιμον τοϋ άσκουμένου υπό 
τοϋ άναδόχου δικαιώματος καί εκτιμά τό ύψος τών θετι¬ 
κών ζημιών αύτοΰ. 'Η έπιτροπή δύναται νά ζητήση τήν πα¬ 
ροχήν ύπό τοϋ άναδόχου πληροφοριών καί συμπληρωμα¬ 
τικών στοιχείων. Προκειμένου περί έργων τοϋ Δημοσίου 
μέλη τής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι έκ τοϋ τεχνικοΰ 
επιστημονικού προσωπικού αύτοΰ. 

2. Ή ματαίωσΐς τής διαλύσεως καί ή σχετική άποζη- 
μίωσις έγκρίνονται δι’ άποφάσεως τής προϊσταμένης Αρ¬ 
χής έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ άρμοδίου τεχνικοΰ συμ¬ 
βουλίου. ' Π επί έγκρίσει ματαιώσεως άποζημίωσις δεν δύ- 
ναται νά είναι άνωτέρα τής ύπό τής έπιτροπής τής παραγρ. 

1 άοΰ παρόντος άρθρου έκτιμηθείσης, πλήν τής τυχόν δίορ- 
θώσεως ή συμπληρώσεως τών έν τη εκθέσει τής έπιτροπής 
στοιχείων. 'Η έγκρισις τής ματαιώσεως τής διικλύσεως 
γίνεται μετά πραηγουμένην έγγραφον αποδοχήν ύπό τοϋ 
άναδόχου τοϋ ύψους τής άποζημιώσεως. 

"Αρθρον 39. 

* Ποινικαί ρήτραΐν 

1. Δι’ έκάστην ήμέραν ύπαιτίου ύπερβάσεως τής συνο¬ 
λικής προθεσμίας περαιώσεως τοϋ έργου καί έπί άριθμόν 
ήμερών μέχρι τοϋ 25 %■ τής συνολικής προθεσμίας, έκπε- 
φρασμένης εις ήμερολογιακάς ήμέρας, έπιβάλλεται εις βά¬ 
ρος τοϋ άναδόχου ήμερησία ποινική ρήτρα ιση πρός τό 8 % 
της μέσης κατά τήν έπομένην παράγραφον ήμερησίας άξίας 
τοϋ έργου. Μετά τήν παρέλευσιν τοϋ 25% τοϋ χρόνου καί 
έπί άριθμόν ήμερών μέχρις ετέρου 10% τής συνολικής 
προθεσμίας, έπιβάλλεται ήμερησίως ποινική ρήτρα ίση πρός 
τό 12% τής μέσης ήμερησίας άξίας τοϋ έργου. 

2. 'Η πρός έπιβολήν τών ποινικών ρητρών μέση ήμερη¬ 
σία άξια έξευρίσκεται διά διαιρέσεως τοϋ έν άρθρω 15 πο- 
σοΰ τής συμβάσεως διά τής συνολικής προθεσμίας, έκ- 
πεφρασμένης εις ήμερολογιακάς ήμέρας. 

3. Έάν ή υπερημερία τοϋ άναδόχου ύπερβή τό 35 % 
τής συνολικής προθεσμίας ό άνάδοχος κηρύσσετ&ι ύποχρε- 
ωτικώς έκπτωτος, μή άπαιτουμένης τής ύπό τής παρ. 
2^ τοϋ άρθρου 44 τοϋ παρόντος ειδικής προσκλήσεως. Διά 
τής περί εκπτωσεως άποφάσεως προσδιορίζονται καί αΐ 
είς βάρος του αναδοχου ποινικαί ρητραι διά τον μέχρι τότε 
χρόνον. 

4. Δι’ έκάστην ήμέραν ύπαιτίου, έκ μέρους τοϋ άναδό¬ 
χου, ύπερβάσεως τμηματικής προθεσμίας ή σύμβασις 
ορίζει τό,ποσόν τής ποινικής ρήτρας καί τον χρόνον καθ’ 
ον αυτή επιβάλλεται. Γό συνολον των ύπό τής συμβάσεως 
επαπειλουμένων ποινικών ρητρών δι’ ύπέρβασιν πασών τών 
τμηματικών προθεσμιών δέν δύναται νά είναι άνώτερον 
τοϋ 2 % τοϋ προϋπολογισμού τής ύπηρεσίας βάσει τόΰ ό¬ 
ποιου δημοπρατεΐται τό έργον. Αί ποινικαί ρήτραι διά τήν 
ύπέρβασιν τμηματικών προθεσμιών είναι άνεξάρτητοι. άπό 
τας διά τήν ύπέρβασιν τής συνολικής προθεσμίας έπιβαλ- 
λομένας. 


5. Αί ποινικαί ρήτραι έπιβάλλονται δι’ άποφάσεωε τής 
διευθυνούσης 'Τπηρεσίας. Αί κατά τών άποφάσεων τούτων 
ένστάσεις περιορίζονται μόνον εις τήν άμφισβήτησιν της 
έμπρο-δέσμου περαιώσεως τοΰ έργου. Ή ύποδολή ενστάσεως 
δέν αναστέλλει τήν εΐσγτραξιν ή παρακράτησιν τών ποινικών 
ρητρών. 

6. Έάν έγκριθή παράτασις προθεσμίας τινός, συνολι¬ 
κής ή τμηματικής, ποινικαί ρήτραι διά τον άντίστοιχον 
χρόνον τής παρατάσεως δέν έπιβάλλονται, τυχόν δέ έπιβλη- 
θεΐσαι αίρονται αυτοδικαίως. Ό ύπολογισμός ποινικών 
ρητρών κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής 
λήξεως τής νέας όρισθείσης κατά παράτασιν προθεσμίας. 


"Αρθρον 40. 

Βεβαίωσις περαιώσεως έργασιών. 

1. "Αμα τή λήξει τών προ^ρσμιών περαιώσεως τοΰ συνό¬ 
λου ή τμημάτων τοΰ έργου, ό έπιβλέπων διενεργεί κατ’ 
αϊτησιν τοΰ άναδόχου ή. καί οϊκοθεν έλεγχον τών έργων 
πρός διαπίστωσιν τοΰ δτι ταΰτα έχουν περαιωθή καί ΰπο- 
στή ικανοποιητικούς πάσαν κατά τήν σύμβασιν δοκιμα¬ 
σίαν καί ύποβάλλει πρός. τήν διευθύνουσαν 'Τπηρεσίαν 
σχετικήν έκθεσιν. Έν περιπτώσει καθυστερήσεων ή έκ- 
θεσις περιλαμβάνει συγκεκριμένους τάς κατά τήν λήξιν 
τής προθεσμίας έναπομενούσας πρός έπτέλεσιν έργασίας. 


2. 'Ο προϊστάμενος τής διευθυνούσης Υπηρεσίας εκ¬ 
δίδει βεβαίωσιν περί τής έμπροθέσμου περαιώσεως, δυ- 
νάμενος πρός τοΰτο νά διενεργήση έπιθεώρησιν. 'Η βε- 
βαίωσις περί τής έμπροθέσμου έκτελέσεως δέν έξομοιοϋ- 
ται πρός παραλαβήν τών έργων, ήτις διενεργεΐται πάν¬ 
τοτε συμφώνους πρός τάς οικείας διατάξεις τοΰ παρόντος. 

3. Έάν κατά τήν διαδικασίαν βεβαιώσεως περαιώ¬ 
σεως τών έργασιών διαπιστωθούν έπουσιώδεις μόνον ελ¬ 
λείψεις, μή έπηρεάζουσαι τήν λειτουργικότητα τοΰ έργου, 
δ προϊστάμενος τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας διά διαταγής 
του πρός τον άνάδοχον καθορίζει τάς έπισημανθείσας ελλεί¬ 
ψεις καί τάσσει εύλογον προθεσμίαν άποκαταστάσεως αυ¬ 
τών. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή βεβαίωσις έμπροθέσμου 
έκτελέσεως έκδίδεται μετά τήν διαπίστωσιν τής έμπρο¬ 
θέσμου άποκαταταστάσεως τών έλλείψεων. 


4. Έάν κατά τήν κρίσιν τοΰ προϊσταμένου τής διευ- 
θυνούσης 'Υπηρεσίας αί διαπιστωθεΐσάι έλλείψεις είναι 
τοιαΰται άστε νά μή καθίσταται δυνατή ή νά είναι πλημ¬ 
μελής ή λειτουργία τοΰ έργου ή τμήματος αύτοΰ, ή εαν δεν 
έπεραιώθησαν έμπροθέσμως ύπό τοΰ άναδόχου αί κατα τας 
διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου έργασιαι αποκα- 
ταστάσεως επουσιωδών έλλείψεων, ό προϊστάμενος της 
διευθυνούσης 'Υπηρεσίας κοινοποιεί εις τόν άνάδοχον πί¬ 
νακα τών βεβαιωθεισών έλλείψεων. 'Η κοινοποίησις του 
κατά τά ανωτέρω πίνακος εϊς τόν άνάδοχον έπέχει $εσιν της 
ύπό τών διατάξεων τής παραγρ. 2 τοΰ άρ-δρου 44 τοϋ παρόν¬ 
τος ειδικής προσκλήσεως. Μετά πάροδον άπρακτων δέκα ημε¬ 
ρών άπό τής κ,οινοποιήσεως τοΰ ώς άνω πίνακος ό αναδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 4 
τοΰ παρόντος. 

5. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον εκτωσιί 
δύναται νά άνασταλή δι’ άποφάσεως τοΰ προϊσταμένου 
τής διευθυνούσης Υπηρεσίας έάν ό άνάδοχος, εντός , ε 
καημέρου άπό της κοινοποιήσεως τοΰ κατά τήν ανωτέρω 
παράγραφον πίνακος, ύποσχεθή έγγράφως και παρασχη 
προς τοΰτο έπαρκεΐς αποδείξεις δτι θ’ άποκαταστηση ^ 
βεβαιωθείσας έλλχίψεις έντός εύλογου χρονικού δια%^ 
ματος. 'Η αναστολή τής έκπτώσεως δέν ; συνεπάγεται αυ* 
στολήν έπιβολής τών προβλεπομένων ποινικών ρητρ ων · 


Αρθρον 41. 

Πλημμελής κατασκευή τών έργων. 

1. Έάν κατά τήν διάρκειαν τής κατασκευής του 
καί μετ’ αύτήν, .μέχρι τής οριστικής παραλαβής, 0 επ γ - 
πων κρίνη δτι ή κατασκευή τοΰ έργου ή τμήματος αυτ 
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δεν πληροί τούς 8ρους της συμβάσεως ή το έργον εμφανί¬ 
ζει ελαττώματα; οφείλει, όπως αμελλητί άναφέρη εις τον 
προϊστάμενον της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Είς την ανα¬ 
φοράν εκτίθενται τά στοιχεία έφ’ ών βασίζεται ..ό χαρακτη¬ 
ρισμοί της κατασκευής ώς πλημμελούς, το είδος καί ή 
Ικΐασις των πλημμελειών καί ή γνώμη του διά το τυχόν 
επικίνδυνον ή επουσιώδες τούτων ώς καί διά τά ληπτέα 
μίτρα· 

2; 'Η πλημμελής κατασκευή των έργων διαπισταΰταί 
ύπό τοϋ προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας κατό¬ 
πιν έπιθεωρήσεως των έργων. Διαπιστωθείσης ύπ' αύτου 
πλημμελείας, άπευθύνεται προς τόν άνάδοχον ειδική δια¬ 
ταγή, δι’ ής καθορίζεται το είδος καί ή εκτασις των πλημ- 
μελειών καί ή εντός εύλόγων προθεσμιών λήψις των έν- 
δεδειγμένων μέτρων' προς άρσιν τών έκ τούτων συνεπειών· 
Τοιαϋτα μέτρα είναι ιδία ή καθαίρεσις καί ή έπανακατα- 
σκευή τών πλημμελών τμημάτων τοϋ έργου καί τών τυχόν 
ύπ’ αυτών έπηρεαζομένων τμημάτων ή ή έπισκευή ή βελ- 
τίωσις τούτων. Έάν πρόκειται περί' ελαττώματος χαρα- 
κτηριζομένου ώς μή ούσιώδους, καθορίζεται διά της αυτής 
διαταγής ποσοστόν μειώσεως της αμοιβής τοϋ. άναδόχου. 
Εις την περ.ίπτωσιν ταύτην δεν αποκλείεται ή έντολη πα¬ 
ραλλήλου έκτελέσεως εργασιών επισκευής ή βελτιιυσεως. 

3. 'Η κατά τής διαπιστρύεης την πλημμελή κατασκευήν 
διαταγής κατά νόμον ένστασις τοϋ άναδόχου ασκείται ει- 
δικώς Ιντος ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
άπό τής κοινοποιήσεως τής διαταγής ταύτης. Έαν ο ανα- 
δοχος ζητή την πρύς διερεύνησιν τοϋ πλημμελούς τής κα¬ 
τασκευής διενέργειαν ερευνητικών εργασιών, αύται εκτε- 
λοΰνται μ.ετ’ εγκρισιν τής διευθυνούσης 'Υπηρεσιας ως 
προς τό είδος καί„τήν εκτασιν αυτών. Αί ερευνητικαι ερ- 
γασίαι διεξάγονται παρουσία τοϋ έπιβλέποντος ή άλλου 
εκπροσώπου τής διευθυνούσης 'Υπηρεσιας, τά αποτελέ¬ 
σματα δέ αύτών καταχωροΰνται άνελλιπώς είς το ημερολο- · 
γιον τοϋ έργου. Αί δαπάναι τών ερευνητικών τούτων εργα¬ 
σιών βαρύνουν, τον άνάδοχον, έαν άποδειχθή ή πλημμελεια, 
άλλως τον κύριον τοϋ έργου. Έπιφυλασσομένων τών δια¬ 
τάξεων τής επομένης παραγράφου, ή υποβολή ενστασεως 
συνεπάγεται αναστολήν έκτελέσεως τής διαταχθεισης απο- 
καταστάσεως τών πλημμελειών μέχρις έκδόσεως επι ταυ- 
της άποφάσεως ή τής τυχόν. προ ταύτης άνακλησεως υπο 
τοΰ αναδόχου της ένστάσεως. 


Υ° υ · , ^ προίσταμένη ’Αρχή άπόφαίνεται όριστικώς έπΐ 
τής ενστασεως μετ’ αυτοψίαν διενεργουμένην παρουσία 
τοΰ αναδοχου αρμοδίως προσκαλουμένου. 'Η έπί τής έν¬ 
στάσεως άπόφασις κοινοποιείται τφ άναδόχψ ύπό τής 
διευθυνούσης 'Υπηρεσιας καί άνακοινοϋται άπαραιτήτως 
εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου Δημοσίων 
’ Εργων προς ένημέρωσιν τοϋ φακέλλου τοϋ έργολήπτου 
αναδόχου. 

6. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται 6πως συμμορφωθή πρός τήν 
κατα τά ανωτέρω άπόφασιν, δικαιούμενος είς υποβολήν 
αίτήσεως θεραπείας κατά νόμον. Ισχυρισμοί τοϋ άναδό¬ 
χου στηριζόμενοι είς πραγματικά περιστατικά, προκύ- 
πτοντα κατά τήν άποκατάστασιν τής πλημμελείας, λαμβά- 
νονται ύπ’ οψΐν μόνον έφ’ ίσον έκλήθη πρός παρακολούθησή 
ταύτης ό έπιβλέπων. 

7. Έάν ό άνάδοχος δέν ήθελε προβή έντός τής κατά πε- 
ρίπτωσιν τασσομένης αύτώ προθεσμίας είς τήν άποκατά- 
στασιν τών πλημμελειών, αί έργασίαι άποκαταστάσεως 
τής πλημμελείας έκτελοϋνται, μερίμνη της διευθυνούσης 
'Υπηρεσιας, καθ’ οίονδήποτε προκρινόμενον ύπ’ αύτης 
τρόπον είς βάρος καί διά λογαριασμόν τοϋ άναδόχου, έπι¬ 
φυλασσομένων τών δικαιωμάτων τοΰ κυρίου τοϋ* έργου, ώς πρός 
τήν εφαρμογήν τών υπό τοΰ άρθρου 44 τοΰ παρόντος προβλε- 
πομένων λοιπών κυρώσεων κατά τοΰ άναδόχου. 

8. Έάν άποδειχθή 8τι τά έργα δέν είχον κατασκευασθή 
πλημμελώς ό άνάδοχος άποζημιοϋται διά τάς έκτελεσθεί- 
σας ΰπ’ αΰτοΰ, είς συμμόρφωσήν «πρός τάς δοθείσας αύτω 
διαταγάς, εργασίας. Έάν αί έργασίαι άποκαταστάσεως 
έγένοντο κατά τήν διάρκειαν τής κατασκευής τών έργων 
ή άποζημίωσις αΰτη υπολογίζεται έπί τή βάσει τών συμβα¬ 
τικών ορών καί τιμών μονάδος. Έάν αί έργασίαι άποκα¬ 
ταστάσεως διετάχθησαν μετά τήν άποπεράτωσιν τών έρ¬ 
γων καί τήν άπομάκρυνσιν τών έγκαταστάσεων τοϋ άναδό¬ 
χου, ή έν λόγιο άποζημίωσις ύπολογίζεται. βάσει τιμών 
μονάδος κανονιζόμένων κατά τήν περίπτωσιν β τής παραγρ. 
3 τοΰ άρθρου 3Γ τοΰ παρόντος. 

■· 9 Έάν κατά τήν παραλαβήν τών έργων ήθελον άποκα- 
λυφθή πλημμέλειαι, ή παραλαβή άναβάλλεται καί έφαρμό- 
ζονται αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου. ΑΙ _προθεσμίαι 
συντελέσεως τής παραλαβής παρατείνονται έν τη περιπτω- 
σει ταύτη άναλόγως. 

’Άρθρον 42. 


4. 1 ό κατά τήν προηγουμένην "παράγραφον ανασταλ¬ 
τικόν τής ένστάσεως αποτέλεσμα δέν ύφίσταται η αίρεται 
εαν ο προϊστάμενος τής διευθυνούσης Υπηρεσίας χαρακτη- 
Ρ 1σ Π διά. διαταγής του- την πλημμέλειαν ως επικίνδυνον. 
Εις την περίπτωσιν ταύτην αί έργασίαι άρσεως τής πλημ- 
μελεΐας ή αί έν τή διαταγή όριζόμεναι έργασίαι αποτροπής 
ξών εκ ταύτης κινδύνων έκτελοϋνται παραχρήμα υπο^ τοϋ 
αναδοχου, παρουσία τοϋ έπιβλέποντος ή άλλου εκπροσώπου 
% διευθυνούσης 'Υπηρεσιας όριζομένου ύπό τοΰ προϊστά¬ 
μενου αυτής, δστις καταχωρεί έν τώ ημερολογιω ανελ¬ 
λιπώς πάντα τά κατ’ έκτέλεσιν τής διαταγής λαμβανο- 
μενα ύπό τοΰ άναδόχου μέτρα, μεταξύ τών οποίων δυναται 
περιλαμβάνεται καί ή κατόπιν έγκρίσεως τοΰ προϊστα 
μενού τής διευθυνούσης 'Υπηρεσιας λήψις κ«ί εςετασις 
δοκιμίων. 

5· 'Η κατά ταίν παοάνο. 3 τοϋ παρόντος ένστασις υπο- 


5· 'Η κατά τήν παράγρ. 3 τοϋ παρόντος ένστασις υπο- 
ραλλεται πρός τήν προϊσταμένην Άρχην μετά σχετικού 
φακέλλου περιλαμβάνοντος· ^ . 

*) άντίγραφον τής, διαταγής περί άρσεως της πλημ- 
μελείας μετ ά βεβαιώσεως τής ημερομηνίας κοινοποιήσεως 

ε ^ ς τ ° ν άνάδοχον. , <Τ 

Ρ) ^είσήγησιν τοΰ προϊσταμένου τής διευθυνουσης ι~ 
^ίΡεσιας Ιπί τής ένστάσεως ταύτης και , 

ϊ) παν άλλο στοιχεΐον έφ’ οδ, έβασισθη η διαπιστωσις 
κα , 1 η πε ρί άρσεως τής πλημμελείας διαταγή. Εις ην περί 
π τωσιν έζητήθη διά τής ένστάσεως ή διενεργεια ερευνη- 
τίκων εργασιών, έ φάκελλος ύποβάλλεται μετά την όιενέρ- 
Ι Ειαν τών έκ τούτων έγκριθεισών καί συνοδεύεται__ μετ 
^’-γράφου τοϋ σνετικώς τηρηθέντος ημερολογίου του έρ- 


Βλάβαι είς τά έργα έξ όπαιτιότητος τοϋ άναδόχου. 

Βλάβαι έξ άνωτέρας βίας. 

Υ 'Ο άνάδοχος είς ούδεμίαν δικαιούται άποζημίωσιν 
παρά τοΰ κύριοί τοΰ έργου, δι’ οίανδήποτε βλάβην έπερχο- 
αέντ,ν είς τά έργα, δι’ οίανδήποτε φθοράν η^απωλααν υ 
λικών καί δι’ οίανδήποτε έν γένει ζημί*ν £ 

μένας είτε είς άμέλειαν, απρονοησίαν 4 άνεπ.^δειό^τα 
αύτοΰ η τοΰ έν γένει προσωπικού του, είτεΛί ΨΆ ΜΆ 
τών καταλλήλων μέσων, είτε εις οιανδηποτ.^Υ α^_α_ 

τίαν πλάν τών έν-άρθρω 9 του Ν.Δ. ΪΜομί π*ρίπτω 
σεων. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται νά άποκαταστ^ ταζ ου- 
τω βαρυνούσας αύτόν βλάβας ιδιαις αυτου δαπάναις. 

2 Ρ Διά νά άναγνωρισθοϋν αί κάτα την παραγρ. 2 του 4ρ 
« Κν Δ 1266/72 έξ άνωτέρας βίας προςενηθει- 
θρθυ β οάβα είείά έργα ή τά έν τοϊς έργοταξίοις είσκομι- 
σθέντα ύλικά ή είς τάς Εγκαταστάσεις , κ * 1 ^Γ^Διίυ- 
άναδόχου, δέον οδτος να δήλωσή ταύ- 

θύνουσαν Υπηρεσίαν, εντός ·ης υπό ,? ς ~ 

Ιϋ, έ ν 

*«Φ “ 5 γ >· 
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άς έγένοντο καί εντός τριών ημερών άπό·> της υποβολής τής 
δηλώσεως τθΰ άναδόχου αναφέρει σχετικώς εις τήν προϊ- 
σταμένην Αρχήν. 

4. 'Η προϊσταμένην Αρχή συνιστα άμελλητί επιτροπήν 
έκ τεχνικών υπαλλήλων, οριζόμενων άναλογως προς ,το 
είδος καί τήν έκτασιν τών βλαβών καί τών συνθηκών υφ 
άς έγένοντο αδται. 'Η επιτροπή οφείλει όπως, μερίμνη > 
του διά τής άποφάσεως αυτής όριζομένου ώς προέδρου, 
προβή εις έπιτόπιον έξέτασιν κατ’ άντιπαράστασιν του άνα¬ 
δόχου, άρμοδίως καλουμένου, καί συντάξη σχετικόν πρω¬ 
τόκολλον διαπιστώσεως τών βλαβών εντός δέκα ημερών 
άπό τής συστάσεώς της. Έν τώ πρωτοκολλώ εκτίθενται 
έπαρκώς τα- αίτια, ό χρόνος καί αί εΐδικαί συνθήκαι ύψ’ 
άς έλαβον χώραν αί έπενεχθεϊσαι βλάβαι, μνηνονευόμένων 
προς τοΰτο δλων τών έξακριβωθέντων προσφορών στοι¬ 
χείων, εξετάζεται ή ΰπ.αρξις ή οΰ ευθύνης του άναδόχου, 
προσδιορίζεται λεπτομερώς τό είδος καί ή έκτασις τών 
βλαβών καί προτείνεται ό τρόπος καί ή προς έπανόρθωσιν 
αυτών δαπάνη. 

5. Τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον πρωτοκολ¬ 
λάν έπέχει θέσιν πράξεως- τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας 
διά τήν υποβολήν τής κατά νόμον ένστάσεως τοϋ άναδόχου. 
'Η ένστασις είναι απαράδεκτος, έφ’ όσον τό πρωτόκολλον 
ύπεγράφη άνεπιφυλάκτως υπό του άναδόχου. ’Εάν ό άνά- 
δοχος δέν παραστή ή άρνηθή νά υπογράψη τό πρωτόκολλον, 
ό προϊστάμενος τής διευθυνούσης Υπηρεσίας κοινοποιεί 


εργασιών άνευ χρονοτριβής, διαθέτων προς τοΰτο όίπαν τί 
δυναμικόν τής όργανώσεώς του. Ό προϊστάμενος τής διευ- 
θυνούσης 'Υπηρεσίας δόναται δπως, επί τή διαπιστώσει 
άνεπαρκείας τής όργανώσεώς τοΰ άναδόχου διά τήν απο¬ 
τελεσματικήν άντιμετώπισιν τών κινδύνων, έγκρίνη τήν 
κατασκευήν μέρους ή καί τοϋ συνόλου τών διατασσαμένων 
εργασιών δί’ οίουδήποτε άλλου προσφόρου τρόπου κατάτά 
ύπό τών διατάξεων τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ, 
1266/72 οριζόμενα. "Απασαι αί δαπάναι διά τήν έκτέλε- 
σιν τών άνωτέρω εργασιών καταβάλλονται έκ τών διά τήν 
κατασκευήν τοΰ έργου διατιθεμένων πιστώσεων καί βα¬ 
ρύνουν τελικώς τον κύριον τοΰ έργου, έκτος αν διά τής κατά 
τάς διατάξεις τής παραγράφου 6 τοΰ παρόντος άρθρου 
άποφάσεως ήθελον καταλογισθή έν όλω ή έν μέρει εις βά¬ 
ρος τοΰ άναδόχου, ώς υπαιτίου διά τήν προξενηθεΐσαν βλά¬ 
βην εις τά έργα. 

9. Ή έκτέλεσις έργασιών άποκαταστάσεως βλαβών έξ 
άνωτέρας' βίας δύναται νά δικαιολογήση παράτασιν τών 
προθεσμιών έκτελέσεως τώ> έργασιών κατ’ εύλογον χρο¬ 
νικόν διάστημα. 

10. 'Η άποζημίωσις βλαβών έξ άνωτέρας βίας δέν λαμ- 
βάνδται ύπ’ δψιν διά τον υπολογισμόν τής υποχρεωτικής 
διά τον άνάδοχον αύξήσεως τών έργασιών κατά τάς παρα¬ 
γράφους 1 καί 2. τοΰ άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 1266/72. 

*Άρθρον 43. · 


τοΰτο κατά τά εν άρθριρ 19 τοΰ παρόντος οριζόμενα. Ή 
Ινστασις είδικώς έν προκειμένω υποβάλλεται έντός τής 
άνατρεπτικής προθεσμίας πέντε ήμερών άπό τής μετ’, έπι- 
φυλάξεως υπογραφής τοΰ πρωτοκόλλου ή άπό τής κατά τά 
άνωτέρω κοινοποιήσεως τούτου. 

6. Τό πρωτόκολλον όμοΰ μετά τής τυχόν ένστάσεως τοΰ 
άναδόχου., υποβάλλεται ύπό τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας 
είς τήν Προϊσταμένην Αρχήν. Τό πρωτόκολλον, εις περί- 
πτωσιν καθ’ ήν ύπεγράφη μετ’ έπιφυλάξεως παρά τοΰ άνα¬ 
δόχου ή έκοινοποιήθη αύτώ, υποβάλλεται, μετά τήν παρέ- 
λευσιν άπράκτου τής πενθημέρου προθεσμίας ύποβολής 
ένστάσεως, μετά βεβαιώσεως τοΰ προϊσταμένου τής διευ- 
θυνούσης .'Υπηρεσίας περί τής άπράκτου παρελεύσεως τής 
προθεσμίας.· Τό πρωτόκολλον τελειοΰται μόνον μετά τήν 
τήν έγκρισίν του ύπό τής προϊσταμένης Αρχής, άποφαι- - 
νομένης ταυτοχρόνως καί έπί τής τυχόν κατ’ αύτοΰ έν¬ 
στάσεως. 

7. Εκτος αν άλλως καθορίζεται υπό τής συμβάσεωε, 
ή ύπέρ τοΰ άναδόχου άποζημίωσις διά βλάβας έξ άνωτέρας 
βίας αφόρα μονον. εις την έπανόρθωσιν τών υλικών ζημιών 
των επενεχθεισών είς τά έργα, τά εΐσκομισθέντα ύλικά καί 
τάς εγκαταστάσεις καί μηχανήματα τοΰ άναδόχου. 'Η άπο- 
ζημίωσις προσδιορίζεται πάντοτε βάσει τών συμβατικών 
όρων. Εφ οσον η αποκαταστασις τών βλαβών διατάσσεται 
μετά ,το πέρας τών έργων καί τήν άπομάκρυσιν τών εγκα¬ 
ταστάσεων τοΰ έργοταξίου τοΰ άναδόχου, αί τιμαί μονά- 
δος δια τον υπολογισμόν τής αποζημιώσεως κανονίζονται 
εκ παρακολόυθησεως κατά τήν περίπτωσιν β' τής παραγρ. 

3 τοΰ άρθρου 31 τοΰ παρόντος. 

8. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοΰται εις τήν έκτέλεσιν τών δια- .' 
τασσομένων προς άποκατάστασιν τής βλάβης, έργασιών. 

Ο προϊστάμενος τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας,' έάν έκ,.τής 
προξενηθε^ισης βλάβης είς τά έργα δημιουργήται κίνδυνος 
οια την ασφαλείαν προσώπων ή σημαντικών - ζημιών- τρί¬ 
των ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης τών έργων, προς άπο- 
τροπην κατά τό δυνατόν τοΰ κινδύνου τούτου, δύναται νά 
εγκρίνη καί προ τής έπιδόσεως είσέτι τής κατά τάς-διατά¬ 
ξεις της παραγρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου δηλώσεως τοΰ άνα- 
όοχου την κατασκευήν έν τφ μέτρω τοΰ δυνατοΰ προσφό- 
ρων προ τοΰτο - έργων, έστω καί Αν ταΰτα δέν άποτελοΰν 
αντικείμενου της μετά τοΰ άναδόχου συναφθείσης -συμβά- 
σεως Η περί τούτων διαταγή μνημονεύει άπαραιτήτως 
τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου καί κοινοποιεί¬ 
ται εις την προϊσταμένην Αρχήν. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰ- 
^ται δπως προβη εις την κατασκευήν τών διατασσομένων 


Βλάβαι έξ άλλων αιτίων. 

1. 'Η διαδικασία τοΰ προηγουμένου άρθρου εφαρμό¬ 
ζεται άναλόγως καί προς καθορισμόν τής άποζημιώσεως 
τοΰ άναδόχου καί τών τυχόν' έκτελεστέων έργασιών απο- 
καταστάσεως ή προλήψεως κινδύνων καί έπί περιπτώσεων 
καθ’ άς αί έπενεχθεϊσαι βλάβαι οφείλονται είς υπαιτιό¬ 
τητα τοΰ κυρίου τοΰ έργου ή είς άλλην είδικώς δια τής συμ- 
βάσεως έξαιρουμένην τής ευθύνης τοΰ άναδόχου αιτίαν. 

2. Διά βλάβας όφειλομένας είς χρήσιν έργου,, παραδο- 
θέντος πρός τοΰτο ύπό τοΰ άναδόχου είς τον κύριον του 
έργου προ τής παραλαβής κατά τάς διατάξεις του άρθρου 
30 τοϋ παρόντος, έφαρμόζονται άναλόγως μόνον αι ,διατα- 
ξεις τών παραγράφων 7,δ καί 10 τοΰ προηγουμένου άρθρου· 
Ταιαΰται έογασίαι έκτελοΰνταί μόνον κατόπιν έγγραφου 
έγκρίσεως τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας, τής τοιαυτηζ 
έγκρίσεως κοινοποιουμένης άπαραιτήτως είς την προϊστα 
μένην Αρχήν. Πρός διαπίστωσιν τής έκτελέσεως τών ερ 
γασιών τούτων συντάσσεται πρωτόκολλον μεταξύ του προι 
σταμένου τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας καί τοΰ επι, Αε 
ποντος άφ’ ένός' καί τοΰ άναδόχου άφ’ ετερου. 

’Άρθρον 44. 

Έκπτωσις άναδόχου. 

1. 'Ο άνάδοχος τοΰ έργου, ό όποιος δέν έκπληροή π Ρ°^ 
σηκόντως τάς έκ τής συμβάσεως υποχρεώσεις του η * 
συμμορφοΰται πρός τάς, συμφώνως πρός την συ Η·Ρ α ^ 
έγγράφους έντολάς τής διευθυνούσης 'Υπηρεσίας, ° υν ' „ 
νά κηρυχθή έκπτωτος τής έργολα-βίας δι’ αποφασ^ωζ 
προϊσταμένου τής διευθυνούσης Υπηρεσίας. 

/ *■!/· 'ΐΟν 

2. Τής έκπτώσεως προηγείται κοινοποιησις, -τ 
άνάδοχον ειδικής προσκλήσεως τοΰ προϊστάμενου 
διευθυνούσης 'Υπηρεσίας, ήτις μνημονεύει απαραιτό ^ 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου καί περιλαμβ 0 ^ 1 ,^^ 
κεκριμένην διατύπωσιν τών άξιουμένων ^προς ε * , 
ύπό τοΰ άναδόχου ώς καί τήν πρός τούτο, προ ^ 
' Η. προθεσμία δέον νά είναι εύλογος έν ^σχεσει προ ^ 
άξιούμενα πρός έκτέλεσιν, πάντως δέ ούχι μικροτερ μ|- 
10 ήμερών. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν άξιοΰται ή Μ’ίή 
τρων πρός άποτροπήν προφανών κινδύνων, περί ων , ^ 
θρον 42 παραγρ. 8 ή τασσόμενη προθεσμία δύναται να . 
καί μικροτέρα τών 10 ήμερών. 

3. 'Η ειδική πρόσκλησις καί αί διά ταυτης 
προθεσμίαι δέν άνατρέπουν τάς έκ τής, συμβασήο)·,^^ 
γρεώσεις τοΰ άναδόγου διά τήν έμπρόθε<*μρ ν .· — 
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των έργων ή τμημάτων αυτών καί τάς έκ τής ύπερβά- 
σεως των προθεσμιών συνέπειας. 


ό προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας διατάσσει τήν 

σ^αιι, ν —[- — -·,· . παΰσιν τών έργων καί τήν άποχήν τοΰ άναδόχου άπ’ αύτών, 

4. !Η περί έκπτώσεως άπόφασις έκδίδεται μετά τήν τών εργασιών-συνεχιζόμενων καθ’ δν τρόπον καί καθ’ δ μέ- 
έκπνοήν της έν 'τη ειδική προσκλήσει -προθεσμίας έφ’ οσον τρον ήθελε κριθή άναγκαΐον κατά τάς διατάξεις της παραγράφ. 
< Χρμ (τηνειιοοωώθγι ποοτ τά 'ητδ τήηι-ηπΓ 'ί\ιη*-ππ- β Χ& ΰ παρόντος άρθρου είς βάρος καί διά λογαριασμόν τοΰ 

εκπτώτου άνδαόχου. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή κατά τήν 
έν λόγω παράγραφον 6 προθεσμία έκτελέσεως τών ύπολειπο- 
,ένων εργασιών άρνεται άπό τής κοινοποιήσεως τής έν λόγω 


~ · ' Π -ΪΙ ϊ.. * »-Γ*-^ ι 

ο άνάδοχος δεν συνεμορφώθη προς τα υπό ταύτης διατασ 
σόμενα. Άπό τής κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως άπο¬ 
φάσεως διακόπτεται πάσα έργασία τοΰ έκπτώτου έργολά- «·/ Λυ|ψ /ςιχ,ρΐΛΗ^υνςυ(Χ(.<Λ ολ 
βου. Διά της ; άποφάσεως καλείται ό άνάδοχος ΐνα, είς μένων εργασιών άρχεται άπό τής κοινοποιήσεως τής έν λόγερ 

ώρισμένον τόπον καί χρόνον παραστή είς τήν έπιμέτρησιν άποφάσεως τοϋ προϊσταμένου τής διευθυνούσης Υπηρεσίας, 

τών ύπ’ αυτοϋ εκτελεσθεισών έργασιών καί δοκίμων καί "Αρθρον 4ύ 

χρησίμων .διά τήν έκτέλεσιν τών έργων υλικών. 'Η επιμέ- 
τρησις- έν τή περιπτώσει ταύτη συντάσσεται κατά τάς 
διατάξεις τής παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 49 τοΰ παρόντος. 'Η 
περί εκπτώσεως τοΰ άναδόχου άπόφασις. κοινοποιείται 
,πάντοτε πρός τήν προϊσταμένην Αρχήν. 


5. 'Η Ινστασις κατά της άποφάσεως έκπτώσεως άσ- 
κεΐται είδικώς εντός άνατρεπτικής προθεσμίας 10 ήμερών 
άπό της κοινοποιήσεως της άποφάσεως. 'Η εμπρόθεσμός 
άσκηθεΐσα ένστασις άναστέλλει κατά πάντα τήν άπόφασιν 
έκπτώσεως μέχρις έκδόσεως της επί τής ένστασεώς απο- 
φάσεως. Έπί της ένστάσεως άποφαίνεται η προϊστάμενη 
Αρχή μετά γνούμην τοΰ αρμοδίου τεχνικοΰ συμβουλίου. 

6. Έν περιπτώσει έκπτώσεως δύναται να μή συνεχισθοΰν 
τά έργα ή νά έκτελεσθοΰν μόνον αί κρινομεναι ως αναγχαΐαι 
έργασίαι . 'Ο τρόπος έκτελέσεως τών ύπολειπομενων εργα¬ 
σιών ή μέρους τούτων, κατ’ άρθρον 3 παραγρ. 2 τοΰ ΝΆ 
1266/72, καθορίζεται υπό τής προϊστάμενης Αρχής. Η 
έκτέλεσις τών έργασιών γίνεται είς βάρος και δια λογαριασμόν 
τοΰ έκπτώτου άναδόχου. Έάν ή δαπάνη τών εργασιών αποβή 
μεγαλύτερα τής βάσει τών τιμών τής έκπτωτου εργολαβίας 
τοιαύτης, ή. διαφορά κρατείται έκ τών όφειλομενων τώ ανα¬ 
δοχή* ή έκ τοΰ προϊόντος καταπτώσεως τών εγγυήσεων η 
είσπράττεται διά παντός νομίμου μέσου. Προκειμένου περί 
έργων τοΰ Δημοσίου ή ετέρων φορέων, ώντα,έσοδα εισπρα,- 
τονται κατά τάς περί είσπράξεως τών δημοσίων εσόδων δια¬ 
τάξεις, ή εΐσπραξις γίνεται κατά τάς διατάξεις ταυτας. ϋ 
τοιοΰτος είς βάρος τοΰ έκπτώτου, άναδοχου διακανονισμός 
γίνεται διά τάς εργασίας διά τάς οποίας ήτο υποχρεως ο οωα 
δοχος κατά τήν σύμβασιν, ως αδτη είχε τροποποίηση μ ΧΡ ι 
τής κηρύξεως τής έκπτώσεως καί καθ ο μετρον αυται εκ .ε 
λεσθοΰν εντός προθεσμίας ίσης πρός την ολικήν προθεσμία > 
άποπερατώσεως τής άρχικής συμβάσεως,,αρχομενης απο της 
κοινοποιήσεως τής περί έκπτώσεως άποφάσεως η της ηερι Λ 
πορρίψεως τής ένστάσεως τοιαύτης. Εαν η δαπανη εκτε 
σεως άποβή μικρότερα τής βάσει τών τιμών^της εκπνω.ου 
εργολαβίας τοιαύτης, ή διαφορά προσκτάται υπο του κυρίου 
τοΰ έργου. 

7. 'Η προϊσταμένη Αρχή δύναται μετά την εκπτωσιν τοΰ 

άναδόχου κατόπιν αίτήσεως τοΰ έκπτωτου προς ^ή ν 
θύνουσαν 'Τπηρεσίαν, νά έγκρίνη τήν ύπ αυτου ^" ε , 
τών ύπολειπομένων έργασιών ή μέρους αυτών, εκν Ρ 
ότι ό έκπτωτος διαθέτει τά πρός τοΰτο μέσα, τασ 6, 
άναλόγου πρός τοΰτο προθεσμίας.. Εν τοιαυ,η περί « 
μετά τήν έγκαιρον καί καλήν τών έργων ®ή Γε ^ εσι,ν ,’ «γ 
προϊσταμένη Αρχή, μετά πρότασιν τής διευθυνουση 
ρεσίας καί γνω^οδότησιν τοΰ τεχνικοΰ συμβου ιο , - 

την έκπτωσιν τοΰ άναδόχου. ' ( 

8. Άπό τής έκδόσεως τής περί εκπτωσεως τ0 ~ 

μέχρι τοΰ ύπό τής προϊσταμένης Αρχής κα ορ. · 
τρόπου έκτελέσεως τών ύπολ.ειπομενων εργασιω ) 

'«υσ« 'Υπηρεσία δύναται, πρός άποτροπην ^δυνων,π^ρ^ω 
πα Ρ· 8 άρθρον 42 τοΰ παρόντος, νά επεμβη εκτε , 2 τοΰ 

τοΰτο άπαιτούμενα κατά τά ύπό του άρθρου ^ ασ μόν 
Ν.Δ. 1266/1972, όριζόμενα είς βάρος και δια λογαριασμ* 

τοΰ εργολάβου. ( , „ , , 

9. Έάν ό έκπτωτος έργολάβος κατά τήν ίογασιών, 

λεσιν τών ύπολειπομένων μετά τήν εκπτωσιν α £* άνχος 

πατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τής παραγρ. _ υ(Χ Μ,ορφοϋ- 
αρθρου έπιδείξη βραδύτητα άδικαιολο^τον , τής ύπηρεσίαζ, 
ται τερές τάς υποχρεώσεις του η τας δια Ύ 


Έκχώρησις έργου είς τρίτον. 

'Η κατά τάς διατάξεις τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου (> τοϋ 
Ν.Δ. 1266/72 έκχώρησις δύναται νά έγκριθή μόνον έφ όσον 
ό ύπέρ ού ή έκχώρησις εργολήπτης έχει τά αυτα προσόντα, 
τά άπαιτηθέντα διά τήν άνάληψιν τοΰ έργου υπό τοΰ αναδοχου 
καί παρέχει κατά τήν κρίσιν τοΰ αρμοδίου τεχνικοΰ συμβουλίου 
τά πρός τοΰτο έχέγγυα. 

"Αρθρον 46. 

Έκχώρησις έργου μετ’ απαλλαγής ευθύνης. 

1, 'Η κατά τάς διατάξεις τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου^Γ,τοϋ 
Ν.Δ. 1266/72 άπαλλαγή τοΰ άναδόχου άπό τής ευθυνης 
αύτοΰ έν περιπτώσει έκχωρήσεως δύναται νά έγκριθή μόνον, 
έφ’ όσον πέραν τών προϋποθέσεων τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 
6 ό πρός δν ή έκχώρησις κέκτηται^ πτυχίον έργοληποτυ εν 
ένεργεία τής κατηγορίας καί βαθμού τουλάχιστον τοΰ απαι- 
τουμένου διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έκχωρουμένου έργου καί πα¬ 
ρέχει κατά τήν κρίσιν τοΰ τεχνικοΰ συμβουλίου τά πρός τούτο 

ένένΎ^α* ** 

2. 'Η άσθένεια τοΰ έκχωροϋντος έργολήπτου βεβΚΛυται 

κατά τάς διατάξεις τϋο άρθρου 2Γ, τοϋ άπό_ 2 Π. 11 . 4 ()/4.12.40 
Β. Διατάγματος «περί έκτελέσεως του Λ.Ν. 2326/194 
ι(πε ρί Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών καί Εργοληπτών Δη¬ 
μοσίων "Εργων,. (ΦΕΚ 41 Γ, /Λ 40) των έν «υταες άναφερο- 
μένων δύο καθηγητών όριζομένων ύπό της Προϊσταμένης 

'Π άδυναμία τοΰ έργολήπτου πρός κατασκευήν του έρ¬ 
γου ' διαπιστοΰται ύπό τής διευθυνούσης Υπηρεσίας έκ της 
ποοόδου τοϋ έργου καί παντός ετέρου σχετικού στοιχείου. 

1 4 Ή κατά τό παρόν άρθρον έγκρισις άπαλλαγης γίνεται τή 
αιτήσει τοΰ άναδόχου, είς ήν προσδιορίζεται τό τμήμα της 
έοΥολαβίας δι’ δ αίτεϊται τήν έκχωρησιν και η_πιστοποίησις 
αετά τήν οποίαν πάσαι αί πληρωμαί θά διενεργωνται υπ^ του 
ϊυώοΓτοΰ έργου άπ’ ευθείας είς τόν κατ’ εκχωρήσω νέον 
άνάδοχον. Μετά τής αίτήσεως ύποβάλλεται και δηλωσις του 
πρός δν ή έκχώρησις περί άποδοχής του περιεχομένου .ης 
αίτήσεως κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος. Η κατα τό παρόν 
Κον άπαλλαγή άπό τής εύθύνης τοΰ έκχωροϋντος άναδόχου 
δύναται νά έγκριθή είτε όμοΰ μετά της έγκρισεως της εκχω 
ρήσεως είτε καί μετά ταύτην, δύναται 6έ να άνατρέχη κα 
είς παλαιότερον χρόνον όριζόμενον υπο της άποφάσεως, ου/1 
πάντως πρό τοΰ χρόνου έγκρισεως της εκχωρησεω,. 

5. Ό πΛ Μ 


/ * ν ν Γ · 

^Κι&Γ^Γ^ΐόςδν-ή ^ 

“ θ %έσ-ω'· καί μόνον επέρχεται άπαλλαγή του εκχωρούντο, 
έ ~ Ύ °άπαλ^^ τό’κατά 4ς διατά- 

«·ς τόν π Ρ 4; 5» ή «■**?*»; “ “»«* 

λεπτομέρεια 



ρων 
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δύναται νά μετέχη δημοπρασιών έργων των έν παραγρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν.Δ. 1266/72 προσώπων επί χρόνον καθοριζό- 
μενον διά της άποφάσεως έκχωρήσεως, ό'στις δέν δύναται να 
είναι μικρότερος των εξ μηνών ουδέ μεγαλύτερος τών δύο 
Ιτών. Έν πεοιπτώσει συμμετοχήςείς διαγωνισμόν διαρκοΰντος 
του χρόνου τούτου εφαρμόζονται κατά τοϋ εργολήπτου αι 
διατάξεις περί άφαιρέσεως τοϋ πτυχίου τοϋ άρθρου 7 τ>οΰ άπό 
23.4.51 Β. Διατάγματος «περί πτυχίων εργολήπτου δημο¬ 
σίων έργων» (ΦΕΚ 127/Α/1951). 

’Άρθρον 47. 

Διακανονισμός έργολαβιών κατόπιν θανάτου 
ή πτωχεύσεως τοϋ άναδόχου. 

1. Έάν άποβιώση ό άνάδοχος ή σύμβασις διαλύεται αυτο¬ 
δικαίως, έκτος άν έγκριθή, μετά γνώμην τοϋ άρμοδίου τεχνι¬ 
κού συμβουλίου, τή αιτήσει.των κληρονόμων ή άποπεράτωσις 
των εργασιών ύπ’ αυτών, άναλαμβανόντων πάντα τά δι¬ 
καιώματα καί πάσας τάς υποχρεώσεις τοϋ άναδόχου. 

2. Ή περί συνεχίσεως των εργασιών αΐτησις τών κληρο¬ 
νόμων τοϋ άποβιώσαντο,ς άναδόχου πρέπει νά ύποβληθή εντός 
προθεσμίας τριάκοντα ημερών άπό του θανάτου τοϋ άναδό¬ 
χου, ής παρερχομένης άπράκτου άπόλλυται τό δικαίωμα τών 
κληρονόμων νά ζητήσουν την συνέχισιν καί άποπεράτωσιν 
τών εργασιών υπ’ αυτών. 

3. Έν περιπτώσει διαλύσεως τής_έργολαβίας αιτία θανάτου 
μετά την σύνταξιν της εργολαβικής συμβάσεως καί προ της 
εγκαταστάσεως εις τά έ'ργα δέν εφαρμόζεται ή παρ. 2 τοϋ 
παρόντος άρθρου καί άποδίδονται είς τούς κληρονόμους τά 
ύπό τοϋ θανόντος άναδόχου τυχόν καταβληθέντα τέλη κατά 
την σύναψιν τηςσυμβάσεως ώς καί ή κατατεθεΐσα έγγύησις. 

4. Έάν ό άνάδοχος πτωχεύση ή σύμβασις διαλύεται αυτο¬ 
δικαίως. 

’Άρθρον 48. 

Ημερολόγιου έ'ργου - Καταμέτρησις άφανών εργασιών. 

1. Κατά τηνέκτέλεσιν τών έργων καταρτίζεται δι’ έκάστην 
εργολαβίαν ημερολόγιου. Τοΰτο είναι τεϋχος βιβλιοδετημένον 
εκ διπλοτύπων ήριθμημένων φύλλων, έν έπικεφαλίδι έκάστου 
.τών όποιων άναφέρεται ό τίτλος της εργολαβίας καί ή επωνυ¬ 
μία τοϋ άναδόχου. Τό ήμερολόγιον τοϋ έ'ργου τηρείται είς τό 
εργοτάξιον καί ένημεροΰται ύπό τοϋ άναδόχου δι’ άναγραφής 
της ημερομηνίας, τών καιρικών συνθηκών, πάσης πληρο¬ 
φορίας σχετικής προς τάς έκτελουμένας εργασίας ώστε νά 
δύναται νά συναχθοΰν έξ αύτοϋ ιδία ή κατά προσέγγισιν έκ- 
τίμησις τής ποσότητος τών εκτελουμένων εργασιών, αΐ διε- 
ξαχθεΐσαι έργαστηριακαί Ίξετάσεις, τά τυχόν συμβάντα καί 
τα ληφθέντα μέτρα άσφαλείας.-Τό ήμερολόγιον συντάσσεται 
μερίμνη και ευθυνη· του αναδοχου, αί δέ έν αύτώ έγγραφαί 
αποτελούν απλώς πληροφοριακά στοιχεία προς παροχήν εί- 
κόνος τής προοδου τών έργων άνευ ιδιαιτέρας άποδειτικής 
δυνάμεως. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως μεριμνήση ίνα 
τό έν τών διπλοτύπων φύλλων τοϋ ήμερολογίου περιέρχεται 
εντός δεκαημέρου είς τον έπιβλέποντα προς φύλαξιν είς τον 
υπηρεσιακόν φάκελλον της έργολάβίας. 

2. 0 έπιβλέπων δύναται νά καταχώρήση είς τό ήμερολό- 
ϊ«« τοϋ έργου, έκτος τών εν άρθρω 22 τοϋ παρόντος έντολών 
και τών εν παραγρ^. 4 τοϋ παρόντος άρθρου παρατηρήσεων, 
και παρατηρήσεις αφορώσας είς διαπιστώσεις έκ διεξαχθέν- 
των έλέγχων, ^περί μή τηρήσεως τών όρων τής συμβάσεως 
ως κάμεις τα ενδεδειγμένα νά ληφθοΰν μέτρα προς άρσιν τών 
παραβάσεων. Ο άνάδοχος προσυπογράφει πάντοτε τάς έν τώ 
ήμερολογιω κατά τά άνωτέρω παρατηρήσεις. Έάν ό άνά- 
όοχος διαφωνή ύπογράφει μετ’ επιφυλάξεωε, όπότε ό έπι¬ 
βλέπων υποχρεουται, όπως αμελλητί άναφέρη περί τούτων 
ε ΐς τον προϊστάμενον τής διευθυνούσης Υπηρεσίας, όστις 
εκόιόει σχετικήν διαταγήν πρός ’τόν άνάδοχον, κοινοποιου- 
μενην εις αυτόν εντός δέκα ήμερων τό βραδύτερου άπό τής 
ήμερας καταχωρήσεως είς τό ήμερολόνιον τοϋ έργου τής σι¬ 
τικής εγγραφής τοϋ Ιπιβλέποντος έξ ής άνέκυψεν ή διαφωνία. 
Κατα της εν λογφ διαταγής ό άνάδοχος έχει δικαίωμα υπο¬ 
βολής ενστασεως κατά νόμον. Έάν ο προϊστάμενος τής διευ- 


θυνούσης 'Υττηρεσίας δέν έκδώση διαταγήν ή δέν κοινοποίηση 
ταύτην έντός τής ώς άνω προθεσμίας πρός τον άνάδοχον, 
αί έν τώ ήμερολογιω τοϋ έργου καταχωρηθεΐσαι παρατηρή¬ 
σεις καί έντολαί τοϋ έπιβλέποντος θεωρούνται άνίσχυροι. 

3. Ό άνάδοχος υπέχει τήν ύποχρέωσιν, έάν ζητηθή παρά 
τής διευθυνούσης Υπηρεσίας, νά καταχωρή είς τό ήμερολό» 
γιον κατά τά οριζόμενα χρονικά διαστήματα πληροφοριακά 
στατιστικά στοιχεία, άναφερόμενα είς τό χρησιμοποιούμενου 
είς τά έργα προσωπικόν καί μηχανήματα. 

4. Πέραν τοϋ άνωτέρω ήμερολογίου, δι’ έκάστην έρνολα- 
βίαν τηρείται καί βιβλίου καταμετρήσεως τών εργασιών αί 
όποίαι δέν θά είναι έφμανείς καί καταμετρήσιμοι είς τήν τε¬ 
λικήν μορφήν τοϋ έργου (άφανείς έργασίαι). Τοΰτο είναι 
τεϋχος βιβλιοδετημένον έκ διπλοτύπων ήριθμημένων φύλ¬ 
λων έν έπικεφαλίδι τών όποιων άναφέρεται ό τίτλος τής ερ¬ 
γολαβίας καί ή επωνυμία τοϋ άναδόχου καί τηρείται ύπό τοϋ 
έπιβλέποντος. Είς τό τεϋχος τοΰτο καταχωροΰνται οι άνα- 
φερόμευοι είς άφανείς έν γένει εργασίας, διενεργούμενοι παρά 
τοϋ έπιβλέποντος έλεγχοι καί καταμετρήσεις μετά τών άναγ- 
καιούντων σκαριφημάτων, ελέγχεται δέ πάντως τό σύμφωνον 
τών διαστάσεων πρός τά άντίστοιχα δεδομένα τής μελέτης. 
Έπί τή διαπιστώσει ότι ύφίστανται ουσιώδεις διαφαραί δυ- 
νάμεναι νά έπιδράσουν δυσμενώς έπί της συμπεριφοράς τοϋ 
έργου συμφώνως πρός τον προορισμόν του, ό έπιβλέπων ανα¬ 
βάλλει την έγγραφήν είς τό τεϋχος καταμετρήσεως και ση- 
μειοΐ είς τό ήμερολόγιον τοϋ έργου τάς σχετικάς παρατηρή¬ 
σεις καί έντολάς διά τήν ύπό τοϋ άναδόχου έκτέλεσιν τών ερ¬ 
γασιών κατ’ εφαρμογήν τών ύπό τής μελέτης προβλεπομενων 
διαστάσεων. 

5. Αί είς τό βιβλίου καταμετρήσεως άφανών εργασιών κα- 
ταχωρούμεναι διαστάσεις άναγράφονται ώς έχουν έν τή πρα¬ 
γματικότητά προσυπογράφονται δέ ύπό τοϋ άναδόχου. 0 
έλεγχος τών ποσοτήτων τούτων πρός εφαρμογήν τών διατά¬ 
ξεων τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 22 τοϋ παρόντος άποτελει 
θέμα τοϋ έπακολουθοΰντος πρωτοκόλλου άφανών έργασιών 
κατά τοϋ οποίου καί μόνον δύναται νά ύποβληθή σχετική εν- 
στάσις. Βάσει τών στοιχείων τής καταμετρήσεως καταρτί¬ 
ζεται τό σχετικόν πρωτόκολλου παραλαβής άφανών εργασιών, 
όπερ~ύπογράφετ«ι ύπό τοϋ έπιβλέποντος καί τοϋ άναόοχου. 
Τοΰτο έπέχει θέσιν πράξεως τής διευθυνούσης "Υπηρεσίας, 
ή δέ κατ’ αύτοϋ ένστασις άσκείται μόνον έάν τό πρωτοκόλ¬ 
λου ύπεγράφη μετ’ έπιφυλάξεως. Έάν είς τό πρωτόκολλου 
περιλαμβάνωνται εκτιμήσεις στηριζόμεναι είς χαρακτη¬ 
ρισμόν έδαφών έφαρμόζεται ή παράγρ. 6 τοϋ επομένου άρθρου 
49. Τό πρωτόκολλου άφανών έργασιών περιλάμβανες τους 
υπολογισμούς καί τά σκαριφήματα καί διαγράμματα δια την 
πλήρη έπιμέτρησιν τών άφανών έργασιών. - Ή σύνταξις και 
υπογραφή τοϋ πρωτοκόλλου άφανών έργασιών δέν περιορκ.® 1 · 
τά'ς αρμοδιότητας τής υπηρεσίας καί τής επιτροπής παραλα¬ 
βής τοϋ έργου πρός έλεγχον τών ποσοτήτων. 

Άρθρον 49. 

Τελικαί επιμετρήσεις - τελικός συνοπτικός 
έπιμετρητικός πίναξ. 

1. Αί τελικαί επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικώς συν 
τή προόδιρ τοϋ έργου. 

2. Διά παν διακεκριμένον μέρος τοϋ έ'ργου δεκτικόν αύτοτε 
λοϋς επιμετρήτεως συντάσσεται ύπό τοϋ άναδόχου ίδιον επψ^ 
τρητικόν τεϋχος δπερ, έντός μηνός άπό τοΰ πλήρους περαιω 
σεως τών έργασιών τοΰ έπιμετρουμένου μέρους, ύποβαλλεταί 
είς τήν διευθύνουσαν "Υπηρεσίαν. "Ο έπιβλέπων έάν κρινη 
ότι ό άνάδοχος καθυστερεί τήν υποβολήν τοιούτων τελικών 
επιμετρήσεων ορίζει διά σημειώσεως είς τό ήμερολόγιον, 
κατά τήν παράγρ. 2 τοΰ άρθρου 48 τοΰ παρόντος, τα μέρη^ 00 
έργου δι’ ά δέον όπως συνταχθοΰυ άντίστοιχοι τελικαί επι 
μετρήσεις καί τάσσει εύλογον, πρός υποβολήν τής επιμςτρή^ 
σεως, προθεσμίαν ούχί άνωτέραν τοΰ μηνός. "Η κατα τα «νω^ 
τέρω έντολή τοΰ έπιβλέποντος θεωρείται αυτοδίκαιες 0 
θεΐσα άμα τή έκδόσει βεβαιώσεως περαιώσεως τών ε ΡΥ ων 
κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 40 τοΰ παρόντος. 
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3. Τδ κατά την προηγουμένην παράγραφον έπιμετρητικόν 
τεΰχος μνημονεύει, σαφώς τδ έπιμετρούμενον διακεκριμένον 
μέρος του έργου διά συνοπτικής περιγραφής αύτοϋ καί περι¬ 
λαμβάνει πάσας τάς διά τδ μέρος τοϋτο εργασίας. Τδ τεΰχος 
τοϋτο δι’ Ικάστην εργασίαν περιλαμβάνει συνοπτικήν περι¬ 
γραφήν έκάστης τούτων μετ’ ένδείξεως του άντιστοίχου άρ¬ 
θρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών 
μονάδος νέων εργασιών, τούς αναλυτικούς υπολογισμούς διά 
τον προσδιορισμόν της ποσότητος τών έκτελεσθεισών εργα¬ 
σιών καί τά άναγκαΐα προς τοϋτο σκαριφήματα καί διαγράμ¬ 
ματα, βάσει τώνστοιχείων άπ’ ευθείας καταμετρήσεως τών 
εργασιών. Διά τάς αφανείς εργασίας εις τδ έπιμετρητικόν 
τεύχος τίθενται · συνοπτικώς. αί ποσότητες τών εργασιών ώς 
αύται προκύπτουν έκ τών κατά τδ άρθρον 48 παράγρ. 5 πρω¬ 
τοκόλλων άφανών εργασιών τά όποια συνοδεύουν τήν έπιμέ- 
τρησιν. Διά τάς περιπτώσεις κατ’ αποκοπήν πληρωνομένων 
εργασιών θέσιν τελικής έπιμετρήσεως έπέχει ή έπιβεβαίωσις 
κατασκευής τών έν τοΐς σχεδίοις τής μελέτης προβλεπομένων 
διαστάσεων τών επί μέρους εργασιών, αί όποΐαι αποτελούν 
τήν βάσιν πραγματοποιήσεως τών κατά τήν σύμβασιν τμημα¬ 
τικών πληρωμών. 

4. 'Η διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει τάς ύποβληθείσας 
επιμετρήσεις εντός 'τετραμήνου άπδ τής υποβολής των καί 
έπιφέρει τάς ένδεδειγμένας διορθώσεις, κοινοποιούσα είς τδν 
άνάδοχον άντίτυπον αύτών. Παρέλευσις τής τετραμήνου 
ταύτης προθεσμίας άνευ ελέγχου τής έπιμετρήσεως δέν συνε¬ 
πάγεται άποδοχήι) ταύτης ύπό τής υπηρεσίας καί δημιουργεί 
ύπέρ τοϋ άναδόχου μόνρν τήν προϋπόθεσιν εφαρμογής τής 
παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 16 τοϋ παρόντος προς μείωσιν τών εγ¬ 
γυήσεων. Κατά τάς διά τδν έλεγχον τής έπιμετρήσεως επί 
τόπου καταμετρήσεις δύναται νά παρίσταται καί ό άνάδοχος. 
'Ο άνάδοχος τιάντως ύποχρεοΰται δπως διαθέση κατάλληλον 
διά τάς έπί τόπου καταμετρήσεις προσωπικόν καί μέσα καί 
δπως παράσχη κατά τδν έλεγχον τών επιμετρήσεων πάσαν 
πληροφορίαν επεξηγηματικήν τών υπολογισμών καί τών δια¬ 
γραμμάτων ή σκαριφημάτων. Έάν ή ύποβληθεΐσα τελική 
έπιμέτρησις δέν έπιδέχεται ευχερή διόρθωσιν ένεκα άνακρι- 
βειών, έλλείψεων ή ασυμφωνιών πρδς τάς κατά τήν σύμβασιν 
απαιτήσεις, έπιστρέφεται πρδς άνασύνταξιν τασσομένης πρδς 
τοϋτο σχετικής προθεσμίας. Τοιαύτη έπιστροφή δέν δύναται 
νά γίνη μετά τήν παρέλευσιν τριών μηνών άπδ τής υποβολής 
τής έπιμετρήσεως. Είς περιπτώσεις επιστροφής πρδς άνα- 
σύνταξιν ή τετράμηνος προθεσμία τής παρούσης παραγράφου 
άρχεται έκ νέου άπδ τής έπανυποβολής τής έπιμετρήσεως 
μετά τήν άνασύνταξιν. 'Η κατά τήν παροΰσαν_παράγραφον 
τετράμηνος προθεσμία πρδς έλεγχον τής ύποβληθείσης επι- 
μετρήσεως ή τής τυχόν έπανασυντάξεώς της, περιορίζεται 
εις τρεις μήνας, προκ'ειμένου περί έργων αξίας μή ύπερβαι- 
νούσης τδ άνώτατον δριον μέχρι τοϋ οποίου γίνονται δεκτοί 
έργολήπται Β' τάξεσ>ς. 

5. ’Εν περιπτώσει καθ’ ήν δέν ήθελεν όποβληθή υπο τοϋ 
αναδόχου έμπροθέσμως οίαδήποτε τελική επιμετρησις, αυτή 
συντάσσεται ύπδ τής υπηρεσίας, ήτις δύναται να χρησιμο- 
ποιήση πρδς τοϋτο ίδιώτας τεχνικούς καί συνεργεία,^ τής 
δαπάνης καταλογιζομένης είς βάρος τοϋ άναδοχου ^ και ^εκ- 
πιπτομένης έκ τής πρώτης πρδς τοΰτον πληρωμής. Η ουτω 
συντασσομένη τελική έπιμέτρησις κονοποιεΐται εις ^ τον ανα- 
δοχον. Παρερχομένης άποάκτου τής προς υποβολήν ενστα- 
σεως προθεσμίας, ή κοινοποιηθεΐσα επιμετρησις θεωρείται 
ω ζ γενομένη άποδεκτή ύπδ τοϋ άναδοχου. Κατα^την αυτήν 
κερίπτωσιν τής μή εμπροθέσμου-υποβολής υπο,τοϋ αναδοχου 
τελικής έπιμετρήσεως, ή διευθύνουσα υπηρεσία, μέχρι· της 
καρά ταύτης συντάξεως τής έπιμετρήσεο^ς, δύναται να αρνηθή 
την πιστοποίησιν τών σχετικών εργασιών η, μέρους αυτών. 

6- Αί επιμετρήσεις συντάσσονται με διαστάσεις τών έργων 
και ποσότητας τών εργασιών ώς αδται προκύπτουν κατ ε 
φαρμογήν τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 22. 'Ως,ποος τον τροπον 
επιμεχρή σ$ίϋ ς ? έάν δέν υπάρχουν ιδιαίτεροι όροι εν τή,συμβα- 
®ει αί διαστάσεις καί αί ποσότητες έπιμετροϋνται ως έχουν οίς 
τήν πραγματικότητα, μή έπιτρεπομένου δπως λ.αμβανωνται 
οψιν τυχόν έθιμα ή συνήθειαι έστοί και γενικώς παρα - 


δεγμένα. Έάν.ύπδ τής συμβάσεως προβλέπωνται κονδύλια, 
πρδς προσδιορισμόν τών ποσοτήτων, τών δποίων, άπαιτείται 
ή ποσοστιαία διανομή μείζονος μετρουμένης ποσότητος, ή 
έπιμέτρησις γίνεται κατόπιν προσδιορισμού τών ποσοστών 
κατανομής (χαρακτηρισμός τών εργασιών).-Ό χαρακτηρι¬ 
σμός τών εργασιών γίνεται κατά τήν διάρκειαν έκτελέσεως 
τούτων καί πάντως προ τής Ιπικαλύψεως τών τυχόν έκ τούτων 
άφανών. Ό χαρακτηρισμός διενεργεΐται παρ’ επιτροπής έκ 
τοϋ προϊσταμένου τής διευθυνούσης ' Υπηρεσίας καί τοϋ έπι- 
βλέποντος συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου. Είς περι¬ 
πτώσεις μικράς έκτάσεως εργασιών υποκειμένων είς χαρα¬ 
κτηρισμόν γίνεται ύπό μόνου τοϋ έπιβλέποντος τη έντολή τοϋ 
προϊσταμένου τής διευθυνούσης Υπηρεσίας. Περί τής έντολής 
ταύτης γίνεται μνεία έν τφ πρωτοκόλλα). 'Ο χαρακτηρισμός 
γίνεται πάντοτε κατ’ άντιπαράστασιν τοϋ άναδόχου ή έν ά- 
πουσία αύτοϋ μετά πρόσκλησίν του. Τό πρωτόκολλου έπέχει 
θέσιν πράξεως τής διευθυνούσης Υπηρεσίας, ή δέ κατ’ αύτοϋ 
ένστασις είναι παραδεκτή μόνον έάν τό πρωτοκολλάν ύπε- 
γράφη ύπδ τοϋ άναδόχου μετ’ έπιφυλάξεως. 

7. Ό άνάδοχος ύποχρεοΰται δπως, έντός μηνός άπό τής 
έκδόσεως τής κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 40 τοϋ παρόντος 
βεβαιώσεως περαιοόσεως τοϋ συνόλου τών έργων, ύποβάλη 
όμοΰ μετά τών τυχόν έλλειπουσών τελικών έπιμετρήσεων καί 
τελικόν συνοπτικόν έπιμετρητικόν πίνακα, άνακεφαλαιοϋντα 
τάς ποσότητας εργασιών πασών τών τμηματικών τελικών 
έπιμετρήσεων τοϋ Ιργου. 

8. Είς τόν τελικόν συνοπτικόν έπιμετρητικόν πίνακα πε¬ 

ριλαμβάνονται δι’ έκαστον είδος έργασίας αί άντίστοιχοϊ 
ποσότητες τών έπί μέρους τελικών έπιμετρήσειυν. Έάν αύται 
έχουν έλεγχθή παρά τής διευθυνούσης Υπηρεσίας αί ποσό¬ 
τητες τίθενται ώς διωρθώθησαν έστω καί άν έκκρεμοΰν περί 
αύτών ενστάσεις τοϋ άναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. 'Η 
τοιαύτη είς τόν τελικόν συνοπτικόν έπιμετρητικόν πίνακα 
καταχώρησις δέν άποτελεϊ άπό μέρους τοϋ άναδόχου παραί- 
τησιν’άπό τών νομίμως άσκηθεισών τοιούτων αιτήσεων ή 
ενστάσεων, ουδέ παρέχει αύτώ δικαίωμα υποβολής νέων 
τοιούτων. Διά μή είσέτι έλεγχθείσας ύπό τής υπηρεσίας έπί 
μέρους τελικάς επιμετρήσεις ή διά τάς τυχόν τό πρώτον μετά 
τοϋ τελικοΰ συνοπτικού πίνακος ύποβαλλομένας τοιαύτας, 
περιλαμβάνονται είς αυτόν αί ποσότητες τών έπιμετρήσεων, 
ώς αύται συνετάγησαν, ύποκείμέναι εις τήν μετά τόν έλεγχον 
διόρθωσιν. _ 

9. Μετά τοϋ τελικρΰ συνοπτικού έπιμετρήτικοό πίνακος υπο¬ 
βάλλεται ύπό τοϋ άναδόχου καί πάν «τερον αίτημα αύτοϋ έκ 
τής έκτελέσεως τής συμβάσεως, έφ’ όσον ό άνάδοχος ίέν εξέ- 
πεσεν τοϋ δικαιώματος τούτου εξ άλλης τίνος αιτίας. Μετά 
τήν υποβολήν τοϋ συνοπτικού έπιμετρήτικοό πίνακος μόνον 8Γ 
όψιγενείς αιτίας δύναται δ άνάδοχος να ιγειρη σχετικας απαι¬ 
τήσεις. 




τοϋ τελικοΰ συνοπτικοί) επιμετρητικου 
τόν 
αΰτη 
παρόντος 

τής τελευταίας τών έπί μέρους _ _ , 

ών στηρίζονται αί έγγραφα! τοϋ τελικοΰ συνοπτικού έπιμε- 

τρητικοΰ πίνακος. 

"Αρθρον 50. 

Πιστοποέήσις αξίας έκτελεσθεισών εργασιών. 

1. Αί κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 1206/72 
πιστοποιήσεις συνοδεύονται απαραιτήτους^ υπο συνοπτικής 
έπιμετρήσεως τών έκτελεσθεισών εργασιών. _ 

2. Είς τήν συνοπτικήν έπιμέτρησιν καταχωρουνται,, ανα¬ 
κεφαλαιωτικούς άπό τής ένάρξεως τών έργων, αι ποσοτητε, 
δι’ έκαστον είδος συντετελεσμένων εργασιών, ως αυται κα Ε¬ 
θίζονται ύπό τοϋ συμβατικού τιμολογίου η των έγκριυεισων 
τιμών μονάδος νέων έργασιών. 'Η καταχώρησις των ποσο¬ 
τήτων κατ’ είδος έργασίας γίνεται βάσει των κατα ταε .-«τά¬ 
ξε, ς τοϋ άρθρου 49 τμηματικών τελικών επιμετρήσεων. 
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διά τάς ώς άνω εργασίας δεν εχη καταρτισθή τελική έπιμέ- 
μητρησις, ή καταχώρησις των ποσοτήτων γίνεται βάσει προ¬ 
σωρινής έπιμετρήσεως των εργασιών τούτων , περιλαμβανού- 
σης πάσας τάς ενδείξεις τάς ληφθείσας ύπ’ οψιν'διά τήν έκτί- 
μησιν των ποσοτήτων των άντισταίχονν εργασιών κατά δια¬ 
κεκριμένα τμήματα τοΰ έργου. Διά τάς περιπτώσεις τής μή 
εμπροθέσμου καταρτίσεως τελικής έπιμετρήσεως έχει εφαρ¬ 
μογήν τό τελευταΐον έδάφιον τής παραγρ. & τοΰ προηγουμένου 
άρθρου. 

3, Εις τήν συνοπτικήν έπιμέτρησιν δύναται, τή έγκρίσει 
του έπιβλέποντος, νά περιληφθοϋν επίσης έργασίαι μή πλήρως 
συντετελεσμέναι, έφ’ δσον το ύπολειπόμενον προς συμπλή- 
ρωσιν μέρος αυτών δεν συντελεί εις τήν στερεότητα τοΰ έκτε- 

*λεσΘέντος μέρους καί δύναται νά έκτελεσθή κεχωρισμένως, 
χωρίς ούδεμία νά προξενηθή ζημία εις τάς συμπληρουμένας 
εργασίας. Αί τοιαϋται μή πλήρως συντετελεσμέναι έργασίαι 
καταχωροΰνται εις ιδιαίτερον κεφάλαιον τής συνοπτικής έπι¬ 
μετρήσεως, διά περιγραφής δι’ έκαστον είδος εργασίας τοΰ 
έκτελεσθέντος μέρους αυτής έν σχέσει προς τήν πλήρη εργα¬ 
σίαν. Αί ποσότητες προκύπτουν καί έντμΰθα έκ προσωρινής 
• επιμετρήσεως ώς έν τή προηγουμένη παραγράφω. 

4. Εις την συνοπτικήν έπιμέτρησιν δύναται, τή έγκρίσει 
τοΰ προϊσταμένου τής διευθυνούσης 'Ύπηρεσίας, νά περι- 
ληφθουν ωσαύτως τά εισκομισθέντα εις τά εργοτάξια ή εις 
δηλωθείσας καί έγκριθείσας άποθήκας υλικά, διά τά όποια 
ο αναόοχος φερει ακεραιαν τήν ευθύνην μέχρι τής ένσωματώ- 
σεώς των είς τόέργον καί τής παραλαβής αύτοϋ καί διά τά 
οποϊα η υπηρεσία δύναται να τάξη παν εξασφαλιστικόν μέ- 
τρον. Αΐ ποσότητες των υλικών τούτων δεν δύναται νά υπερ¬ 
βαίνουν^ τάς άπαιτουμένας διά τήν έκτέλεσιν των αμέσως 
προσεχών ^εργασιών τοΰ εγκεκριμένου προγράμματος πλήν 
αν άλλως ορίζεται εν τη συμβααει. Αί ποσότητες τών υλικών 
προκύπτουν έκ προσωρινής έπιμετρήσεως ώς έν παραγρ. 2 
τοϋ παρόντος άρθρου, ήτις δέον νά περιλαμβάνη έπίσης καί 
τας θεσεις άποθηκεύσεως τών υλικών. 

^5., Η πιστοποιησις συντάσσεται ανακεφαλαιωτική, βάσει 
ΰν εγκεκριμένων τιαών σονάδολ *τ>#λ\ι ομ 2 -~._ _ 4 


τών εγκεκριμένων τιμών μονάδος καί τών έν τη επιμετρήσει 
ποσοτήτων, αιτινες όμως περιορίζονται μέχρι τών εγκεκρι¬ 
μένων τοιουτων δι’ έκαστον είδος εργασίας. Κατ’ 
επιτρέπεται όπως αι πιστοποιήσεις περιλαμβάνουν 
λεαθεί~~' --- ~ ~ · 


, , , „, ■ . -και εκτε- 

„ - Ι · σ *ζ εργασίας^ βασει ποσοστού τών τιμών μονάδο- αυ¬ 
τών προ τής τελικής έγκρέσεως τών σχετικών συγκριτικών 
πινάκων και πρωτοκόλλων κανονισμών νέων τιμών έν-ός 
του οικονομικού άντικειμένου τής συμβάσεως,' κατά’τά δι’ 
αποφάσεων του Ιπουργοΰ Δημοσίων Έργων είδικώς ή κατά 
κατηγορίαν έργων οριζόμενα. ' 

, 6· Προκειμένου περί περιληφθεισών είς τήν συνοπτικήν 
έπιμέτρησιν μη πλήρως συντετελεσμένων εργασιών, αόταί 
περιλαμβάνονται εις τήν πιστοποίησιν μέ τιμάς μονάδάς μειΓ 
μένας κατα ποσόν αναλογον πρός τήν άξίαν τοϋ ύπολειπο- 
μένου προς συμπληρωσιν μέρους αυτών. Προκειμένου περί 
περιληφθεντων_εις τήν συνοπτικήν έπιμέτρησιν ύλικών ή 
αςια αυτών εν^τη πιστοποιήσει, πάντως ούχί μείζων τάς αγο¬ 
ραίας αυτών αξίας προσδιορίζεται διά μειώσεως τής έν τώ 
τιμολογίφ αντίστοιχου τιμής μονάδος κατά ποσόν άνάλογοί 
προς την αξίαν των όπολειπομένων εργασιών πρός ένσωϊά 
τωσιν των υλικών ΑΙ έν τή έπιμετρήσει ποσότητες δύναν τ «ι 
^πισης να^περιορισθουν εις τήν πιστοποίησιν Ιντός ~ 
τ "ό των του εγκεκριμένου προγράμματος. 

* 7 · ^ Ρ1 σει , ανωτέρω πισταποιουμένη 

ί 4 

Ι^οΓΞΖ :,:2 ’ ο»μρά«ί4,ς 

«^»μέν<ον *, ολογι . 

"" μφών "' .*<* * 


των ποσο- 


αςια των 


δαπάνη καί τό ίσχΰον όφελος, κατά τά είς τό άρθρον 52 
οριζόμενα. 

9. Είς τήν πιστοποίησιν περιλαμβάνονται επίσης τυγόν 
άναθεώρησις τιμών, προκύπτουσα βάσει πινάκων συνο- 
δευόντων τήν πιστοποίησιν καί συντασσομένων κατά τάς 
κειμένας σχετικάς διατάξεις καί οί τυχόν κατά τό άρθρον 7 
τοΰ Ν.Δ. 1266/72^ τόκοι υπερημερίας ένεκα καθυστερήσεως 
τής πληρωμής.. Οί τόκοι ουτοι άναγνωρίζονται δι ! άποφά- 
σεως^τής προΐσταμένης Αρχής καί καταβάλλονται έκ τών 
πιστώσεων τοΰ έργου. 

10. Έπί τής ουτω διαμορφουμένης ολικής, αξίας της 
πιστοποιήσεως έπιβάλλεται ή κατά τό άρθρον 16 τοϋ παρόν¬ 
τος κράτησις λόγω έγγυήσεως, είς το υπόλοιπον δέ προστί¬ 
θενται τυχόν νόμιμοι άποζημιώσεις τοΰ άναδόχοϋ καί άφαι- 
ροΰνται ^ τυχόν έπιβληθεΐσαι ποινικαί ρήτραι ή αποζημιώ¬ 
σεις υπέρ τοΰ κυρίου τοϋ έργου. 

11. Τά κοιτά τό παρόν άρθρον στοιχεία, συντασσόμενα 
ύπ ευθύνη τοΰ άναδόχοϋ καί ύπογεγραμμένα' ύπ αυτόν, 
υποβάλλονται είς τήν 07τηρεσίαν, κατά χρονικά διαστήματα 
καθοριζόμενα έν τή συμβάσει, άναλόγω'ς πρός τήν ολικήν 
των έργων δαπάνην καί τήν προθεσμίαν έκτελέσεως αύτών. 
Εαν η συμβασις δεν καθορίζη τά χρονικά ταΰτα διαστήματα, 
τα στοιχεία ταΰτα μποβαλλονται κατά χρονικά διαστήματα 
ου χι μικρότερα του μηνος. Η διευθύνουσα 'Υττηρεσία ύπο- 
χρεοΰται όπως, μετά τήν υποβολήν όπό τοΰ άναδόχοϋ τών 
κατα τ ανωτέρω στοιχείων, προβή μετά τον προσήκοντα 

. έλεγχον αυτών και ενδεχομένην διόρθωσιν, είς έπισημειω- 
ματικην εγκρισιν καί έν συνεχείς σύνταξιν εντολής πληρωμής 
τοΰ άναδοχου πρός πληρωμήν αύτοΰ εντός μηνός άπό τής 
-υποβολής τών ανωτέρω στοιχείων. Έν περιπτώσει υπο¬ 
βολής ανακριβούς ή άσαφοΰς έπιμετρήσεως ή πιστοποιή- 
σεως εις βαθμόν ώστε νά καθίσταται δυσχερής , ή ΰπό τής 
υπηρεσίας διορθωσις αυτής ,ή διευθύνουσα 'Υττηρεσία, διά 
διαταγής της πρός τον άνάδοχον, επισημαίνει τάς εκ τοϋ 
ελεγχου διαπιστωθείσας άνακριβείας ή άσαφείας, έντελλο-. 
μενη την άνασύνταξιν καί έπανυποβολήν ταύτης. Έν τοιοώτη 
περιπτώσει ή όριζομένη μηνιαία προθεσμία διά τήν πληρω¬ 
μήν τοΰ αναδοχου άρχεται άπό τής έπανυποβολής τής άνα- 
συνταχθεισης ύπ ? αύτοΰ πιστοποιήσεως καί έπιμετρήσεως· 

"Αρθρον 51. 

Έντολαί Πληρωμών. 

. 1. Αι -πρός τούς άναδόχους πληρωμαί διενεργοΰνται 

βασει εντολών πληρωμών έκδιδομένων υπό τής διευθυνούσης 
Υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής όπό τοΰ άναδόχοϋ πιστο'ποιή- 
σεως τών εκτελεσθεισών εργασιών, ώς είς άρθρον 50 ορί¬ 
ζεται. 

2. Αι κατα τήν διάρκειαν έκτελέσεως τών εργασιών έκδι- 
δομεναι εντολαι πληρωμής αποτελούν πάντοτε καταβολας 
έναντι τοϋ ολικού εργολαβικού ανταλλάγματος. Μετά τηυ 
τήν εγκρισιν τής προσωρινής παραλαβής "συντάσσεται εντολή 
πληρωμής βασει πιστοποιήσεως περιλαμβανούσης τάς παρ«~ 
ληφθεισας ποσότητας τών εργασιών. Μετά τήν έ’γκρισιν 
τής οριστικής παραλαβής συντάσσεται ή τελική εντολή 
πληρωμής.· 

, ^ εντολαι πληρωμής συντάσσονται άνακεφαλαιωτικως 

εντός τής κατα τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 
1266/72 μηνιαίας πρός πληρωμήν των προθεσμίας. Παρερ' 
χομένης τής προθεσμίας ταύτης άπρακτου παρέχεται εις^τον 
αναδοχον, αμα τή περί τούτου αιτήσει του, κεκυρωμενον 
αντιγραφον της πιστοποιήσεως καί τής εντολής πληρωμής· 

4. Εαν ο αναδοχος κληθείς όπό τής υπηρεσίας δέν^υπο^ 
^ α ^„ εντο< ’ τασσόμενης πρός τοΰτο προθεσμίας τα υτο 
του άρθρου 50 στοιχεία διά τήν έκδοσιν εντολής τληρωρ’Ίί 
ουναται νά σύνταξη ταΰτα ή υπηρεσία εφαρμοζόμενων αναλο- 
ρως τών διατάξεων τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 49 τοϋ 
ροντος. - 

5. Η εντολή διά τήν έκκαθάρισιν καί πληρωμήν της ®"^ 0 
οευεται μονον όπό τής πιστοποιήσεως, τής κατά την παρ α ΥΡ; 

.ου προηγουμένου άρθρου συνοπτικής επιμετρήσεις ·^ 
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των κατά τό άρθρον 52 παραστατικών στοιχείων των τυχόν 
απολογιστικών εργασιών. Συνοδεύεται επίσης υπό του 
συνοπτικού πίνακος τοϋ υπολογισμού της άναθεωρήσεως 
και ύπδ τών έπιβαλλουσών ποινικάς ρήτρας ή άποζημιώσεις 
αποφάσεων. 

"Αρθρον 52, 

Άπολογιστικα'ι Έργασίαι. 

1. Εις περιπτώσεις συμβάσεως έκτελέσεως απολογιστικών 
έργασιών διά τού άναδόχου, εφαρμόζονται τά έν τη συμβάσει 
οριζόμενα διά την παρακολούθησιν της δαπάνης τών έργων 
καί τό κατά την δημοπρασίαν εργολαβικόν ποσοστόν. 

2. Κατά την έκτέλεσιν πάσης έτέρας συμβάσεως δημοσίου 
έργου, δύναται ή υπηρεσία νά έπιβάλη εις τον άνάδοχον τήν 
απολογιστικήν έκτέλεσιν έργασιών, εις τάς υπο νομού η 
τού παρόντος προβλεπομένας περιπτώσεις. 

3. Προκειμένου περί τών έργασιών τούτων, καταβαλλεται 
εις τον άνάδοχον καί περιλαμβάνεται εις την 7 ίιστοποίησιν 
συμφώνως πρός την παραγρ. 8 τού άρθρου 50 τοΰ^ παρόντος 
ή πραγματική, συμφώνως πρός τήν έκ νομίμων αποδεικτι¬ 
κών πληρωμής, προκύπτουσα δαπάνη διά την ^έκτέλεσιν 
τών έργασιώ-ν μή όποκειμένη εις έπί δημοπρασίφ έκπτωσιν. 
Τοιαΰται δαπάναι.τυγχάνουν ίδίφ οι ^μισθοί, τα ημερομίσθια 
καί αί πάσης φύσεως έργοδοτικαί έπ αυτών επιβαρύνσεις,~ή 
άξια καί αί δαπάναι διαλογής, άποθηκεύσεως, μεταφοράς 
καί έν γένει χρήσεως- τών υλικών, τα μισθώματα μηχανη¬ 
μάτων καί αί δαπάναι λειτουργίας αυτών καί τό αντάλλαγμα 
δι’ ύπεργολαβικήν. έκτέλεσιν έργασιών μετά ή ανευ υλικών 
(φατούρα). 

4. Έκτος αν άλλως ορίζεται έν τή συμβάσει, έπί τής ως 
άνω άξίας τών απολογιστικών έργασιών καταβαλλεται εις 
τον ίχνάδοχον εργολαβικόν ποσοστόν ΐσον προς^ δέκα πέντε 
τοϊς έκατόν (15%), μή υποκείμενον ώσαύτως εις επι δημο¬ 
πρασία έκπτωσιν. 

5. Αί έπιβαρύνσεις τού άναδόχού διά πάσης φυσεως εισφο¬ 
ράς ή κρατήσεις οίωνδήποτε τρίτων (πλήν^φόρου εισοδήματος 
καί τέλους χαρτοσήμου) αί άντιστοιχοΰσαι εις τας πρ ς 
αυτόν πληρωμάς δι’ έκτέλεσιν άπολογιστικών εργασιών, 
καταβαλλόμεναι άπ’ ευθείας υπό τού άναδόχου πρός τους 
υπέρ ών αύται, άποδίδονται εις αυτόν αναγραφ^μεναι εν 
συνεχεία είς τήν πιστοπςίησιν. Έπι τών δαπανών της πα Ρ°^ 
σης παραγράφου ούδέν ποσοστον εις τον άνάδοχον καταβα 
λεται. 

6. Εις περιπτώσεις έκτελέσεως άπολογιστικών έργασιών 
δι’ αυτεπιστασίας υπό τού κυρίου τού έργου η μεν δαπάνη, 
ώς έν παραγράφω 3 τού παρόντος άρθρου, προσδιορίζεται 
βάσει τών παραστατικών ταύτης έγγράφων, περί του, επι- 
τευχθέντος δέδιά ταύτης τεχνικού άποτελεσματος συντασσε- 
ται έκθεσις. Τά αυτά έφαρμόζονται άνόλόγως καί εις περί- 
πτωσιν έκτελέσεως έργασιών διά προβλεπομένου υπ ^ των 
κειμένων διατάξεων προσωπικού τού κυρίου του ε ΡΤ° υ > οπ °^ 
είς τήν δαπάνην του έργου περιλαμβάνεται μονον^η^ απ 
τού τυχόν συμπληρωματικώς πρός έκτέλεσιν αυτου απασχο- 
ληθέντος προσωπικού. 

’Άρθρον 53. 

Προσωρινή παραλαβή. 

1. Πρός διενέργειαν τής προσωρινής παραλαβήςσυνιστα- 
ται τριμελής έπίτροπή έκ τεχνικών υπάλληλων Προκε μέ 
νου περί σημαντικών έργων δύναται να ορισ % κ ι 

μέλη αυτής έκ τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων, πρ 

ζουσών πρός τήν φύσιν τού έργου. Προκειμενου περ Ρ7 
άξίας μέχρι τού άνωτάτου ορίου μέχρι του ,_Τ , 

δεκτοί είς τάς δημοπρασίας Ιργοληπται τάξ ώ 
έπιτροπαί δύναται νά συνιστώνται και εκ δυο ^όνον μελω · 
'Ο Πρόεδρος τής έπιτροπής παραλαβής, όπάλ- 

ϊργων τού Δημοσίου, είναι .πάντοτε μόνιμος δημό 
ληλος. 
τήν π 


2. Πρός σύστασιν τής επιτροπής παραλαβής ή διευθύ- 
νουσα 'Τπηρεσία υποβάλλει άντίγραφον τού τελικού έπιμε- 
τρητικού πίνακος καί άναφέρει τήν κατ’ έκτίμησιν άξίαν τών 
έργων, ώς διαμορφοΰται βάσει τού πίνακος τούτου, τήν 
άκριβή ημερομηνίαν τής βεβαιωμένης περαιώσεως τού 
έργου ώς καί τό όνοματεπώνυμον τοϋ έπιβλέψαντος τά έργα 
ή τών διαδοχικώς τυχόν έπιβλεψάντων ταΰτα τεχνικών υπαλ¬ 
λήλων. 

3. 'Ο κατά τήν παραγ. 4 τού άρθρου 14 τού Ν.Δ. 1266/ 
1972 χρόνος έντός τού οποίου δέον νά διενεργηθή ή προσω¬ 
ρινή παραλαβή όρίζεται δι’ άπαντα τά έργα είς έν έτος άπό 
τής βεβαιωμένης περαιώσεως τού έργου. 

4. Περί τής παραλαβής συντάσσεται πρωτόκολλον όπερ 
υπογράφεται ύπό πάντων τών μελών τής έπιτροπής, τοϋ 
παρισταμένου κατά τήν διενέργειαν ταύτης τελευταίου 
έπιβλέψαντος καί τοϋ παραδίδοντος τό έργον άναδόχου. 

5. 'Η έπίτροπή παραλαβής έλέγχει τήν έπιμέτρησιν κατά 
τό έφικτόν διά γενικών ή σποραδικών καταμετρήσεων, κατα¬ 
γράφει εις τό πρωτόκολλον τάς ποσότητας τής έπιμετρήσεως 
ώς αύται έκ τών γενομένων έλέγχων τυχόν διορθοΰνται, 
αιτιολογεί τάς τυχόν έπενεχθείσας τροποποιήσεις είς τάς 
ποσότητας τής έπιμετρήσεως καί άναγράφει τάς παρατη¬ 
ρήσεις της έπί τών τυχόν έκτελεσθεισών έργασιών καθ’ 
ύπέρβασιν τών έγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίη- 
σιν τών έγκεκριμένων σχεδίων. Όμοίως ή έπίτροπή έλέγχου- 
σα κατά τό έφικτόν τήν ποιότητα τών έργασιών άναγράφει 
έν τφ πρωτοκόλλφ τάς περί ταύτης παρατηρήσεις της 
ιδία περί τών έκ τφ πρωτοκόλλφ τάς περί ταύτης παρατη¬ 
ρήσεις της ιδία περί τών έκ τούτων κρινομένων ώς άπορρι- 
πτέων ή παραδεκτών* μέν, κατά μείωσιν όμως, τής τιμής των. 
Επίσης γνωμοδοτεΐ όπου τούτο όρίζεται ύπό τού νόμου. 

6. Πάσαι αί παραλαβαί διενεργοϋνται παρουσία καί τοϋ 
άναδόχου ή καί έν άπουσία αύτοϋ, έάν οδτος άρμοδίως κλη¬ 
θείς δέν παραστή. Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ώς 
καί έάν ό άνάδοχος άρνηθή τήν όπογραφήν τοϋ πρωτοκόλλου» 
τούτο κοινοποιείται είς αύτόν κατά τό άρθρον 19 τοϋ παρόν¬ 
τος. Τό πρωτόκολλον έπέχει θέσιν πράξεως τής διευθυνουσης 
τό έργον Υπηρεσίας, ή δέ κατ’ αυτού ένστασις άσκεΐται 
έντός τής κατά νόμον προθεσμίας άπό τής μετ έπιφυλαςεως 
υπογραφής τούτου ή άπό τής είς τόν άνάδοχον κοινοποιη- 
σεως. Τό πρωτόκολλον παραλαβής μετά τοϋ φακέλλου^ης 

~ ?__ ^ λ Λ\πτ/Ύ ί ττ,ε Λίευθυνοικπκ 




ττώσέι ένστ«τεω<ν τοϋ άναδόχου δύναται η προϊστάμενη ΑΡΓΟ 
νά ζητήση τάς έπί τής ένστάχεως άπόψεις τοϋ προέδρου της 
έπι τροπής παραλαβής. 

7 Αί έπιτροπαί παραλαβής συγκροτούνται ύπό της 
προ ϊσταμένης’Αρχής. Ή προσωρινή παραλαβή ^λειται 
διά τής έγκρίσεως τού σχετικού πρωτοκόλλου, διενεργου 
μένης έπίσης ύπό τής προΐσταμένης Άρχης. 

8 Αί διατάξεις τού παρόντος άρθρου έχουν άνάλογον 
έφαρμογήν καί διά τάς περιπτώσεις τμηματικών παραλαβών 
περαΓωθέντων έργων δεκτικών αυτοτελούς χρησεως. 

’Άρθρον 54. 

Χρόνος έγγυήσεως καί συντήρησις τών έργων. 

1 Ό χρόνος έγγυήσεως, μετά τήν πάροδον τού όποιου 
ένεοτεΐΐαι η οριστική παραλαβή, μετρ είται πάντοτε «πο 
ΤΛ *6α ωΐένίς περαιώσεως τοϋ έργου. Ό χρόνος ουτος 
Τίέκα πέντε (15) μήνας. Διά τής συμβάσεως, εις 

είδικάς περιπτώσεις, δύναται νά χαβορίζηται^μειζων 
ολως ειδικας ρ ^ ϊύνατί( ^ «Ιναι μεγαλύτερος 

χρονος V - Δ » ΐργ^ προϋπολογισμοί υπηρεσίας 

των τριών (8) ετών Μ «ΡΤ Ρ ^ Β ' τάξεως 

15 μι». Ιι’ ^ ~ ν 

π«ι τούτο. „ , , 
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σκευής των καί μετ’ αύτήν μέχρι τής οριστικής παραλαβής. 
Έργασίοα προς αποκατάστασήν βλαβών έκ της χρησεωςκατα 
τό τελευταΐον έδάφιον της παραγ. 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 
1266/72 έκτελοΰνταί τή έγκίσει τής υπηρεσίας, ή δέ δαπανη 
αποδίδεται είς τον άνάδοχον, έφαρμοζομένου του άρθρου 43 
τοΰ παρόντος. 

"Αρθρον 55. 

Όριστική παραλαβή. 

1. ΈπΙ τής οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται αι 
διά τήν προσωρινήν παραλαβήν διατάξεις των παραγράφων 
1,4,6,7 καί 8 τοϋ άρθρου 53 τοϋ παρόντος. 

2. Προς σύστασιν τής επιτροπής οριστικής παραλαβής 
ή διευθύνουσα “Υπηρεσία αναφέρει, πλέον των ύπό τής παραγ. 
2 τοϋ άρθρου 53 στοιχείων, καί τήν ήμερομηνίαν λήξεως τοϋ 
χρόνου- έγγυήσεως. 

3. Ή οριστική παραλαβή διενεργεΐται εντός τής κατά τήν 
παραγρ. 6 τοϋ άρθρου 14 τοϋ Ν.Δ. 1266/72 προθεσμίας. 
Έάν ή προσωρινή παραλαβή δεν έχη διενεργηθή μέχρι τής 
διενεργείας τής οριστικής τοιαύτης, διενεργεΐται ταυτο- 
χρόνως προσωρινή καί όριστική παραλαβή. 

4. Παραλαβή διενεργουμένη μετά τήν κατ’ άρθρον 14 
παραγρ. 6 τοϋ Ν.Δ 1266/72 αύτοδικαίαν συντέλεσιν τής 
οριστικής τοιαύτης, έχει διά τον άνάδοχον τάς συνεπείας 
τοϋ τελευταίου έδαφίου τής παραγ. 4 τοϋ άρθρου 8 καί τοϋ 
"δευτέρου έδαφίου τής παραγρ. 8 τοϋ άρθρου 14 τοϋ Ν.Δ. 
1266/72. 

"Αρθρον 56. 

Αΐτησις θεραπείας. 

1. 'Η κατ’ άρθρον 16 τοϋ Ν.Δ. 1266/72 αΐτησις θεραπείας 
δέν είναι άπαραίτητον να είναι συντεταγμένη καθ’ ώρισμένον 
τύπον, δέον όμως νά περιλαμβάνη μνείαν τής πράξεως ή 
τής κατά τήν παράγρ. 3 του ανωτέρω άρθρου .16 παραλεί- 
ψεως, καθ’ ής στρέφεται, σύντομον ιστορικόν τής συμβάσεως 
καί τής διαφωνίας, τούς λόγους επί των οποίων στηρίζει 
τάς απόψεις του ό ύποβάλλων τήν αΐτησιν καί τέλος σαφώς 
καί συγκεκριμένος τήν διαφωνίαν καί τά έκ ταύτης αιτή¬ 
ματα. 

2. 'Η αΐτησις θεραπείας κοινοποιείται καί είς τήν έκδό- 
σασαν τήν προσβαλλομένην πράξιν υπηρεσίαν. Έάν. ή 
αΐτησις υποβάλλεται διά παράλειψιν έκδόσεως τής πράξεως 
κατά τήν παραγρ. 3 τοϋ άρθρου^ 16 τοϋ Ν.Δ. 1266/72, ή 
κοινοποίησις γίνεται πρός τήν διευθύνουσαν 'Τπηρεσίαν. 


6. Κατά τήν συζήτησιν καλείται επίσης, έφαρμοζαμένω ν 

άναλόγως των διατάξεων τής προηγουμένης παραγράφου, 
καί ό ύποβαλών αΐτησιν θεραπείας ή αντιρρήσεις κατά ταύτης 
κύριος τοΰ έργου. ' 

7. "Οταν κύριος τοΰ έργου δέν είναι τό Δημόσιον, ό 
ύποβαλών τήν αΐτησιν ύποχρεοϋται νά ύποβάλη είς τόν 
'Τπουργόν Δημοσίων "Εργων κεκυρωμένον άντίγραφον τοϋ 
αποδεικτικού εμπροθέσμου έπιδόσεως τής αίτήσεώς του 
θεραπείας είς τόν έτερον, κατά τήν παράγραφον 6 τοΰ άρθρου 
16 τοΰ Ν.Δ. 1266/72. 'Η υποβολή τοΰ αντιγράφου γίνεται 
εντός δέκα ήμερων από τής έπιδόσεως. Αί αιτήσεις θερα¬ 
πείας κατά τήν περίπτωσιν ταύτην δέν είσάγονται πρός 
συζήτησιν είς τό συμβούλιον προ τής παρόδου τής κατά 
νόμον μηνιαίας ανατρεπτικής προθεσμίας πρός υποβολήν 
αντιρρήσεων. Αί άντιρρήσεις συζητοΰνται όμοΰ μετά της 
αίτήσεώς θεραπείας. 'Ομοϋ συζητοΰνται καί τυχόν αντί¬ 
θετοι έπί τοΰ αύτοΰ θέματος αιτήσεις θεραπείας. Αί αντιρρή¬ 
σεις δέον νά περιλαμβάνουν σαφώς τάς άντιτιθεμένας πρός 
τά αιτήματα τής αίτήσεώς θεραπείας απόψεις τοΰ ύποβάλ- 
λοντος ταύτας. 

8. Έάν 6 άνάδοχος, καίτοι έκλήθη, δέν παρέστη ό ίδιος 

ή δι’ αντιπροσώπου, γίνεται σχετική περί αύτοΰ μνεία είς τά 
πρακτικά τοΰ συμβουλίου καί' επιλαμβάνεται τοΰτο της 
έξετάσεως τής αίτήσεώς θεραπείας καί έν απουσία των 
ανωτέρω. Τά αυτά εφαρμόζονται καί έάν δέν παραστή ο 
κληθείς εκπρόσωπος τοΰ κυρίου τοΰ έργου. ν 

9. 'Η έξέτασις τής αίτήσεώς θεραπείας άρχετοα δι 
άναπτύξεως τής εγγράφου είσηγήσεως τής άρμοδίας υπη¬ 
ρεσίας πρός τό συμβούλιον. 'Η είσήγησις κατά πρώτον 
έρευνα πάντοτε τό έμπρόθεσμον τής αίτήσεώς, τής τυχόν 
προηγηθείσης ένστάσεως, -τής είς τόν έτερον κοινοποιή- 
σεως, έπί έργων ούχί τοΰ Δημοσίου, ώς καί τών ενδεχομένως 
ΰποβληθεισών αντιρρήσεων. Έάν ή αΐτησις έχη οίκονομικον 
άντικείμενον ή είσήγησις περιλαμβάνει έκτίμησιν τουτου. 
Έπί τής είσηγήσεως επακολουθεί συζήτησις πρός πληρη 
ένημέρωσιν τών μελών τοΰ συμβουλίου έπί τής ύποθέσεως, 
μεθ’ 6 καλείται όπως άκουσθή ό άσκήσας τήν αΐτησιν θε¬ 
ραπείας καί ό τυχόν ύποβαλών άντιρρήσεις. 'Ο πρόεδρός 
τοΰ συμβουλίου ρυθμίζει τήν σειράν άκροάσεως η και την 
ένδεχομένην ταυτόχρονον άκρόασιν. Άποχωρούντων τού¬ 
των, συνεχίζεται ή ύπό τοΰ συμβουλίου συζήτησις μετά 
τό πέρας τής όποιας τοΰτο γνωματεύει ήτίολογημενως επι 
τής ύποθέσεως. 

"Αρθρον 57. 


3. 'Η αΐτησις θεραπείας τοΰ άναδόχου ή τοΰ είς τοΰτο 
δικαιουμένου κυρίου τοΰ έργου, συνοδεύεται ύπό άντιγράφου 
τής πράξεως έξ ής έγεννήθη τό πρώτον ή διαφωνία, τής κατά 
ταύτης ένστάσεως καί τής πράξεως ή άποφάσεως καθ’ ής 
στρέφεται ή αΐτησις, έάν έκοινοποιήθη τοιαύτη. 

4. 'Η διευθύνουσα 'Τπηρεσία καί ή άρμοδία έπί τής έν¬ 
στάσεως προϊσταμένη Αρχή ύποχρεοΰνται νά διαβιβάσουν 
είς τήν έπί τής αίτήσεώς θεραπείας άρμοδίαν υπηρεσίαν 
τόν φάκελλον τής ύποθέσεως, περίλαμβάνοντα πάντοτε τά 
συμβατικά τεύχη ή άντίγραφα τούτων. Ταΰτα, άρμοδίως 
κεκυρωμένα, δύναται νά προσκόμιση καί ό ύποβαλών τήν 
αΐτησιν. 

5. Προκειμένης τής παρά τοΰ τεχνικοΰ συμβουλίου συζη- 
τήσεως τής αίτήσεώς θεραπείας, ή άρμοδία διά τήν είσή- 
γησιν ύπηρεσία έν συνεννοήσει μετά τής Γραμματείας τοΰ 
Συμβουλίου καλεΐ τόν άνάδοχον ΐνα, είς ώρισμένην ήμέραν 
καί ώραν καί πάντως ούχί ένωρίτερον τών δέκα (10) ήμε- 
ρών άπό τής έπί άποδείξει έπιδιδομένης προσκλήσεως, παρα¬ 
στή αύτοπροσώπως ή δι’ άντιπροσώπου Μηχανικοΰ ή 'Υπο- 
μηχανικοΰ,^είς τήν συνεδρίαν του"συμβουλίου πρός ύποστή- 
ριξιν τών άπόψεών του καί παροχήν πάσης αΐτηθησομένης 
παρά τών μελών τοΰ συμβουλίου σχετικής πληροφορίας 
ή διευκρινήσεως. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ό άνάδοχος είναι 
νομικόν πρόσωπον, παρίσταται διά ,νομίμως έξουσιοδοτη- 
μένσυ άντιπροσώπου τοΰ Μηχανικοΰ ή 'Υπομηχανικοΰ, 


Υποχρεώσεις -κοινοπρακτούντων άναδόχων. 

1. Άναληφθείσης έν κοινοπραξία τής εκτελέσεως^έργου, 
έφαρμόζονται προσθέτως αί διατάξεις τοΰ παροντρς άρθρου. 

2, Αί κατά τό άρθρον 16 τοΰ παρόντος έγγυησεις καλής 
έκτελέσεως τοΰ έργου δέον νά είναι κοιναί ύπέρ πάντων των 
κοινοπρακτούντων. 


3. Οί κοινοπρακτοΰντες άνάδοχοι εύθύνονται έναντι του 
κυρίου τοΰ έργου είς ολόκληρον διά πάσαν συνέπειαν απορ 
ρέουσαν έκ τής έργολαβικής συμβάσεως καί τοΰ νομού. 


4. Οί κοινοπρακτοΰντες οφείλουν κατά τήν καταρτίσιν 
καί ύπογραφήν τής συμβάσεως νά καταθέσουν ^ συμβο 
γραφικήν πράξιν διορισμοΰ ύπό πάντων κοινοΰ εκπροσω ^ 
τής κοινοπραξίας έναντι τοΰ κυρίου τοΰ έργου και τ 
ύπηρεσιών. Διά τής αύτής πράξεως ορίζεται υποχρεωτικ^ 
καί άναπληρωτής τοΰ έκπροσώπου. 'Ο άναπληρωτής εκπρ 
σωπεΐ τήν κοινοπραξίαν είς πάσαν περίπτωσιν απουσίας 
κωλύματος τοΰ έκπροσώπου, ώς καί είς περιπτώσεις θανατ ' > 
-ή άνικανότητος τούτου. 'Ο έκπρόσωιρς καί ό ανα«ληρ ω 
αύτοΰ δέον νά είναι φυσικόν πρόσωπον έκ τών κοινοπρακτ 
των ή έκ τών νομίμως έκπροσωπούντων τάς κοινοπρακ'υ 
σας Εταιρείας, προκειμένου δέ περί ανωνύμων , Εταίρες* 
μέλος τοΰ διοικητικού συμβουλίου αυτών. 'Ο εκπρόσ ω 
ή ό άναπληρωτής αύτοΰ δύνανται νά -διορίζουν Ρ ~ 
πληρεξουσίους διά τήν διενέργειαν συγκεκριμένων. εν 
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εκπροσωπήσει της κοινοπραξίας πράξεων, έψ’ δσον έδόθη 
αύτοΐς τοιαύτη εξουσία διά της πράξεως διορισμού των. 
Επιφυλασσόμενων των διατάξεων της έπομένης παραγρά¬ 
φου ό διορισμός του εκπροσώπου καί του άναπληρωτοϋ καί 
ή ύπδ τούτων άποδοχή είναι ανέκκλητοι καί διαρκούν καθ’ 
δλην την διάρκειαν τοΰ έργου καί μέχρι της πλήρους έκκαθα- 
ρίσεως των έκ τούτου μετά τοϋ κυρίου τοϋ έργου σχέσεων. 
Μετά τής πράξεως ■ διορισμού κατατίθενται κατά τήν υπο¬ 
γραφήν της συμβάσεως καί δηλώσεις άποδοχής τοϋ διορισμοΰ 
τόσον ύπο τοϋ εκπροσώπου δσον’ καί ύπο τοϋ άναπληρωτοϋ 
τούτου. Ό διορισμδς εκπροσώπου καί άναπληρωτοϋ καί αί 
δωλώσεις άποδοχής δέον νά είναι άνευ αιρέσεων ή δρων καί 
νά έκτείνωνται εις πάντα τά θέματα τά άφορώντα είς την 
έκτέλεσιν της συμβάσεως, περιλαμβανομένης της είσπρά- 
ξεως τοϋ εργολαβικού άνταλλάγματος καί τοϋ διορισμού 
αντικλήτου. 

5 . Άντικατάστασις τοϋ εκπροσώπου ή τοϋ άναπληρωτοϋ 
αΰτοΰ ή καί άμφοτέρων ή καί παροχή εις τούτους τής εξου¬ 
σίας διορισμού -πληρεξουσίων γίνεται μόνον άπό κοινοΰ 
ΰπό πάντων των κοινοπρακτούντων, διά συμβολαιογραφι¬ 
κής πράξεως. Μόνον μετά την κοινοποίησιν ταύτης καί των 
δηλώσεων άποδοχής διορισμού παύει ή προς έκπροσώπησιν 
εξουσία των πρότερον διορισμένων. 


πτωχευσεως περισσοτέρων τοϋ ένδς έκ των κοινοπρακτούν- 
των. Εαν κηρυχθοΰν είς πτώχευσιν πλείονες τοϋ ένδς των 
κοινοπρακτούντων > κατά τρόπον Ικθέτοντα είς κίδνυνον 
την προσηκουσαν έκτέλεσιν τής οικείας έργολαβικής συμ- 
βασεως, ό κύριος τοϋ έργου δύναται, κατά τήν άπόλυτον 
αυτοΰ κρισιν,-νά κηρύξη διαλελυμένην τήν ,σύμβασιν. 

"Αρθρον 58. 

Τελικαί διατάξεις. 

1. Διά τά ύπδ των ύπηρεσιών τοϋ Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων έκτελούμενα έργα Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται : 

α) προκειμένου περί έργων νομαρχιακού έπιπέδου, τδ Τμήμα 
Εκτελέσεως “Εργων τής Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών 
καί, διά τά διατηρηθέντα παρά τή Νομαρχία Αττικής 
έργα, ή άντίστοιχος παρά ταύτη υπηρεσία, β) προκειμένου 
περί έργων διανομαρχιακοΰ έπιπέδου, ή 'Τπηρεσία Ελέγχου 
Κατασκευής “Εργων ή τδ άντίοτοιχον Τμήμα τής Έπιθεω- 
ρήσεως Δημοσίων “Εργων καί γ) προκειμένου περί έργων 
έθνικοΰ έπιπέδου ή παρά τοϋ Ύπουργοΰ Δημοσίων “Εργων 
όριζομένη υπηρεσία. 

2. Διά τά αύτά ώς έν τή προηγουμένη παραγράφψ έργα 
προϊσταμένη τής Διευθυνούσης Υπηρεσίας Αρχή νοείται : 


6 . Έν περιπτώσει θανάτου τινών των κοινοπρακτούντων, 
' δέν εφαρμόζεται ή παραγ! 1 τού άρθρου 47 τοϋ παρόντος. 
Έάν οί κοινοπρακτοΰντες ήσαν δύο, τοϋ ένδς θανόντος, ή 
κοινοπραξία έναντι τοϋ κυρίου τοϋ έργου θεωρείται διαλελυ- 
ρένη καί ή εργολαβία διά τδ σύνολον τοϋ έργου συνεχίζεται 
ύποχρεωτικώς ύπδ μόνου τοϋ ετέρου, άναλαμβάνοντος έναντι 
τοϋ κυρίου τοϋ έργου πάντα τά έκ ·,της έργολαβικής συμ¬ 
βάσεως δικαιώματα καί ύποχρεώσεις τοϋ θανόντος. Αί έκ τής 
εργολαβίας σχέσεις μεταξύ των κληρονόμων τοϋ θανόντος 
καί τοϋ ετέρου των κοινοπρακτούντων ρυθμίζονται κατα τας 
περί κληρονομιάς διατάξεις τοϋ Άστικοΰ Κώδικος. Οί κληρο¬ 
νόμοι τοϋ θανόντος δύναται νά άξιώσουν παρά τοϋ έπιζώντος 
των κοινοπρακτούντων, ύπεισέλευσιν είς τήν έκτέλεσιν των 
υπολειπομένων έργασιών, μόνον έφ’ δσον τοΰτο είχε συμφω- 
νηθή μεταξύ των κοινοπρακτούντων. Ή ύπεισέλευσις αύτη 
δέν εκτείνεται είς τάς μετά τοϋ κυρίου τοϋ έργου σχέσεις, 
«ιτινες ρυθμίζονται ύπδ μόνου τοϋ δευτέρου εδάφιου τής 
παρούσης παραγράφου. Έάν οί κοινοπρακτοΰντες ήσαν 
πλείονες των δύο, ή κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των 
λοιπών, οίτινες άναλαμβάνουν έναντι τοϋ κυρίου τοϋ έργου 
παντα τά έκ της έργολαβικής συμβάσεως δικαιώματα και ^ 
υποχρεώσεις τοϋ θανόντος έφαρμοζομένων κατα τα λοιπά 
«ναλόγιος των αυτών διατάξεων της παρούσης παραγράφου. 

7. Εν περιπτώσει πτωχεύσεως τινών των κοινοπρα- 
κτουντων δέν έφαρμόζεται ή παράγρ. 4 τοϋ άρθρου 47 ^τοΰ 
παρόντος. Έάν οί κοινοπρακτοΰντες ήσαν' δυο, ^τοΰ ενδς 
πτωχεύσαντος, ή κοινοπραξία διαλύεται και η εργολαβία 
*· α πό σύνολον τοϋ έργου συνεχίζεται ύποχρεωτικώς υπο 
μόνου τοϋ έτέρου, άναλαμβάνοντος έναντι τοϋ κυρίου τοϋ 
ε ΡΥου πάντα τά έκ της έργολαβικής συμβάσεως δικαιώ¬ 
ματα και ύποχρεώσεις τοϋ πτωχεύσαντος. Έαν οι κοινο- 
πρακτοΰντες ήσαν· πλείονες των. δύο, ή κοινοπραξία έναντι 
τοϋ κυρίου τοϋ έργου συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Τυχόν 
απαιτήσεις ή ύποχρεώσεις τοϋ συνεχίζοντος τδ εργον εργο¬ 
λήπτου, ή κοινοπραξίας έναντι τοϋ πτωχεύσαντος κρίνονται 
πατα τάς περί πτωχεύσεως κειμένας διατάξεις. Η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται άναλόγως καί εις περιπτωσιν 


α) διά τά νομαρχιακοΰ έπιπέδου έργα ή παρ' έκάστη Νομαρ¬ 
χία Διεύθυνσις Τεχνικών 'Υπηρεσιών, β ) διά τά διανομαρ- 
χιακοΰ έπιπέδου ή Έπιθεώρησις Δημοσίων "Εργων καί 
γ) διά τά έθνικοΰ έπιπέδου ή Κεντρική 'Τπηρεσία τοϋ 
Υπουργείου Δημοσίων “Εργων. Είς πάσας τάς περιπτώσεις 
τής παρούσης παραγράφου έπιφυλάσσονται αί, κατά τάς 
περί διοικητικής άποκεντρώσεως διατάξεις, διατηρηθεΐσαι 
υπέρ τοϋ Υπουργού ή τών Προϊσταμένων τής Κεντρικής 
'Υπηρεσίας καί τών περιφερειακών άρχών διανομαρχιακοΰ 
έπιπέδου τοΰ Υπουργείου Δημοσίων “Εργων έπί μέρους 
αρμοδιότητες. 

3, Έάν δέν όρίζηται άλλως έν τφ νόμφ ή τώ παρόντι 
όσάκις παρίσταται άνάγκη διαπιστώσεως πραγματικών 
περιστατικών, ό προϊστάμενος τής Διευθυνούσης Υπηρε¬ 
σίας ή τής Προϊσταμένης Αρχής, κατά περίπτωσιν δύναται 
νά προβαίνη εις ταύτην δι’ αύτοψίας διενεργουμένης ύπδ 
καταλλήλου τεχνικού ύπαλλήλου ή έπιτροπής έκ τεχνικών 
υπαλλήλων, συντασσομένης, σχετικής έκθέσεως. Κατά τάς 
τοιαύτας αύτοψίας καλείται ίνα παρίσταται καί δ άνάδοχος. 

“Αρθρον 59. 

1 'Η ίσχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά δίμηνον άπδ τής 
δημοσιεύσεως αύτοΰ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 

2 Κατ’ έξαίρεσιν άπδ τής παραγ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου, 
ή ίσχύς τής παραγ. 3 τοΰ άρθρου 11 , καί τής παραγρ. 1 τοϋ 
άρθρου 16 άρχεται μετά δεκαήμερον άπδ τής δημοσιεύσεως 
τούτου διά της Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως. 

Είς τδν 'Ημέτερον έπί τών Δημοσίων Έργων_ Υπουργόν, 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος. 

'Η παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ¬ 
βερνήσεως. ^ > Α 0 ή ναις ^ 24 Ιουνίου 1976 
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ο ΤΠΟΤΙΤΟΪ ΑΒΚΟΪΙβΗ *Η*β* 
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτησίοε συνδρομή τής Έφημερίδος τής Κυββρι/ήσεως, ή τιμή των τμηματικως ττωλουμένων φύλλων αύτη; 
καί τά τέλη δημοσιεύσεως έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν άπό 1ης ΊανουσρΙου 1974 ώς κάτωθι: 

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 


1. Διά τό ΤϊΰχΟς Α’ . 

Δραχ- 

600 


Υπέρ τοϋ Ταμείου “Αλληλοβοήθειας Προσωπι- 



2. 

» » ' 

» Β' . 

> 

700 


κοΰ 

τοϋ “Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 



3. 

> » 

» Γ ... 

> 

500. 


λογοϋν τά έξης ποσά : 



4. 

» > 

» Δ' . 

» 

1 000 






5 

> » 

» Πράξεις Νομικών Προσώπων Δ. Δ. 



1. 

Διά 

τό Τεύχος Α' .. 

Δραχ. 

30 




» 

500 

2. 

» 

» » Β' . 



6 



I 

300 

3. 

> 

» » Γ' . 


$1 

7. 

» » 

Δελτίον “Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π. . 

9 

3.000 

4.. 

> 

» » Δ' . 

> 

50 

8. 

> » 

Δελτίου “Εμπορικής καί Βιομηχανικής 



5. 

9 

» » ■ Πράξεις Νομικών Προσώπων 





“Ιδιοκτησίας .. 

» 

200 



Δημ. Δικαίου κλ,π. 

> 

25 

9. 

ΔΓ άπαντα τά τεύχη, τό Παράρτημα καί τά 



6. 

9 

» Παράρτημα . 

9 

15 



Δελτία ....... 

» 

6.000 

7. 

9 

» Δελτίον “Ανωνύμων Εταιρειών . 

9 

150 


ΟΙ Δήμοι καί σί Κοινότητες τοϋ Κράτους κατα- 



8. 

9 

» Δελτίον Έμπ. καί Βιομ. “Ιδιοκτησίας .. 

9 

10 


βάλλουσι τό ήμισυ τών άνωτέρω συνδρομών. 



9. 

ΔΓ άπαντα τά τεύΥη. 

1 

300 


Β’. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

"Εκαστο» φύλλου, μέχρι; 8 σελίδων, τιμαται δραχ. 3, άπό 9 έως 40 σελ. δραχ. 8, άπό 41 έως 80 σελ. δραχ. 15, άπό 81 σελ. καί ίηχα 
ή τιμή πωλήσεως έκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατά δροτχ. 15 άνά 80 σελίδας. 


Γ'. ΤΕΛΗ 

I' Είς *ύ Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιορισμένης ΕδΘόνης: 

Α' . Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών 

1. Τώυ δικασηκών πράξεων.Δραχ. 

2. Τών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών_ > 

3. Ιών τροπσποιήσε®» τώ» καταστατικών τών - 

"Ανωνύμων Εταιρειών .. » 

4. Τώυ άνακοτυώσεων καί προσκλήσεων ί!ς γενικά; 

συνελεύσεις, τών κατά τ6 άρθρο» 32 τού Ν. 

3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώ- 
ηβωντώνπρφλεπομένω» ύτώ τού άρθρου 59 
«ΜΡ- 3 του Ν.Δ. 400/70 περί Αλλοδαπών 
Ασφαλιστικών Έεαιρ^ν, ώς κοί τώνάποφά- 
Οβωντοδ Διοικητικού Συμβουλίου -κ» ΕΛΤΑ 
τών άφορωσών ε% προσωρινός διατάξεις_ » 

5. Τών Ανακοινώσεων τών ύπό διάλυσ» “Ανωνύ- 

|*»ν Εταιρειών, κατά τό ΕΔ. 20/5/1939. .. , 

<5. Τών Ισολογισμών τδ* "Ανωνύμων Εταιρειών . » 

7. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών 'Ετοπρβώ*.,. , 

8» Τών άττοφάσεων περί έγκρίσιω; τιμολογίων τών 

'Ασφαλ^τπ«65ν Έτα ιρ&3&9 % 

9 Τών^ύπουργικών άποφάαεων περί παροχής 
αδεκχ 5 4πβκ 1^*005 τών έργασι&ν Άσωο· 
λκτπκών Εταιρειών, τών έκθέσεων περιου- 
ακχκών στοιχείων Ανωνύμων Έτατρειώ» έν 

Α.Ζ το@ 

ΕΛΤΑ δι ών εγκρίνονται καί δημοστώονται 

οΐ κανονισμοί αότοβ.. ^ 

!Ί Τών άττοφάσεων περί παροχής πληρεξουσ^’τ^ 
τιρύς άντητροσώπευσιν έν Έλλάδι άλλοδα- 
Ήών Εταιρειών, ώς καί τών άποψάσεων 
•περί μεταβιβάσκος τοϋ χαρτοφυλακίου "Α¬ 
σφαλιστικών Εταιρειών κατά τώ άρθρο» 59 

,. __ ■«τ· 1 ΝΛ · «ο/το.7ΤΤ » 

* .^Γ^^ ε Τ... 7Ι£ρ1 συ νΧ*»«ύσ*Μ5 "Α»*νύ- 

μοον Εταιρειών . . . 


400 

10.000 

2.000 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

12. Τών άττοφάσκον τής Επιτροπής τού Χρημα- 

■πστπρίου ττερί εισαγωγής χρεογράφων είς 
τό Χρηματιστήριο» πρός δκχπραγμάτευσιν, 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 2 
πορ. 3 Α.Μ. 148/67...Δροιχ. 

13. Τών άποφάσεων τής "Επιτροπής κεφαλαιαγο¬ 
ράς περί διαγραφής χρεωγράφων |κ τοϋ 
Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τοϋ άρθρου 2 πσρ. 4 Α.Ν. 148/ 

1967 .... » 

Β '. Δημοσιεύματα "Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης 

1. Τών καταστατικών .,...Δραχ. 

2. Τώ* τροποποιήσεων τών κατ ασ τατικών .. » 

3. Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων . > 

4. Τών ισολογισμών.— . 3 

5. Τών έκδίσεων έκημήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . 1 

Γ. Δημοσιεύματα Άλληλασφαλιστικών Σον¬ 
έτα ιρισμών - 'Αλληλαςκραλιστικώυ Ταμείων 
καί Φιλανθρωπικών Σωματείων 

1. Τών έπ ανρ γκ ιών άποφάσβοβν «πρί γορηγή- 

σ«*ς άδείας λειτουργίας "Αλληλασφσλιστι- 
κών Συνετοορεσμών * " Α λλ η λ ηπ φαλιστικών 
Ταμείων ..._........--—«*··*· * 

2. Τών “Ισολογισμών τών ώς 8*® Συνεταιρισμών· 

Ταμείενν καί Σωματείων .—. . * 

Η κό Τέταρτά· «Οχος, τών Βικιστικών 
πράξεων, προσκλήσββν «αί λοιπών δήμο* 
βκέοΗΗ .... 
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Τ6 ύιιέρ νΛ Ταμείου “Αλληλοβοήθειας 
Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέο* ποσοστών «ιΠ ^ 

δημοσιεύσεων έν τφ Δβλτίφ "Ανωνύμων "Εταιρειών καί 
Περιωρισμένης Εύθύνης έν γέ*β ώρίσθη 5%· 


Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ -ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΓΟΣΓΓΩΝ Τ^ΛΙ-Ε-Τ· 

|Κ&5» ^22 τί ^1 ^μοσ»>α«»ν προκαταβάλλονται «% τά Δημόσια Τοφβα «νστπ άποδειντ»® 0 «Ισ^Φ*" 

9 Δποστέλλεται είς τήν Υπηρεσίαν τοϋ *Εθν«οϋ Τυπογραφείου. 

9Λ 2; £ι δΰνα * Γκχι ^ άτΓοσ ^λλωυτα. καί είς άνάλογον συνάλλαγμα έπεεαγ% Ιπ* «· 

«έν % π^τ 1 ^ Τ ·^· Π · ΕΤ · ττοσοστοϋ έπΐ τών άνωτέρ» συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων ίνεργε 1 τσι,«* ’Δ6ή*^ 

Δττεράτ^δΙδ^Χ ^ τ Τ^ Τ < Κ ^^^ ΕΘ Υ [ ιωυ Τυπογρ^ρείου), ΙΤταίς λοπταΐ; δέ πάλεσι του Κράτους είς ^ Δτμ»Δσ« 
5^1/3Ε765 ίΉ0ΝΕΟ &ά τών ύπ“ άριδ. 1923^/3639 τού έτους 1947 (ΚΟΝΕΟ 

*ν έπΓτατ-ώκτ *7 Ίί ^* £Λ ’ δ ’^ Γ άγών τα/ Γενικού Λογιστηρί ου τ οϋ Κράτους. ΈιΗ συνδρομών ίίωτ«ρ«“ 2 α ώποστελλ 0 ** 

“ * 1πτα > Λδν ' ο««ηοστίλλπτ« δώ τών έππαγών κοά -ώ ύπέρ τοϋ ΤΑΓίΕΤ ποσοστ^Γ 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 


XX “τον ΚΟΜΜΟΥ Τ?ββΓ*· 






































